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EXCELENTISSIMO JUIZ FEDERAL DA 23“ VARA FEDERAL DA SUBSECAO 
JUDICIARIADE CURITIBA/PR 



Autos n° 5052288-41.2017.4.04.7000 e 5036128-04.2018.404.7000 

O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da Republica 
signatarios, no exercicio de suas atribui 96 es constitucionais e legais, comparecem, 
respeitosamente, perante Vossa Excelencia, com base nos autos cm epigrafe e com fundamento 
no art. 129,1, da Constitui 9 ao Federal, para oferecer DENUNCIA cm face de: 


1) CARLOS ALBERTO RICHA, “BETO RICHA”, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da Cl RG n“ 1.807.391-9/PR, 
inscrito no CPF/MF sob n° 541.917.509-68, natural de 
Fondrina/PR, nascido cm 29/07/1965, fdho de Arlete Vilela 
Richa e de Jose Richa, residente na Rua Professor Pedro Viriato 
Parigot de Souza, n° 1.541, ap. 241, Mossungue, em Curitiba/PR; 

2) DEONILSON ROLDO, brasileiro, casado, portador do RG n° 
20213850/PR, inscrito no CPF sob n“ 371.416.439-15, natural de 
Pato Branco/PR, nascido em 09/08/1959, filho de Fourdes Roldo 
e Ulisses Roldo, residente na Rua Carlos Gelenski, 71, casa 23 
com CFP 82030590 em Curitiba/PR; 


3) EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES, brasileiro, servidor 
publico, portador do RG n“ 02121942156/PR, inscrito no CPF 
sob n“ 205.909.389-91, natural de Centenario do Sul/PR, nascido 
em 03/04/1956, filho de Maria Rodrigues Moreira e Flias Alves 
Moreira, residente na Rua Padre Agostinho, n° 1835, ap. 402, 
Bigorrilho, em Curitiba/PR; 

4) RICARDO RACKED, brasileiro, inscrito no CPF sob n° 
872.695.899-68, natural de Curitba/PR, nascido em 12/11/1972, 
filho de Vania Maria C Rached, residente na Rua Brasilio Itibere, 
N° 4345, ap 1101, Agua Verde, Curitiba/PR. 

5) NELSON LEAL JUNIOR, brasileiro, casado, diretor do 
DFR/PR, nascido em 30/10/1966, fillho de Nelson Leal e de 
Lecir Lacroix Leal, CPF 556.265.489-04, RG 03.360.108-5/PR, 
residente e domiciliado na Rua Paulo Gosrki, 1101, casa 01, 
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Mossungue, Curitiba/PR, telefone, 

<nelsonlealjr@hotmail.com>; 


e-mail 


6) JOSE RICHA FILHO, “PEPE RICHA”, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Cl RG n“ 1.807.383-8/PR, inscrito 
no CPF/MF sob n“567.562.919-04, natural de Curitiba/PR, 
nascido cm 10/09/1964, filho de Arlete Vilela Richa e de Jose 
Richa, residente na Rua Professor Dario Garcia, n° 613, casa 12, 
Vista Alegre, cm Curitiba/PR; 

7) ANTONIO CARLOS CABRAL QUEIROZ, 
(“CABELEIRA”), brasileiro, advogado, portador do RG n° 
669967-7, inscrito sob o CPF n° 169.369.069-15, natural Uniao 
da Vit6ria/PR, nascido cm 19/06/1952, fdho de Eneas Muniz de 
Queiroz e de Alda Cabral de Queiroz, residente na Rua Bispo 
Dom Jose, n° 2051, ap. 1103, Batel, CEP 80.440-080, 
Curitiba/PR. 

8) MAURICIO DE SA FERRANTE, brasileiro, divorciado, 
advogado (CPF n° 15726410963), natural de Curitiba/PR nascido 
em 23/4/1954, filho de OLGA SA DE FERRANTE, residente na 
Rua Joao Manoel, 304, ap. 501, Alto Sao Francisco, Curitiba/PR; 

9) JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN, brasileiro, 
casado, inscrito sob CPF n° 12018260049, natural de Curitiba/PR, 
nascido em 22/08/1947, filho de Friederich Karl Stratmann e de 
Maria Vicentina Gomes Stratmann, residente na Rua Francisco 
Alves Guimaraes, 494, apartamento 701, em Curitiba/PR; 

10) ALDAIR WANDERLEY PETRY, (Neco), brasileiro, 
casado, economista, portador da Cl RG n° 972.805-8/PR, inscrito 
no CPF/MF sob n°185.010.109-44, nascido em 22/05/1952, filho 
de Verginia Elmira Petry e de Ibson Arlindo Petry, residente na 
Rua Dr. Lubumir Viergniski, n“ 220, casa 76,Campo Comprido, 
em Curitiba/PR; 


pela pratica dos seguintes crimes 


I- INTRODUCAO 
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Nos autos 5013339-11.2018.4.04.7000, o MPF denunciou os crimes de 
corrup 9 ao, lavagem de dinheiro, assoeia 9 ao eriminosa e peculate supostamente praticados por 
diversos investigados, dentre os quais o entao diretor do DER/PR, NELSON LEAL JUNIOR 
e 0 entao presidente da ECONORTE, HEEIO OGAMA. Os elementos probatorios 
apresentados pelo MPE foram aeolhidos pelo juizo da 13“ Vara Eederal como sufieientes para 
recebimento de denuncia contra 17 pessoas - inclusive NELSON LEAL JUNIOR e HEEIO 
OGAMA. Naquela oportunidade, o MPE apresentou requerimento de continuidade das 
investiga 96 es do IPE, para apurar eom mais precisao a eonduta de investigados nao 
denuneiados, bem como para promover o eselarecimento de outros erimes anteeedentes. 

Apos oferecimento da denuncia, NELSON LEAL JUNIOR, HEEIO OGAMA 
e HUGO ONO, ex-controler da ECONORTE, firmaram acordo de colabora 9 ao premiada com 
oMPE. 

NELSON LEAL JUNIOR deu detalhes do funcionamento da arrecada 9 ao 
indevida no Governo BETO RICHA, incluindo a Secretaria de Infraestrutura e Eogistica e o 
DER/PR durante 2011-2018, identificando ALDAIR PETRY, eomo sendo o prineipal operador 
de propinas para os agentes publicos naquela pasta (ANEXO 632). Ja HEEIO OGAMA e 
HUGO ONO forneeeram detalhes sobre um esquema de arrecada 9 ao indevida por parte das 
eoneessionarias junto a ABCR entre 1999-2015, identificando a pessoa de JOAO 
CHIMINNAZZO NETO como principal operador de propinas por parte das eoneessionarias, 
sendo esses fatos objeto da presente denuncia. 

No decorrer das investiga 96 es, concluiu-se que os esquemas de corrup 9 ao se 
eomplementavam, sendo que JOAO CHIMINAZZO NETO era o operador financeiro de 
propina das eoneessionarias e fazia entregas mensais a diversos agentes publicos, estando 
entre esses funcionarios MAURICIO DE SA FERRANTE, ANTONIO QUEIROZ 
“CABELEIRA” e JOSE STRATMANN da AGEPAR, como tambem ALDAIR PETRY, da 
Secretaria de Infraestrutura e Logistiea que, por sua vez, fazia a distribui 9 ao para JOSE 
RICHA FILHO, NELSON LEAL JUNIOR, alem de outros agentes publicos do DER/PR e 
a EUIZ ABI ANTOUN. Este ultimo, a seu tumo, repassava valores em proveito do ex- 
governador BETO RICHA. 

A presente de denuncia imputa os fatos relacionados a pertencimento a 
organiza 9 ao eriminosa, corrup 9 ao passiva e lavagem de dinheiro pratieados pelo nucleo de 
agentes publieos e politieos da organiza 9 ao eriminosa. 



II- IMPUTACOES 

No fato 01 . sera feita a imputa 9 ao de pertencimento a organiza 9 ao eriminosa a 

1) CARLOS ALBERTO RICHA (“BETO RICHA”); 2) DEONILSON ROLDO; 3) 
EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES; 4) RICARDO RACHED; 5) JOSE RICHA 
FILHO; 6) ANTONIO CARLOS CABRAL QUEIROZ (“CABELEIRA”); 7) 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE; 8) JOSE ALFREDO GOMES 
STRATMANN; e 9) ALDAIR WANDERLEY PETRY (Neco). 
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No fato 02 sera feita a imputa 9 ao de corrup 9 ao passiva aos denunciados: 1) 

CARLOS ALBERTO RICHA (“BETO RICHA”); 2) DEONILSON ROLDO; 3) 
EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES; 4) RICARDO RACKED; 5) NELSON LEAL 
JUNIOR; 6) JOSE RICHA FILHO; 7) ANTONIO CARLOS CABRAL QUEIROZ 
(“CABELEIRA”); 8) MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE; 9) JOSE 
ALFREDO GOMES STRATMANN; e 10) ALDAIR WANDERLEY PETRY (Neco); pela 
solicita 9 ao, aceita 9 ao e recebimentos de vantagens indevidas provenientes das coneessionarias 
de pedagio do Parana. A vantagem indevida tinha por finalidade a pratica de atos de oficio 
favoraveis as coneessionarias de pedagio do “Anel de Integra 9 ao” do Parana. 



FATO 01 - IMPUTACAO DE PARTICIPACAO EM ORGANIZACAO CRIMINOSAL 
INDICIOS DO CRIME ANTECEDENTE DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 


Em data nao precisada nos autos, mas sendo certo que entre 1999 e fevereiro de 
2018, nos municipios de Curitiba, Londrina, Ibipora, Jacarezinho, Jataizinho, Sao Bernardo do 
Campo e Ourinhos os denunciados: 1) BETO RICHA, durante o exercicio do seu cargo de 
governador do Estado entre 2011 e 2018; 2) DEONILSON ROLDO, durante o exercicio do 
cargo do governador BETO RICHA entre 2011 e 2018; 3) EZEQUIAS MOREIRA, durante 
0 exercicio do cargo do governador BETO RICHA entre 2011 e 2018; 4) RICARDO 
RACKED, durante o exercicio do cargo do governador BETO RICHA entre 2011 e 2018; 5) 
JOSE RICHA FILHO, durante o exercicio do cargo do governador BETO RICHA entre 
2011 e 2018; 6) ANTONIO CARLOS CABRAL QUEIROZ “CABELEIRA”, durante o 
periodo que exerceu cargos no DER/PR e na AGEPAR entre 1999 e 2018; 7) MAURICIO DE 
SA FERRANTE, durante o periodo que exerceu cargos no DER/PR e na AGEPAR entre 1999 
e 2018; 8) JOSE STRATMANN, durante o periodo que exerceu cargos no DER/PR e na 
AGEPAR entre 1999 e 2018; e 9e) ALDAIR PETRY durante o exercicio do cargo do 
governador BETO RICHA entre 2011 e 2018 de modo consciente e voluntario, integraram 
organiza 9 ao criminosa que tinha por finalidade a pratica de crimes contra a administra 9 ao 
publica, estelionato, crimes contra a ordem tributaria e a lavagem dos recursos financeiros 
auferidos desses crimes, envolvendo a administra 9 ao das seis coneessionarias de pedagio do 
Anel de lntegra 9 ao do Parana. 

A organiza 9 ao criminosa contava principalmente com a associa 9 ao das pessoas 
ora denunciadas e daquelas ja denunciadas nos autos n° 5013339-11.2018.4.04.7000, alem de 
outros agentes a serem especificados na continuidade da investiga 9 ao, agindo de forma 
estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisao formal de tarefas e com o objetivo de 
obter, direta ou indiretamente, vantagem indevida derivada dos crimes de estelionato, peculato. 


^ Em que pese a criminalizaqao da conduta de integrar organizaqao criminosa tenha acontecido somente em 17 
de setembro de 2013, e certo afirmar que a conduta se trata de crime permanente cuja execu9ao se protraiu no 
tempo ate 22 de fevereiro de 2018, data em que foi deflagrada a operaqao “Integraqao” e iniciado o desmantelado 
o grupo. Sobre o tema, e pertinente lembrar que a sumula 711 do STF expoe: “A lei penal mais grave aplica-se 
ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigencia e anterior a cessa9ao da continuidade ou da 
permanencia.” 
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corrup 9 ao ativa, corrup 9 ao passiva, sonega 9 ao fiscal e lavagem de dinheiro utilizando, para 
isso, da qualidade de funcionarios publicos, no exerclcio de suas fun 96 es, desses denunciados. 

Todas essas infra 96 es penais tern san 96 es maximas privativas de liberdade 
superiores a 4 (quatro) anos, sendo eerto que o grupo, para o exerclcio de suas atividades 
illeitas, atuava em, pelo menos, dois estados da federa 9 ao, eirculando os recursos illcitos em 
eontas-eorrentes em institui 96 es financeiras em nome de prepostos e de empresas “noteiras” 
localizadas nos municipios de Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo, Ourinhos, Londrina, 
Ibipora, Jacarezinho, Jataizinho e Curitiba. 

A partir das investiga 96 es, foram levantadas evideneias de que agentes publicos 
do DER/PR se associaram criminosamente a administradores das concessionarias 
ECONORTE, VIAPAR, CAMINHOS DO PARANA, RODONORTE, ECOVIA, 
ECOCATARATAS e RODONORTE e tambem a operadores financeiros usados por estas 
empresas. O grupo tinha por finalidade a pratica de erimes contra a administra 9 ao publica, 
que resultavam em superfaturamento dos custos de itens unitarios de servi 90 s e obras da 
proposta comereial original apresentada pelas empresas concessionarias, a fim de adulterar o 
eumprimento das metas financeiras das eoncessionarias (inclusive atraves da eonstitui 9 ao de 
empresas de fachada para contrata 96 es fictieias) e fraudar os contratos de eoncessao por meio 
de aditivos sem embasamento tecnieo, que suprimiam obras e aumentavam tarifas de pedagio. 

Todo 0 esquema foi detalhado nas representa 96 es iniciais dos autos 5052288- 
41.2017.404.7000 (“Opera 9 ao Integra 9 ao I”) e 5036128-04.2018.404.7000 (“Opera 9 ao 
Integra 9 ao 11”). 

Em resumo, o superfaturamento das propostas comereiais das eoncessionarias 
tinha por finalidade elevar a tarifa basiea original, como tambem desonerar as empresas do 
eumprimento de obriga 96 es contratuais. Isto se fazia sob o argumento de que a meta 
fmaneeira, que seria o valor gasto para determinada obra, ja havia sido cumprida, metodologia 
que desobrigava as eoneessionarias de executar integralmente a meta fisica equivalente as 
obras, na medida em que se alegava que o eriterio de medi 9 ao devia ser por insumos, ao inves 
de ser por km quadrado. Exemplifiea-se: easo uma das eoneessionarias, obrigada a dupliear 
100 quilometros ao custo de R$ 300 milhoes, sustentasse (com base nas suas planilhas de itens 
unitarios superfaturados elaborado pela prdpria coneessionaria) que com os R$ 300 milhoes 
previstos somente foi possivel dupliear 50 quilometros, ela simplesmente solicitava ao 
DER/PR que retirasse a obriga 9 ao de dupliear os 50 km restantes, por considerar que a meta 
financeira ja foi atingida. Uma vez ja acertado com os agentes eorrompidos do DER/PR, o 
pedido da coneessionaria era deferido e as obras eram retiradas por intermedio de aditivos ou 
decisoes administrativas. Trata-se de metodologia que acarretou graves prejuizos ao interesse 
dos usuarios das rodovias entregues as eoncessionarias. 

Sinteticamente, a organiza 9 ao eriminosa estava estruturada em nucleos, como 
se passa a descrever. 

- Niicleo empresarial: 

Era formado pelos exeeutivos das concessionarias de pedagio do Parana, 
integrado pelas pessoas que serao a seguir referidas de acordo eom as empresas cujos 
interesses representavam. 
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1) EVANDRO COUTO VIANNA, DAVI GUEDES TERN A e MARIO CEZAR 
XAVIER SILVA representavam as empresas ECOVIAS e ECOCATARATAS, negociando 
aditivos irregulares e determinando entregas de recursos em especie a CHIMINAZZO. 

EVANDRO COEITO VIANNA, na condi 9 ao de diretor-presidente de ambas as 
eoneessionarias, liderou o esquema criminoso no ambito da eoneessionaria 
ECOVIAS desde o imeio da eoneessao ate 2018. Apos 2007, quando o Grupo 
Eeorrodovias assumiu o eontrole da ECOCATARATAS, VIANNA assumiu 
tambem o papel de protagonismo ilicito nesta eoneessionaria. Negoeiava e 
assinava aditivos elaborados por agentes eorrompidos pelo esquema ilieito aqui 
narrado. 

DAVI GUEDES TERNA, que oeupava uma das diretorias da ECOVIA, era 
responsavel por reeeber valores da empresa noteira “CSO” por meio da pessoa 
juridiea DITERNA ENGENHARIA, da qual e administrador. Posteriormente, 
efetivava saques em especie das contas de sua empresa para alimentar o 
esquema de propinas. 

MARIO CEZAR XAVIER SILVA era funcionario subordinado na ECOVIA, e 
tinha fun 9 ao do transporte de valores de propina para entregas a JOAO 
CHIMINAZZO NETO. Ha registro documental de que tenha acessado uma sala 
de acondicionamento de propina utilizada por CHIMINAZZO. 

2) RUY GIUBLIN, CARLOS LOBATO e JOSE JULIAO TERBAI JR. 
representavam os interesses da eoneessionaria CAMINHOS DO PARANA, negociando 
aditivos irregulares e determinando entregas de recursos em especie a CHIMINAZZO. 

RUY GIUBLIN foi o representante da CAMINHOS DO PARANA durante 
todo esquema criminoso, tendo presidido a empresa entre 2005 e 2015. 
Negoeiava e assinava aditivos elaborados por agentes eorrompidos pelo 
esquema ilicito aqui narrado. Paralelamente, prestava auxilio material para 
pratica dos crimes de corrup 9 ao e lavagem de dinheiro das outras 
eoneessionarias, na medida em que cedia uma sala no Edificio Curitiba 
Business Center (Rua Tibagi, no centro de Curitiba/PR) para recebimento e 
arrecada 9 ao de propina por parte de JOAO CHIMINAZZO NETO. 

JOSE JULIAO TERBAI JR. atuou em conjunto com RUY GIUBLIN durante 
todo 0 periodo do esquema criminoso, tendo assumido a presidencia da 
CAMINHOS DO PARANA em junho de 2015. Negoeiava e assinava aditivos 
elaborados por agentes eorrompidos pelo esquema ilicito aqui narrado. 

CARLOS ROBERTO NUNES LOBATO, proprietario da Goetze e Lobato 
(GEL ENGENHARIA), uma das acionistas da CAMINHOS DO PARANA, era 
0 responsavel pela interlocu 9 ao criminosa com agentes publicos do Palacio 
Igua 9 u para atender os interesses ilicitos da eoneessionaria na elabora 9 ao dos 
aditivos favoraveis. 
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3) SILVIO MARCHIORI, JOSE MOITA e CLAUDIO JOSE MACHADO 
SOARES representavam os interesses da concessionaria RODONORTE, negociando atos 
administrativos irregulares e determinando entregas de recursos em especie a JO AO 
CHIMINAZZO NETO. 

SIEVIO MARCHIORI e JOSE MOITA ocuparam os cargos de diretores- 
presidentes da RODONORTE, possuindo o poder decisorio final na companhia. 
Negociavam e assinavam aditivos elaborados por agentes corrompidos pelo 
esquema ilicito aqui narrado. 

SIEVIO MARCHIORI comandou o esquema eriminoso na RODONORTE entre 
Janeiro de 2006 e setembro de 2013, tendo JOSE MOITA assumido o seu lugar 
ap 6 s setembro de 2013 ate maio de 2018, quando foi afastado da eompanhia. 

Ja CEAUDIO JOSE MACHADO SOARES tinha eomo principal fun 9 ao o 
recolhimento de valores produzidos por empresas “noteiras” e a entrega destes 
recursos a JOAO CHIMINAZZO NETO. 

4) MARCEEO STACHOW, JOSE CAMILO CARVAEHO e JACKSON 
SEEEME, que representavam os interesses da coneessionaria VIAPAR, negoeiavam com 
agentes corruptos e assinavam os aditivos fraudulentos em favor da empresa. 

MARCEEO STACHOW e JOSE CAMIEO CARVALHO tinham fun 9 ao de 
eomando na VIAPAR, negociando e assinando aditivos elaborados por agentes 
corrompidos pelo esquema ilicito aqui narrado, enquanto JACKSON SELEME 
tinha fun 9 ao de entrega de valores de propina a JOAO CHIMINAZZO NETO. 
MARCELO STACHOW presidiu a VIPAR, comandando os fatos criminosos 
entre 2009 e Janeiro de 2015. JOSE CAMILO CARVALHO assumiu a 
presidencia e o eomando da VIAPAR em Janeiro de 2015, dando sequencia na 
atua 9 ao ilegal de seu antecessor. 

5) GUSTAVO MUSNICH, LUIZ EERNANDO WOLEE CARVALHO, JOAO 
MARAEON JUNIOR, CARLO BOTTARELLI e HUGO ONO representavam os interesses da 
ECONORTE Juntamente eom EEONARDO GUERRA, SANDRO LIMA, HELIO OGAMA e 
ANTONIO QUEIROZ, estes Ja denuneiados nos autos n° 5013339-11.2018.4.04.7000. 

LUIZ EERNANDO DE WOEEE CARVAEHO era urn dos s 6 cios da Triunfo e 
presidente do Conselho de Administra 9 ao da Triunfo Participa 96 es e 
Investimentos. Era dele a decisao final e o eomando da cadeia criminosa do 
grupo empresarial desde a sua fiinda 9 ao, sendo o responsavel pelas 
interlocu 96 es criminosas da empresa Junto a pessoas do Palaeio Igua 9 u. Em 
rela 9 ao a concessionaria ECONORTE, partieipava das pratieas criminosas 
desde o inicio do esquema em 1999. 

CARLO BOTTARELLI ingressou na Triunfo Participa 96 es e Investimentos 
(TPI) em abril de 2003, oeupou alguns eargos ate ehegar na posi 9 ao de 
presidente da Triunfo Participa 96 es e Investimentos (TPI) em 2006, 
permaneeendo ate os dias atuais. Eoi tambem presidente do Conselho de 



7 de 111 


MPF 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br 
FORC^ATAREFA 

Administra 9 ao da ECONORTE. Era o segundo homem na cadeia de comando 
dos crimes praticados pelo Grupo Triunfo. 

ANTONIO JOSE MONTEIRO DA EONSECA QUEIROZ era integrante do 
Conselho de Administra 9 ao da Triunfo Partioipa 96 es e Investimentos (TPI), 
oeupando posi 9 ao hierarquica semelhante a de CARLO BOTTARELLI no 
grupo eriminoso, tambem possuindo poder deeisorio sobre os pagamentos de 
propina por parte do grupo empresarial. 

Assim, conforme relatado por HELIO OGAMA, LUIZ EERNANDO WOLEE 
DE CARVALHO, ANTONIO JOSE MONTEIRO DA EONSECA QUEIROZ e 
CARLO BOTTARELI tinham dominio funcional sobre todo o esquema de 
corrup 9 ao do Grupo Triunfo, incluindo a ECONORTE, tendo poder de fazer 
cessar o pagamento sistematico de propinas que era feito por sens subordinados. 
Logo abaixo deles estava SANDRO LIMA, diretor financeiro da Triunfo 
Partioipa 96 es e Investimentos (TPI) que tinha como fun 9 ao operacionalizar 
algumas contrata 96 es ficticias para produ 9 ao de dinheiro em especie. Assim foi 
feito por ele no caso dos pagamentos vertidos a RODRIGO TACLA DURAN, 
deseritos na denuncia anterior. 

No esealao seguinte da hierarquia, estavam os executivos presidentes da 
ECONORTE, GUSTAVO MUSNICH e HELIO OGAMA. 

GUSTAVO MUSNICH foi presidente da ECONORTE entre 1997 e 2007, 
periodo que eomandou os fatos eriminosos na empresa, sob a supervisao de 
LUIZ EERNANDO DE WOLEE CARVALHO, ANTONIO JOSE MONTEIRO 
DA EONSECA QUEIROZ e CARLO BOTTARELI. 

HELIO OGAMA foi presidente da ECONORTE entre 2007 e 2018, periodo em 
que eomandou os fatos eriminosos na empresa, sob supervisao de LUIZ 
EERNANDO DE WOLEE CARVALHO, ANTONIO JOSE MONTEIRO DA 
EONSECA QUEIROZ e CARLO BOTTARELI. 

Abaixo dessas pessoas estava LEONARDO GUERRA, diretor da RIO TIBAGI, 
que era subsidiaria integral da ECONORTE e tinha por fun 9 ao produzir 
dinheiro em espeeie para pagamentos de propina da ECONORTE. 

Por fim, no degrau mais baixo da hierarquia do grupo eriminoso, estavam 
DANIEL VICTORINO, JOAO MARAFON JUNIOR e HUGO ONO, que 
tinham a fun 9 ao de entregar o dinheiro de propina a JOAO CHIMINAZZO 
NETO e a NELSON LEAL JUNIOR. A investiga 9 ao constatou, ainda, que 
MARAFON chegou a redigir, de ordem de OGAMA, o ultimo aditivo 
contratual em favor da ECONORTE, assinado em Janeiro de 2018. 

Esse nucleo tinha como principal objetivo a pratica dos crimes de corrup 9 ao 
ativa, estelionato, sonega 9 ao fiscal, peculate e de lavagem dos ativos havidos eom a pratiea 
destes crimes. 



- Nucleo dos agentes publicos e politicos: 
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O segundo nucleo da organiza 9 ao criminosa era formado por agentes publicos 
e politicos corrompidos, os quais ocupavam cargos no Palacio Igua 9 u, na Secretaria de 
Infraestrutura e Loglstica, no DER/PR e na AGEPAR. 

Trata-se de nucleo integrado por: 1) CARLOS ALBERTO RICHA (“BETO 
RICHA”), ex-governador do Parana entre Janeiro de 2011 e abril de 2018; 2) DEONILSON 
ROLDO, ex-chefe de gabinete do governador BETO RICHA no mesmo perlodo; 3) 
EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES, ex-secretario estadual do Govemo BETO RICHA; 
4) RICARDO RACHED, ex-assessor do governador BETO RICHA; 5) NELSON LEAL 
JUNIOR, ex-diretor-geral do DER/PR durante o Governo BETO RICHA; 6 ) JOSE RICHA 
FILHO (“PEPE RICHA”), irmao do ex-governador e ex-Secretario de Infraestrutura e 
Eoglstica durante o Governo BETO RICHA; 7) ANTONIO CARLOS CABRAL 
QUEIROZ (“CABELEIRA”), integrante dos quadros do DER/PR e apos 2012 dos quadros 
da AGEPAR; 8 ) MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE, integrante dos quadros do 
DER/PR desde 1981 e da AGEPAR apos 2012; 9) JOSE ALFREDO GOMES 
STRATMANN, integrante dos quadros do DER/PR entre 1999 e 2002 e da AGEPAR apos 
2012; e 10) ALDAIR PETRY, ex-diretor da SEIE e ex-servidor do DER entre 2011 e 2018 e 
outros agentes publicos corruptos do Govemo do Parana, do DER/PR e da AGEPAR, ainda 
investigados. Este nucleo tinha por fmalidade a utiliza 9 ao da fun 9 ao publica para atender os 
interesses privados das empresas do primeiro gmpo, por intermedio da mercancia da fun 9 ao 
publica. 

Os agentes politicos do esquema eram CARLOS ALBERTO RICHA (“BETO 
RICHA”), DEONILSON ROLDO, EZEQUIAS MOREIRA, RICARDO RACHED e 
JOSE RICHA FILHO (“PEPE RICHA”) alem de outros membros de confian 9 a destas 
pessoas que ocuparam cargos no Govemo Estadual entre 2011 e 2018. Cab la a eles a decisao 
politica final sobre a celebra 9 ao de termos aditivos, como tambem sobre o ajuizamento e 
suspensao de a 96 es judicials contra as concessionarias. 

BETO RICHA foi governador do Estado do Parana entre Janeiro de 2011 e abril 
de 2018. Era dele o comando e a decisao final sobre os crimes praticados pela organiza 9 ao 
criminosa que se instalou no Estado do Parana durante o seu mandate. 

JOSE RICHA FILHO, irmao de BETO RICHA, ocupou o cargo de Secretario 
de Infraestmtura e Loglstica do Estado do Parana (SEIE) entre 2011 e 2018. Comandava o 
esquema de arrecada 9 ao de propina na SEIE. Para isso, contava com o auxilio de ALDAIR 
PETRY, NELSON LEAL JUNIOR, alem de outros agentes publicos cormptos ainda 
investigados. 

EZEQUIAS MOREIRA foi Secretario de Cerimonial do Governo BETO 
RICHA entre 2013 e 2018, enquanto DEONILSON ROLDO foi Secretario de Comunica 9 ao 
e chefe de gabinete entre 2011 e 2018. Ja RICARDO RACHED foi assessor da governadoria 
do ex-governador no mesmo periodo. Estas pessoas tambem atuavam na interlocu 9 ao com os 
cormptores do govemo. 

Para consuma 9 ao dos sens crimes, os agentes politicos nomearam agentes 
publicos para cargos de livre indica 9 ao politica no DER/PR e na AGEPAR. 

ALDAIR PETRY era o homem de confian 9 a de JOSE RICHA FILHO para 
arrecada 9 ao de propinas pagas cm dinheiro vivo. Por indica 9 ao de PEPE RICHA, ALDAIR 
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PETRY exerceu o cargo de diretor-geral de Secretaria de Infraestrutura e Logistica de 2011 ate 
setembro de 2018. Ele participava ativamente das reunioes de tratativas com as concessionarias 
para a celebra 9 ao dos aditivos fraudulentos e era o arrecadador de dinheiro da propina da SEIL, 
nao so das concessionarias mas como de todos os prestadores de servi 90 s do DER/PR. 

NELSON LEAL JUNIOR exereeu o cargo de diretor-geral do DER/PR entre 
Janeiro de 2013 e fevereiro de 2018, tambem sendo nomeado por indica 9 ao de PEPE RICHA, 
Assinava os aditivos fraudulentos e orientava a equipe tecnica do DER/PR a atender os 
interesses das concessionarias em virtude das “pressoes politicas” do Govemo do Estado do 
Parana. 

MAURICIO DE SA FERRANTE come 90 u a trabalhar no DER/PR em 1981 
como procurador autarquico, tendo ocupado diversos cargos na autarquia e na Secretaria de 
Transportes. Assumiu a fun 9 ao de diretor juridico da AGEPAR em 2012, cargo que ocupou ate 
setembro de 2018, quando foi afastado (depoimento, autos n° 5036128-04.2018.404.7000 ev. 
147, doe. 2). Eoi indicado pelo governador BETO RICHA para ocupar o cargo na AGEPAR em 
2012, mas eome 90 u a receber propinas muito antes, em 1999, quando ainda estava no DER/PR. 
Solicitou vantagem indevida para celebra 9 ao dos aditivos de 2000 e 2002. Desde 2012, era ele o 
lider do esquema criminoso na AGEPAR. 

ANTONIO CARLOS CABRAL QUEIROZ (“CABELEIRA”) foi advogado 
do DER/PR e foi assessor juridico da AGEPAR entre 2013 e junho de 2018, indieado por 
MAURICIO DE SA FERRANTE. Posteriormente, ocupou o cargo de gerente juridico da 
AGEPAR entre junho de 2018 e setembro de 2018, tendo sido indicado por OMAR AKEE 
(depoimento, autos n° 5036128-04.2018.404.7000 ev. 93, doc. 15). “CABELEIRA” era 
subordinado a MAURICIO FERRANTE no cometimento de crimes da AGEPAR desde seu 
ingresso na referida ageneia reguladora, mas tambem eome 90 u a receber propinas em 1999 para 
aprova 9 ao dos aditivos de 2000 e 2002, quando ainda estava no DER/PR. 

JOSE ALFREDO GOMES STRATTMANN era diretor de fiscaliza 9 ao da 
AGEPAR entre setembro de 2012 e setembro de 2018, estando atualmente afastado do eargo por 
determina 9 ao judicial. Eoi tambem indieado pelo governador BETO RICHA e, assim como 
MAURICIO DE SA FERRANTE, ocupou cargos no DER/PR entre 1997 e 2002. Igualmente, 
recebeu propinas desde 1999, inelusive para aprova 9 ao dos aditivos de 2000 e 2002. 

No easo especifico das concessionarias de pedagio, cabia aos funcionarios 
publicos corrompidos do DER/PR atuar para realizar atos de oficio de interesse das empresas, 
mormente a celebra 9 ao de termo de ajustes, decisoes administrativas e aditivos contratuais 
altamente beneficos as empresas. Estes atos resultavam em aumentos de tarifas, posterga 9 ao ou 
supressao de obras em beneficio das concessionarias, sendo ilegalmente concedidos a elas em 
prejuizo do interesse publico e do interesse dos usuarios das rodovias pedagiadas. 

Os funcionarios publicos corruptos da AGEPAR tinham como fun 9 ao aprovar 
aditivos sabidamente ilegais de forma celere e sem cria 9 ao de embara 90 S. Alem disso, cabia-lhes 
a omissao deliberada na liscaliza 9 ao dos contratos de concessao, tudo para atender os interesses 
criminosos das concessionarias. A omissao fiscalizatdria e comprovada pelo relatdrio tecnico de 

auditoria do Tribunal de Cont as do Estado^, que concluiu por diversas irregularidades na 
^Apesar de dispor de quadro tecnico qualificado e de recursos financeiros suficientes para desenvolver suas 
a 96 es de fiscaliza 9 ao dos contratos de concessao rodoviaria, o DER nao consegue garantir a observancia dos 
padroes tecnicos estabelecidos no Programa de Explora 9 ao Rodoviaria, para as pistas de rolamento das rodovias 
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manuten 9 ao das estradas administradas pelas concessionarias ECONORTE e RODONORTE 
(ANEXO 679). 

Nao suficiente, esses agentes publicos eorrompidos tambem atuavam na pratica 
de outros atos ilegais que atendessem os interesses das eoneessionarias. A titulo de exemplo, 
pode-se citar a consulta feita pela AGEPAR ao Tribunal de Contas do Estado do Parana em 
19/11/2013 a fim de ratifiear a necessidade de eumprimento dos aditivos eontratuais 
manifestamente ilegais firmados pelas eoneessionarias em 2000 e 2002 (ANEXO 675). 



- Niicleo dos operadores financeiros: 

O tereeiro nueleo da organiza 9 ao eriminosa era integrado por HEIGO ONO, 
JOAO MARAEON JUNIOR, DAVI GUEDES TERNA, EEONARDO GUERRA, JOAO 
CHIMINAZZO NETO, ALDAIR RETRY “NECO” (que atuava como beneficiario e 
operador do esquema), BEATRIZ ASSINI, EEORINDA APARECIDA EABIAN ANGEEO 
“EEORA”, JORGE ATHERINO, DIRCEU PUPO EERREIRA, EUIZ ABI ANTOUN, 
CARLOS VALDIR ZANUTTO, NEY MARCELO URBANO e HAMILTON CARVALHO 
alem de outras pessoas ainda investigadas ou ja denunciadas nos autos rf 5013339- 
II.2018.4.04.7000, que atuavam eomo verdadeiros operadores fmaneeiros, fosse intermediando 
0 pagamento de propinas a agentes publieos, fosse earregando valores em espeeie ou mesmo 
simulando a presta 9 ao de servi 90 s fietieios para dar aparencia legitima a produ 9 ao de dinheiro 
em espeeie desses recursos de propina. 

DIRCEU PUPO EERREIRA, JORGE ATHERINO e EUIZ ABI ANTOUN 
atuavam como operadores financeiros do ex-govemador BETO RICHA. EUIZ ABI 
ANTOUN era o caixa geral de propinas do ex-governador, enquanto JORGE ATHERINO 
atuava arrecadando propinas de empresarios com contratos com o govemo e DIRCEU PUPO 
EERREIRA lavava o dinheiro ilicito por intermedio de aquisi 96 es imobiliarias da empresa 
OCAPORAADMINISTRADORADE BENS S/A(CNPJN“ I0529298000I85). 

JOAO CHIMINAZZO NETO foi presidente da ABCR Parana (Associa 9 ao 
Brasileira de Concessionarias de Rodovias) entre maio de 2000 e setembro de 2018. Era o 
grande operador financeiro das concessionarias. BEATRIZ ASSINI era secretaria de JOAO 
CHIMINAZZO NETO e assessorava o diretor regional da ABCR nesta fun 9 ao de arrecadador 
de propinas entre 2000 e 2018. 

EEORINDA APARECIDA EABIAN ANGELO (“EEORA”) atuou na produ 9 ao 
de dinheiro para ECONORTE por parte da empresa EL SYSTEM entre 2013 e 2014. 


concessionadas inspecionadas, em decorrencia dos procedimentos fiscalizatorios por ele criados e, tambem, por 
manter eontrole deficiente de cada notificapao de deseonformidade, o DER, ao nao eontrolar efetivamente prazos 
por ele estabelecidos, e a qualidade das interven 96 es, dificulta eventual utiliza 9 ao de instrumento saneionatorio 
para inibir a ocorrencia sistematica de defeitos nas pistas, como a qualidade dos pavimentos nos segmentos da 
rodovia que foram inspecionados. Os trechos das rodovias inspecionados componentes dos Lotes 1 e 5 do 
Programa de Concessoes Rodoviarias do Estado do Parana apresentam superficie de rolamento com grande 
quantidade de defeitos, configurando o nao atendimento aos parametros estabelecidos nos Contratos de 
Concessao, dos trechos inspecionados.A fiscalizaqao ineficiente e ineficaz observada quanto as pistas de 
rolamento citadas neste relatorio, concessionadas as empresas responsaveis pelos Lotes 1 e 5, que nao consegue 
impor obediencia aos padroes estabelecidos em contrato, resultaram em situa 9 ao que reflete baixa qualidade na 
prestapao do servi 90 concessionado. 
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CARLOS VALDIR ZANUTTO atuou na produ 9 ao de dinheiro em especie para 
a ECONORTE e para a RIO TIBAGI pela empresa ZANUTTO INDUSTRIAS E 
GUINDASTES entre 2013 e 2014. 

EEONARDO GUERRA administrava a RIO TIBAGI, subsidiaria da 
ECONORTE, que tinha como fun 9 ao principal a contrata 9 ao de empresas de faehada que 
simulavam a presta 9 ao de servi 90 s para posteriormente sacar os valores reeebidos em espeeie 
e devolver a EEONARDO GUERRA. Este, por sua vez, eneaminhava o dinheiro em espeeie 
para HEEIO OGAMA que distribuia para HUGO ONO e JO AO MARAFON JUNIOR. 

HUGO ONO e JOAO MARAFON JUNIOR atuavam earregando dinheiro em 
espeeie proveniente dos prestadores de servi 90 s da ECONORTE para entregar a JOAO 
CHIMINAZZO NETO entre 2011 e 2018. 

O denunciado eolaborador HUGO ONO assumiu a pratiea ilicita. Ressalte-se, 
ainda, que JOAO MARAFON JUNIOR tambem fez entregas de propina diretamente a 
NEESON EEAE JUNIOR em 2015. 

DAVI GUEDES TERNA intermediava, atraves de sua empresa DITERNA, a 
gera 9 ao de propina decorrente da contrata 9 ao pelas eoneessionarias da empresa CSO. A partir 
de pagamentos feitos pela CSO a DITERNA, o denunciado sacou mais de R$ 600mil em 
especie durante a vigeneia do esquema para repasse a CHIMINAZZO. 

ALDAIR RETRY (“NECO”) reeebia valores da propina paga por JOAO 
CHIMINAZZO NETO, pegava uma parte para si e o restante distribuia: a agentes publieos do 
DER/PR, a PEPE RICHA e a EUIZ ABI ANTOUN, que, eomo salientado, era o eaixa geral 
de propinas de BETO RICHA e, a seu tumo, fazia o posterior repasses em proveito do ex- 
governador. 

As condutas eriminosas dos denunciados nao se trataram de episodios isolados 
no tempo e espa 90 , mas de atividade criminosa realizada eontinuamente, de forma estruturada 
e estavel, sendo pratieados erimes de forma reiterada durante relevante periodo de tempo pelos 
dirigentes dos Grupos empresariais e pelos agentes publieos benefieiarios dos pagamentos. 

Diversas irregularidades que marearam o andamento dos eontratos de 
eoneessao demonstram a assoeia 9 ao eriminosa dos denuneiados, eomo sera explieado ao longo 
desta pe 9 a. 

FATO 02 CORRUPCAO PASSIVA 



De 1999 ate Janeiro de 2018, por pelo menos 180 vezes, todos os meses, de 
forma eontinua e sistemiea, no munieipio de Curitiba, em reunioes preseneiais oeorridas na 
sede do DER/PR loealizada no Av. Igua 9 u, 420, Rebou 9 as, bem eomo no Palaeio Igua 9 u e na 
sede da AGEPAR (esta loealizada na rua Euripedes Gareez do Nascimento, 1004, Ahu, 
Curitiba), os denuneiados 1) BETO RICHA, durante o exereieio do seu eargo de govemador 
do Estado entre 2011 e 2018; 2) DEONILSON ROLDO, durante o exereieio do eargo do 
govemador BETO RICHA entre 2011 e 2018; 3) EZEQUIAS MOREIRA, durante o 
exereieio do eargo do govemador BETO RICHA entre 2011 e 2018; 4) RICARDO 
RACHED, durante o exereieio do cargo do govemador BETO RICHA entre 2011 e 2018; 5) 
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NELSON LEAL JUNIOR, durante o exercicio do seu cargo de diretor-geral do DER/PR 
entre Janeiro de 2013 e fevereiro de 2018; 6 ) JOSE RICHAFILHO, durante o exercicio do 
cargo do govemador BETO RICHA entre 2011 e 2018; 7) ANTONIO CARLOS CABRAL 
QUEIROZ “CABELEIRA”, durante o periodo que exerceu cargos no DER/PR e na 
AGEPAR entre 1999 e 2018; 8 ) MAURICIO DE SA FERRANTE, durante o periodo que 
exerceu cargos no DER/PR e na AGEPAR entre 1999 e 2018; 9) JOSE STRATMANN, 
durante o periodo que exerceu cargos no DER/PR e na AGEPAR entre 1999 e 2018; e 10) 
ALDAIR PETRY de modo consciente e voluntario, solicitaram, aceitaram e receberam o 
pagamento de vantagem indevida de aproximadamente RS 35 milhdes ^ das concessionarias de 
pedagio do Estado do Parana para determinar esses agentes publicos a praticar atos de oficio 
ilegais que atendessem o interesses dessas empresas. 

Esses atos de oficios ilegais consistiram cm: 1) viabilizar a suspensao de a 96 es 
judiciais ajuizados pela Procuradoria Geral do Estado cm face das concessionarias do pedagio 
antes de 2011 ; 2 ) viabilizar realiza 9 ao e homologa 9 ao de termos de ajuste, atos administrativos 
e termos aditivos contratuais que modificaram os contratos de concessao originarios cm 
condi 96 es favoraveis as concessionarias; 3) determinar deliberadas omissoes na fun 9 ao 
fiscalizatoria, deixando os orgaos responsaveis de autuar as concessionarias por 
irregularidades na manuten 9 ao de estradas, como ateste relatorio de auditoria do TCE/PR 
(ANEXO 679); 4) viabilizar a prorroga 9 ao dos contratos de concessao no Estado; 5) praticar 
outros atos de oficio ilegais, quando fossem necessaries, para beneficiar as concessionarias, 
como por exemplo, a consulta realizada pela AGEPAR ao TCE/PR a fim de que se 
reconhecesse a vigencia e eficacia de aditivos notoriamente ilegais assinados entre o Estado do 
Parana e as concessionarias (ANEXO 675). 

Esses atos de oficio produziram danos imensuraveis a todos os paranaenses, 
atrasando o desenvolvimento socioeconomico do estado e deixando de evitar centenas de 
mortes cm acidentes nas rodovias do Estado do Parana, mormente nos cases cm que houve 
exclusao de obras de duplica 9 ao de rodovias, como demonstra o relatdrio da Policia 
Rodoviaria Eederal (ANEXO 880). 

A propina paga no contexto dos ilicitos praticados era operacionalizada das 
seguintes formas: 

1) via doa 9 ao oficial a campanhas eleitorais, solicitada por PEPE RICHA, 
sendo que as doa 96 es cram feitas por empresas integrantes do mesmo grupo 
economico das concessionarias; 

2) via solicita 9 ao, por PEPE RICHA, de dinheiro vivo a pretexto de utiliza 9 ao 
cm campanhas eleitorais, mas que, na realidade, era utilizado para 
enriquecimento pessoal dos agentes publicos; 

3) via dinheiro vivo entregue por representantes de todas as concessionarias a 
JOAO CHIMINAZZO NETO que, na qualidade de diretor da ABCR/PR, 
atuava como principal operador financeiro do esquema, arrecadando valores de 
propinas das empresas corruptoras e distribuindo aos agentes publicos 
corruptos; 

^ Este valor aproximado de propina considera o montante inicial narrado por HELIO OGAMA, que foi sendo 
atualizado ao longo dos anos. 
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4) via dinheiro vivo entregue diretamente pelas concessionarias a alguns 
agentes publicos, como NELSON LEAL JUNIOR, reu colaborador que 
confessou recebimento direto de valores. 

Sinteticamente, tem-se que, da vantagem oferecida e prometida, foram 
identificados beneficios aos seguintes agentes: 

1) BETO RICHA. ex-governador, foi benefieiado eom pelo menos R$ 
2.742.085,00 entregues eom dinheiro em espeeie. 

Destes valores, R$ 2.630.000,00 foram utilizados para aquisi 9 ao de imdveis 
pela empresa OCAPORA ADMINISTRADORA DE BENS S/A (CNPJ N“ 
10529298000185), pertencente a familiares do ex-govemador"^, eonsistindo 
basieamente nas seguintes aquisi 96 es: 

a) apartamento n° 801 e vaga de garagem dupla de n“ 12 do Residencial e 
Comercial Via Eeliee . Matriculas 97.457 e 97.480. Referidas unidades tern 
areas totais eonstruidas de 169,86 m^ e 67,03 m^ e sao registradas nas 
matriculas 97.457 e 97.480 do I Oficio de Registro de Imdveis de Balneario 
Camboriu (cf escritura - ANEXO 916). O valor de venda constante na escritura 
assinada em 20/10/2010 foi de R$ 300.000,00 a serem pagos com R$ 30.000,00 
de sinal no ato e mais dez parcelas de R$ 27.000,00, terminando os pagamentos 
em 30/08/2011. O valor foi integralmente pago em dinheiro vivo, conforme 
declara 96 es do vendedor VILMAR MACHIAVEELI (ANEXO 913); 

b) lote n° 18 do Condominio Paysage Beau Rivage, situado na Rua Erancisco 
Parise, Curitiba/PR, com area de 2.395.850 m^. Matricula n° 87.987 Adquirido 
em 11/1/2013 pela OCAPORA ADMINISTRADORA DE BENS S/A. De 
acordo com o vendedor VALMIR MARAN, houve pagamento de R$ 
930.000,00 em dinheiro vivo (DEPOIMENTO-ANEXO 919); 

c) CONJUNTOS COMERCIAIS E 6 VAGAS DE GARAGEM NO EDIEICIO 
NEO BUSINESS - Matriculas ns. 69.022 a 69.032 do Registro Geral do 
Cartdrio do 2° Registro de Imdveis de Curitiba. Adquirido em 12/11/2013 pela 
OCAPORA ADMINISTRADORA DE BENS pelo valor de R$ 1.858.403,69 
declarado e valor real de R$ 2.200.000,00 . De acordo com o corretor CARLOS 
AUGUSTO ALBERTINI, houve pagamento de R$ 1.400.000,00 com dinheiro 
em espeeie (ANEXO 920, p. 6 ). 

Alem disso, R$ 142.085,00 que foram depositados em espeeie na conta da 
OCAPORA ADMINISTRADORA DE BENS (CNPJ N° 10529298000185) 
entre 2011 e 2018. Estes valores sao provenientes deste e de outros esquemas 
criminosos que ocorreram ao longo de seu govemo, tendo o dinheiro em 
espeeie deste esquema se misturado ao proveniente de diversas outras fontes 
ilicitas; 



^Formalmente pertence a FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA, e seus filhos, MARCELLO BERNARDI 
VIEIRA RICHA e ANDRE VIEIRA RICHA (ANEXO II). DIRCEU PUPO FERREIRA, homem de confian 9 a da 
familia, e administrador das empresas OCAPORA e BFMAR, ambas da familia RICHA, e atua de mode a 
viabilizar a concretizapao das ilicitudes. 
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2) DEONILSON ROLDO. ex-chefe de gabinete do Govemador, foi 
beneficiado com pelo menos R$ 543.354,00 que foram depositados em especie 
e de forma fracionada na sua conta-corrente pessoal (R$ 217.534,89) e na conta 
da empresa START AGENCIA DE NOTICIAS^ LTDA (CNPJOl.753.806/0001- 
13 - depdsitos de R$ 325.820,00 - ANEXO 882). Estes valores sao 
provenientes deste e de outros esquemas eriminosos que oeorreram ao longo do 
govemo BETO RICHA, tendo o dinheiro em espeeie deste esquema se 
misturado ao proveniente de diversas outras fontes illcitas; 

3) EZEOUIAS MOREIRA foi benefieiado eom pelo menos R$ 75.873,00 
depositados em espeeie nas suas contas entre 2011 e 2017 (ANEXO 881); 

4) RICARDO RACHED foi beneficiado com pelo menos R$ 103.492,00 que 
foram depositados em espeeie nas suas eontas-eorrentes entre 2011 e 2017 
(ANEXO 881); 

5) NELSON LEAL JUNIOR foi benefieiado eom pelo menos R$ 900.000,00 
em especie entregues por NECO. Este valor era proveniente de propinas 
arreeadadas de diversas empresas que mantinham eontratos eom o DER/PR, 
ineluindo as eoneessionarias de pedagio, tendo o dinheiro em especie se 
misturado no “eaixa geral de propinas” do denuneiado. Alem disso, NELSON 
LEAL JUNIOR reeebeu aproximadamente R$ 240.000,00 de propina direta da 
ECONORTE em tres entregas de dinheiro em espeeie feitas por JOAO 
MARAFON JUNIOR e HELIO OGAMA entre 2014 e 2015: a) junho/2014 - 
R$ 80.000,00, entregues pessoalmente por HELIO OGAMA na sala de 
NELSON LEAL JUNIOR; b) agosto-setembro/2014 - R$ 100.000,00, 
entregues por HELIO OGAMA na sala de LEAL no DER, alegadamente para 
“ajudar na eampanha” de um candidate a deputado estadual; c) julho de 2015, 
em que NELSON LEAL JUNIOR solieitou mais R$ 100 mil de vantagem 
indevida a HELIO OGAMA, sendo pages apenas R$ 60 mil, que foram 
entregues por JOAO MARAFON JUNIOR no hotel FOUR POINTS, em 
Curitiba, tendo NELSON LEAL JUNIOR buseado pessoalmente valor; 

6) MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE foi benefieiado eom ao 
menos R$ 200.359,01 em recursos em especie entregues por JOAO 
CHIMINAZZO NETO, sendo que, deste valor R$ 130.000,00 foram gastos na 
aquisi 9 ao de bens pessoais e outros R$ 70.359,01 foram depositados em sua na 
eonta pessoal (ANEXO 881); 

^ De acordo com os dados obtidos no sistema do Ministerio da Fazenda, a empresa START AGENCIA DE 
NOTICIAS LTDA esta registrada no CNPJ sob o mimero 01.753.806/0001-13 (situa 9 ao ATIVA em 
03/11/2005), CNAE 6391-7-00 Agencias de noticias. Iniciou suas atividades em 31/03/1997, possui NIRE: 
41203693276 e sua natureza e Sociedade Empresaria Limitada. O endere^o que consta no sistema do 
Ministerio da Fazenda e: AV JOAO GUALBERTO 1342 SALA 709, ANDAR 07, RITO: ALTO DA 
GLORIA, CURITIBA - PR, CEP80030001, Telefone: 41-30270700, E-mail: ozane@ozane.com.br. Apessoa 
responsavel pela empresa e DEONILSON ROLDO, CPF371.416.439-15. No sistema do Ministerio da 
Fazenda para o CNPJ pesquisado constam as seguintes informa 96 es do quadro societario:DEONILSON 
ROLDO (371.416.439-15), SOCIO-ADMINISTRADOR, a partir de 31/03/1997; EDUARDO FETTER 
ROLDO(077.807.179-09), SOCIO, a partir de 13/10/2009; SILVANA LEA FETTER (491.228.949-34), 
SOCIO, no periodo de 31/03/1997 al3/10/2009. Nao ha no sistema do Ministerio da Fazenda registro de 
participa 9 ao do CNPJ pesquisado em quadros societarios de outras empresas 
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7) JOSE RICHA FILHO foi beneficiado ao menos com R$ 500.000,00 em 
especie entregues por ALDAIR PETRY (“NECO”), usados na compra de um 
terreno matricula 28.882 com 35.200 m^ em Balneario Camboriu. O vendedor 
WALGENOR TEIXEIRA confirmou o pagamento de R$ 500.000 em espeeie 
entregues diretamente por PEPE RICHA (ANEXO 921). 

Este valor era proveniente de propinas arreeadadas por NECO de diversas 
empresas que mantinham eontratos com o DER/PR, incluindo as 
concessionarias de pedagio, tendo o dinheiro em especie se misturado no eaixa 
geral de propinas do denuneiado; 

8) ALDAIR PETRY f“NECO”l foi benefieiado eom aproximadamente R$ 
343.800,00 em especie, provenientes de propinas por ele arreeadadas junto a 
diversas empresas que mantinham eontratos com o DER/PR, tendo o dinheiro 
em espeeie se misturado no eaixa geral de propinas do denuneiado com a 
propina proveniente das concessionarias, esta entregue por JOAO 
CHIMINAZZO NETO. Deste valor, R$ 265.000,00 foram usados para eompra 
de bens de eonsumo pessoal, enquanto R$ 78.800,00 foram depositados nas 
suas contas-correntes entre 2011-2018 (ANEXO 881); 

9) ANTONIO CARLOS CABRAL OUEIROZ (“CABELEIRA”! foi 

benefieiado eom pelo menos R$ 4.000,00 mensais, entre 1999 e 2015, alem de 
reeeber duas entregas de R$ 40.000,00 no hotel EOUR POINTS em Curitiba, em 
2016 e em Janeiro de 2018. Os dados de quebra bancaria demonstram que, entre 
2000 e 2018, suas contas pessoais apresentam R$ 238.769,00 depositados em 
dinheiro vivo, de forma fraeionada, sem origem comprovada (ANEXO 881); 

10) JOSE STRATMANN foi benefieiado pelo menos R$ 74.626,00 entregues 
por JOAO CHIMINAZZO NETO, que foram depositados em espeeie na sua 
conta-corrente (ANEXO 881); 

Como salientado, uma parte dos valores de propina reeebidos pelos denunciados 
era usada para aquisi 9 ao de bens pessoais e outra parte era depositada em dinheiro na prdpria 
conta pessoal dessas pessoas. 

A tabela abaixo (ANEXO 881) resume os depdsitos em especie de parte dos 

investigados: 


Quadro 1 - Resumo Opera^oes de Depbsito 

CPF/CNPJ 

TITULAR 

TITULAR 

Opcra(0es de Depdsito 

Entre 2000 e Totals por 

2010* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Investigado 

18S01010944 

ALDAIR WANDERLEI PETRY 


19.300,00 

27.600,00 

25.200,00 

3.600,00 

2.300,00 

800,00 



78.800,00 

60014091968 

ANDREA REGINA ABRAO MARTINS 


6.898,00 

3.200,00 

2.800,00 


6.200,00 

12.700,00 

11.250,00 


43.048,00 

16936906915 

ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ* 

211.566,00 

12.846,00 


260,00 

2.677,00 

6.445,00 


3.805,00 

1.170,00 

238.769,00 

20744200059 

ELBIO GONCALVES MAICH 


3.040,00 

15.714,00 

21.400,00 

22.500,00 

19.000,00 

14.800,00 

19.816,00 

3.600,00 

119.870,00 

20590938991 

EZEQUIAS MOREIRA RODRIGUES 


10.017,00 

2.000,00 

4.656,00 

4.800,00 

2.400,00 

30.950,00 

21.050,00 


75.873,00 

12018260049 

JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 


23.590,00 

23.950,00 

9.910,00 

6.650,00 

2.732,00 

3.100,00 

3.194,00 

1.500,00 

74.626.0(1 

56756291904 

JOSE RICHA FILMO 


7.890.00 

3.000,00 

4.105,00 

1.450,00 

1.763,00 

4.180,00 

700,00 


23.088,00. 

2432687930 

LUIZ CLAUDIO DA LUZ 




970,00 

350,00 

3.350,00 

12.002,00 


4.400,00 

21.072,00 

31735576972 

MARIA DO CARMO CAHAN 1 


1.700,00 

2.000,00 

300,00 

800,00 

5.205,00 




10.005,00 

15726410963 

MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 


18.520,00 

20.290,00 

12.165,00 

2.184,00 

14.000,00 

S.000,00 



72.159,00 

10529298000185 

OCAPORA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 


68.400,00 

500,00 

69.200,00 

1.035,00 

2.000,00 

950,00 



142.085,00 

734863969 

PAULO HENRIQUEOUINTAS BLEY 


16.097,00 

41.805,00 

34.065,00 

91.840,00 

101.342,00 

184.737,00 

19.500,00 


489.386,00 

B7269589968 

RICARDO RACKED 


3.122,00 

120,00 

12.350,00 

20.000,00 

35.300,00 

8.650,00 

20.200,00 

3.750,00 

103.492,00 

Totals por ANO 211.566,00 191.420,00 140.179,00 197.381,00 157.886,00 202.037,00 277.869,00 99.515,00 14.420,00 1.492.273,00 

Fonte: Cases SDvffiA OOl-MPF-003443-99. OOl-MPF-003588-53 e OOl-MPF-003613-07 t 
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O principal operador de propinas do esquema por parte das concessionarias de 
pedagio era JOAO CHIMINAZZO NETO, que intermediou vantagens indevidas pelo menos 
ate 0 final de 2015. Paralelamente e tambem apos o termino do esquema via JOAO 
CHIMINAZZO NETO, a ECONORTE manteve seus esquemas de propina em favor de 
agentes politicos com doa 96 es oficiais realizadas pela Construtora Triunfo, supostas doa 96 es 
de caixa 2 de eampanha eleitoral (que acabavam usadas para enriquecimento pessoal), eomo 
tambem mediante pagamentos diretos a NELSON LEAL JUNIOR e ANTONIO QUEIROZ 
(“CABELEIRA”) ate pelo menos Janeiro de 2018, sempre a fim de obter favorecimento em 
aditivos contratuais celebrados entre 2017 e 2018. 

Ha diversas evidencias que demonstram a forte atua 9 ao da organiza 9 ao 
eriminosa no esquema dos pedagios. 

Inicialmente, vale lembrar o e-mail enviado a DEONILSON ROLDO em 
17/6/2011 em que o remetente que se identifiea tao somente como empreiteiro natural e 
sediado em Curitiba afirma (ANEXO 902): 

Deonilson, Desculpe enviar um email direto para voee, mas vai 
entender meu desespero. Tambem vai entender por que nao quero dar 
publicidade ao assunto. Sou empreiteiro natural e sediado em Curitiba 
a mais de 30 anos. Permita-me nao me identificar, no momenta, pois 
nao posso correr o risco de inviabilizar de vez eom os mens negdeios, 
pelas razoes abaixo expostas. Pa 90 obras para o governo do Estado 
mais de 20 anos, sempre trabalhei com orgaos como DECOM,DER, 
Secretarias de Obras e Seeretarias de Transportes. Sempre no limite do 
meu BDI.Ocorre que desde que o atual governo do estado assumiu nao 
consigo receber os pagamentos das medi 96 es das obras que fiz para o 
DER. Antes, informavam-me que todos os pagamentos estavam 
suspensos devido a moratdria. Agora, a moratoria eneerrou-se, mas 
continuo a nao receber, apesar de ter todas as medi 96 es e certidoes em 
dia. Nao sabia que o pior ainda estava por vim. Quando fui ao DER 
para verificar a situa 9 ao, me eneaminharam ao Sr. Aldair Petry. Ja o 
conheeia de outros anos, intimamente chamado de Neeo. Este, foi 
direto ao assunto, disse que eu iria receber o pagamento, mas teria que 
contribuir para ajudar apagar as dividas de eampanha. Pediu-me R$ 
50.000,00, que deveriam ser entregues a ele ap 6 s alibera 9 ao dos 
pagamentos, easo eu coneordasse. Aehei um absurdo tal coloea 9 ao, 
tentei chegar a informa 9 ao ao seeretario e ao govemador. Mas pelojeito 
nao surtiu qualquer efeito. Escrevo, pois minha vida e meu trabalho 
estao nesta empresa que pertenee a minha familia e jareeebi indiretas 
que nao irei mais receber obras de qualquer 6 rgao do governo se nao 
coneordar com as exigencias do Neco. Nao posso e nao tenho como. 
Nao posso ficar sem obras para fazer, mas tambem nao posso admitir 
uma conduta destas. Espero que o senhor me ajude, pois estou 
desesperado. Ja demiti muita gente, pais de familia 



Em 27/7/2011 DEONILSON ROLDO respondeu (ANEXO 901): 
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Recebi o seu e-mail e so estou retornando agora porque estive ausente. 
Sua denuncia e muito grave. Mereee apura 9 ao imediata. Por favor, 
entre em eontato eomigo pelo telefone 3350-2852.Grato, Deonilson 


Alem disso, identifieou-se, a partir de quebras de e-mail judieialmente 
autorizadas^, dialogo de HELIO OGAMA (ANEXOS 903-904) eom a cupula da 
ECONORTE que denota a interven 9 ao politica na gestao dos contratos de concessao com 
interven 9 ao direta de PEPE RICHA em favor da ECONORTE. OGAMA escreve mensagem 
com 0 seguinte teor: 

Senhores, recebi a pouco uma posi 9 ao do DER, que os mesmos devem 
aprovar o reajuste e mais o degrau somente do termo de ajuste, 
deixando de fora o degrau do principal que e em torno de 4.05%. 
Eiguei para o Dr. Nelson Leal e disse a ele que nos nao concordavamos 
,e que era uma cagada essa tomada de decisao; o mesmo mencionou 
que era ordem o Palacio, que impuseram que ficasse proxima de 10% 
na cancela. Segue a tabela anexa que eles pretendem autorizar, e ainda 
mencionaram que 01/03/2016 irao autorizar a implementa 9 ao da 
diferen 9 a do degrau e mais o eixo suspense perdido, por fim disse que 
0 secretario Pepe iria posicionar o Dr. Carvalho desse assunto. 

Abra90S, 

Helio Ogama | Diretor Presidente 

A mensagem e clara ao apontar que o porcentual tarifario a ser implementado 
dependeria de “ordem do palacio”. No mesmo sentido vao tres mensagens (ANEXO 904) que 
OGAMA envia aos mesmos destinatarios dois dias depois, em 27/11/2015, agora 
mencionando tratativa direta com JOSE RICHA FILHO (Pepe Richa), que era o Secretario 
de Infraestrutura e Logistica do Parana: 

Sexta-feira, 27 de novembro de 2015 14:13 

Senhores, informo que acabei de receber posicionamento do DER, 
atraves do Paulo Montes Luz dir. opera 96 es, que chegaram em um 
acordo em aplica 9 ao INTEGRAL DO DEGRAU TARIEARIO, estou 
nesse momento no aguardo da aprova 9 ao, que ficaram de encaminhar 
para Econorte. Estamos correndo para preparar as placas das novas 
tarifas e tambem da divulga 9 ao aos usuarios. 

Atenciosamente, 

Helio Ogama 

Helio Ogama | Diretor Presidente 
Sexta-feira, 27 de novembro de 2015 16:14 

Senhores. acabo de receber ligayao do secretario PEPE e avisando 
que que tomaram a decisao de praticar o degrau tarifario integral. 

O mesmo pediu que avisasse aos acionistas da Econorte sobre essa 
decisao. 

Helio 


® Autos 5025637-35.2018.404.7000; dados obtidos junto ao provedor Microsoft, referentes a conta de e-mail de 
CRISTIANO MlKOSZEWSKl. 
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27/11/2015 17:35 

Senhores, recebi a confirma^ao do DER que todos os calculos estao 
corretos. Estamos encaminhando para publica 9 ao da folha de Eondrina 
e Jomal de Eondrina, para o dia 30/11. 

Abra^os, 

Helio 

Dados telematicos de NELSON LEAL eonfirmam que JOSE RICHA FILHO 
acompanhava com proximidade a questao dos pedagios no Parana. Mensagens sobre o assunto 
foram encaminhadas de LEAL para Pepe entre 2013 e 2014 (ANEXOS 905-906). 

Do celular de NELSON LEAL JUNIOR consta, em 21/12/2017, que o 
interlocutor Romanelli leva ao colaborador um questionamento sobre uma obra suprimida^ do 
contrato de concessao da RODONORTE (ANEXO 907 - grifos nossos). NELSON e 
questionado se “O Beto Richa sabe disso?”, ao que NELSON responde “O Pepe tenho 
certeza que sabe” (g.n.). 


Dialogo de PEPE RICHA e NELSON (ANEXO 908 - grifos nossos), ja em 
2018, sobre intera 9 ao entre governo e concessionaria e igualmente relevante: 



Uma vez mais, retrata-se interven 9 ao direta “do palacio” nos assuntos das 

concessoes. 

Por fim, importante destacar que o levantamento do sigilo de dados de JOSE 


RICHA FILHO, obteve-se mensagem em que o entao secretario, nos primeiros dias a frente 
do cargo (em 03/01/2011), referia como “pendencia” uma “Visita Paraguai”, alem da 
distribui 9 ao de cargos da organiza 9 ao criminosa revelada por NELSON LEAL JR. Vejamos 
(ANEXO 300): 



Esse tipo de supressao de obra e um dos focos da investiga 9 ao ate aqui desenvolvida. A eoncessionaria 

RODONORTE, segundo pericias, apresentou indicios de superfaturamento em suas obras. 
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<jrKh«f9gm«il.com> 

PcndenciM 

4> Responder Responder B Responder ^ ^ CrKemtnher Spam ^ Exciuir Mars ^ 

03>01/20U 06:58 

Pendendas 


Flavio porto (2), ferroeste (1) 


Acacio porto (juventude) 


Jurandlr 


Paulinho 


Ricardo ferroeste (solidtacao Toledo) 


Visita Paraguai 


Visita crea. iep 


Cargos (5: neco. r>eca, andrea, paulinho, farah) 


Ivan bueno imprensa porto 




Entre as prioridades do secretario estava a atribui^ao de cargos aos integrantes 
de seu grupo politico, que viriam a receber propina ao longo do mandato de BETO RICHA. 
Consta desta lista de prioridades o nome de NECO, aqui ja referido, bem como Neca e 
ANDREA, tambem apontadas por NELSON LEAL JUNIOR como integrantes da 
organiza 9 ao criminosa. Ainda, PEPE RICHA priorizava uma visita ao Paraguai, para onde 
eram destinadas as sobras dos recursos de campanha, mediante gereneiamento de LUIZ ABE 
Com rela^ao a participa^ao do ex-governador BETO RICHA, destaque-se o 
rascunho de e-mail enviado por EERNANDA RICHA em 20/5/2014 em que se refere a 
“pedagios Smilhoes BETO” (ANEXO 903): 


Assunto: Pedagios 3 milhoes Beto 
De: Fernanda <fricha42@)msn.com> 

Data: 20/05/2014 10:19 

Pedagios 3 milhoes Beto 
SANEPAR Ag reguladora 
Co pel 

Compromisso com as empreiteiras financiam o Beto 

Pacto de acionistas sanepar 

Copel esta sendo vendida pelo Beto 


Na mensagem, em 20/5/2014, a esposa do ex-governador cita “Beto” (numa 
referenda a seu marido e entao candidate a reelei^ao BETO RICHA) e R$ 3 milhoes dos 
“pedagios”. Anotou, ainda, que “compromisso com as empreiteiras financiam o Beto”. A 
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mensagem corrobora amplamente a existencia e o funcionamento dos esquemas criminosos 
descritos pelos colaboradores da “Opera 9 ao Integra 9 ao”. Especificamente, vincula o 
recebimento valores dos “pedagios”, investigados na mencionada opera 9 ao, ao entao 
governador. 

Assim agindo, os denunciados praticaram o crime de corrup 9 ao passiva. 



Ill- GERACAO DE CAIXA PARA PAGAMENTO DE PROPINA 


Para produ 9 ao do dinheiro em especie para o esquema criminoso as 
concessionarias utilizaram-se de expedientes de lavagem de capitais por intermedio da 
contrata 9 ao de “noteiras”, que simulavam servi 90 s e medi 96 es e devolviam parte dos valores 
reeebidos em espeeie, apos descontados impostos e comissoes pelo servi 90 ilicito. 

As entradas para essas empresas estao demonstradas no RI 11/2018 (ANEXO 
377), que eonsolida ereditos e debitos das coneessionarias de pedagio investigadas. 

(i) ECONORTE 

A coneessionaria ECONORTE utilizava os servi 90 s de noteiras que tinha os 
servi 90 s intermediados pela RIO TIB AGE Como ja detalhado nos autos da A 9 ao Penal 
5013339-11.2018.404.7000, a rede de empresas era composta, entre outras, por: 1) PGB 
ENGENHARIA EIREEI; 2) GTECH ENGENHARIA: 3) POWER MARKKETING; 4) 
AEESSANDRA M T OEIVEIRA ETDA; 5) ENSEG SERVigOS PRE-HOSPITALARES 
ETDA; 6 ) SOS RODOVIAS ETDA; 7) SINATRAE ENGENHARIA E COMERCIO ETDA; 8 ) 
TEREZINHA SABINO GOMES ME; 9) W M MOREIRA MATERIAIS ETDA; 10) 
GRANDE SUE EMPREENDIMENTOS; II) SAO MIGUEE ARCANJO COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUE AO; 12) CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUE AO; I3)PERNANDES E RAIZER ETDA ME; 14) LAMIRO 
TERRAPEENAGEM; 15) RRG COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUE AO; 16) 
PCM PINTURAS EM EDIPICAgOES; 17) ANILTON MURARI SERRALHERIA ME; 18) 
PEORICUETURA GUERRA (ANEXO 361). 

Ainda, com a colabora 9 ao de HEEIO OGAMA, elucidou-se que a empresa 
ZANUTO GUINDASTES, pertencente a CARLOS ZANUTTO, sogro de LEONARDO 
GUERRA, tambem atuou na produ 9 ao de dinheiro em espeeie para a ECONORTE pagar 
propinas. 

Essas empresas supostamente prestadoras de servi 90 s ou fomecedoras de 
produtos para RIO TIBAGI simulavam totalmente ou parte do servi 90 , sendo que seus 
administradores devolveram valores em espeeie principalmente a LEONARDO GUERRA, 
que eneaminhava o dinheiro a HEEIO OGAMA, HUGO ONO e JOAO MARAPON JUNIOR 
pagarem a JOAO CHIMINAZZO NETO e a agentes publicos destinatarios finals da propina. 
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Em paralelo ao uso de empresas intermediarias pela RIO TIBAGI e pela 
CONSTRUTORA TRIUNFO para produ^ao de dinheiro em especie, a ECONORTE tambem 
pagava diretamente algumas “noteiras”, como ocorreu com as seguintes empresas: 

1) EL SYSTEM , que recebeu R$ 821.848,34 entre 8/10/2013 6/1/2016 da 
ECONORTE com o propdsito de devolver parte dos valores em dinheiro vivo a 
HEEIO OGAMA e LEONARDO GUERRA (ANEXO 654); 

2) SINATRAF ENGENHARIA que entre 16/11/2009 e 13/1/2012 recebeu R$ 
915,952,24 (ANEXO 61 - RI 2016 247) para sacar e repassar parte dos valores 
em especie para HEEIO OGAMA e LEONARDO GUERRA; 

3) TACLA DURAN ADVOGADOS. que recebeu da ECONORTE R$ 
1,005,714,50 entre 2012 e 2014 (ANEXO 345) para repassar valores em 
especie aos denunciados CARLO BOTTARELI, SANDRO LIMA, sob 
comando de LUIZ FERNANDO WOLF DE CARVALHO; 

4) RGB ENGENHARIA. pertencente a PAULO BECKERT, fdho do assessor 
do DER/PR, GILSON BECKERT, que recebeu R$ 276.857,50 entre 13/8/2013 
e 27/1/2014, para repassar uma parte em especie a LEONARDO GUERRA 
(ANEXO 61). 

Essas empresas recebiam pagamentos com transferencias eletronicas, sacavam 
dinheiro em especie e devolviam a HEEIO OGAMA e LEONARDO GUERRA. 

As transa 96 es financeiras aqui citadas podem ser visualizadas nos anexos 61, 
143, 184, 264, 331, 345, 358, 361, 628 e 653. 

(ii) VIAPAR 

A concessionaria VIAPAR produzia dinheiro em especie por intermedio da 
contrata 9 ao das empresas: 

1) ENGENHARIA E CONSTRUCAO CSO tCNPJ 01.747.103/0001-82T que 
recebeu R$ 26.397.897,50 da VIAPAR entre 10/05/2013 e 16/09/2016; 

2) lASIN SINALIZACAO tCNPJ 02.144.485/0001-12T que recebeu R$ 
813.763,41 da VIAPAR entre 05/2013 e 08/2016. 

No mesmo periodo essas empresas sacaram |R$ X lpara entreia aos executivos 
d> VIAPAR, que r^assavam os valores a JACKSON SELEME para fazer a entrega a JOAOj 

CHIMINAZZO NETOj 



(iii) ECOCATARATAS E ECOVIA 


As concessionarias ECOCATARATAS e ECOVIAS produziam dinheiro 
mediante contrata 9 ao das seguintes empresas “noteiras”: 

1) ENGENHARIA E CONSTRUCAO CSO tCNPJ 01.747.103/0001-82T que 
recebeu R$ 58.759.500,47 da ECOCATARATAS entre 07/05/2010 e 
06/05/2016 e R$ 102.817.910,99 da ECOVIA entre 17/01/2005 e 10/05/2016. 

2) PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT tCNPJ 

03.030.002/0001-lD e ITAX CONSTRUTORA tCNPJ 11.155.552/0001-95T 
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empresas cujo socio-administrador^ e o mesmo. Pagamentos da 
ECOCATARATAS a empresa ITAX somam R$ 146.782,657,56 entre 2005 e 
2016. 


No mesmo periodo, essas empresas gacaram xxx |p ara entrega EVANDRO 
COUTO VIANNA, que repassava os valores a MARIO CEZAR XAVI E R SILVA para fazer 
a entrega a JO AO CHIMINAZZO NETO. 

Registre-se, ainda, que a empresa ENGENHARIA E CONSTREI^AO CSO, 
entre 2011 e 2017, efetivou repasses (ANEXO 885) que somam R$ 7.702.927,91 para a 
empresa DITERNA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 09.237.752/0001-45), loealizada em uma 
sala eomereial em Curitiba/PR e que nao registra qualquer empregado. O s6cio-administrador 
da DITERNA, DAVI GUEDES TERNA (CPE 236.397.339-91) e urn dos diretores da 
concessionaria ECOVIA CAMINHO DO MAR e figura inclusive nas trocas de e-mail das 
concessionarias com JOAO CHIMINAZZO NETO, operador de propinas do esquema. 

O afastamento de sigilo da DITERNA foi autorizado nos autos 5025881- 
61.2018.404.7000, com base no pedido de evento 50. A partir dos dados bancarios desta 
empresa (ANEXO 885), constatou-se que, no mesmo periodo em que registra creditos da 
CSO, a DITERNA realizou saques em especie de R$ 696.456,25, dos quais R$ 688.066,76 
ocorreram ate outubro de 2014. A intensidade dos saques coincide com o periodo de maior 
atividade do esquema de propinas das concessionarias. Portanto, no periodo do esquema 
investigado, DAVI GUEDES TERNA realizou saques de pelo menso R$ 688.066,76 para 
entrega a EVANDRO COUTO VIANNA, que mediante entregas feitas por MARIO CEZAR 
XAVIER, fazia chegar os valores ao operador financeiro das concessionarias, JOAO 
CHIMINAZZO NETO. 


(iv) CAMINHOS DO PARANA 

A concessionaria CAMINHOS DO PARANA utilizava dos servi^os da 
CONSTRUTORA DERBEI tCNPJ 02.539.262/0001-541 . que recebeu R$ 5.826.942,66 da 
CAMINHOS DO PARANA entre 13/05/2005 e 06/10/2015. 

Por ocasiao da busca e apreensao da “Opera 9 ao lntegra 9 ao 11”, constatou-se a 
empresa DERBEI lan 9 ava altos valores “disponibilidade em caixa” (conforme ANEXO 884, a 
empresa declarava R$ 21milh6es em caixa em 31/12/2017), quando, na pratica, nao existia no 
caixa da empresa equivalente disponibilidade de recursos. Vejamos o teor de declara 9 ao 
(ANEXO 885) do s6cio da empresa no por ocasiao das buscas; 


Anderson Schmitt, CPF 613.749.119-68. 
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A discrepancia entre declara 9 ao e realidade fatica demonstra que saques da 
empresa foram contabilizados falsamente como “disponibilidade em caixa” quando, na 
realidade, os recursos tiveram destine diverse. Neste contexto, a empresa figura como uma das 
fontes de dinheiro em especie do esquema investigado. 

Portanto, a DERBLI sacou, no periodo de vigencia do esquema, R$ XXX para 
entrega a RUY GIUBLIN, CARLOS LOBATO e JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR, que 
repassavam os valores a JOAO CHIMINAZZO NETO para abastecimento do esquema de 
propinas. 


(v) RODONORTE 


A concessionaria RODONORTE utiliza servi 90 s das seguintes noteiras: 

1) lASIN SINALIZACAO. que recebeu R$ 9.407.268,28 da RODONORTE 
entre 02/2005 e 10/2015; 

2) IVANO ABDO CONSTRUCOES tlACOW que recebeu R$ 9.127.952,70 da 
RODONORTE entre 05/2010 e 10/2015; 

3) J. MALUCEELI 176.519.974/0001-48) que recebeu R$ 307.553.125,93 entre 
2005 e 2015 da RODONORTE. 


No mesmo Beriodo 

essas empresas sacaram XXX para entrega aos executivos 

da RODONORTE, due r^assavam os valores a CLAUDIO SOARES para fazer a entrega i 

JOAO CHIMINAZZO NETO... 



Ressalte-se que, conforme identificado pela Receita Federal (ANEXO ), as 


empresas lASIN e lACON subcontrataram empresas potencialmente de fachada ou com baixa 
capacidade operacional para presta 9 ao de supostos servi 90 s. O afastamento de sigilo bancario 
do caso SIMBA 3623-70 permitiu identificar repasses de R$ 2.994.403,51 destas empresas 
para potenciais “noteiras” (assim descritas pela Receita Federal - ANEXO ). A partir destas 
empresas, foram identificados saques contemporaneos aos repasses da ordem de R$ XXX, 
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para devolu 9 ao a RODONORTE, que, a seu turno, irrigava o esquema de CHIMINAZZO 
com estes valores. 



IV. HISTORICO DOS ESQUEMAS DE CORRUPCAO 
a) INICIO DO ESQUEMA 


O historico das concessoes rodoviarias no Estado do Parana come 90 u com a 
edi 9 ao da Eei n.“ 9.277, de 10 de maio de 1996, que autorizou a Uniao a delegar aos 
Municlpios, Estados e Distrito Eederal, pelo prazo de ate 25 anos, prorrogaveis por igual 
periodo, a administra 9 ao e a explora 9 ao de rodovias federais. Posteriormente em 25 de outubro 
de 1996, a Uniao e o Estado do Parana firmaram os convenios n.“ 2, 3, 4, 5, 6 e 7, de 1996, por 
intermedio dos quais foi delegada ao Parana a explora 9 ao das rodovias federais integrantes dos 
6 lotes, pelo prazo de 25 anos. 

Pelo Convenio, o Estado deveria seguir o programa aprovado pelo ente 
delegante e realizar licita 9 ao para a outorga da concessao, nos termos da legisla 9 ao federal de 
regeneia. Alem disso, incumbiria ao Estado do Parana a obriga 9 ao de submeter ao Ministerio 
dos Transportes qualquer altera 9 ao no programa inicial, alem de apoiar o entao DNER no 
exereieio das tarefas de aeompanhamento, lisealiza 9 ao e controle do Convenio. 

Ap6s a delega 9 ao ao Estado do Parana, para a eoneessao desses trechos foram 
firmadas sets concorreneias internaeionais pela Secretaria de Estado dos Transportes do 
Parana, as quais resultaram vencidas pela ECONORTE, CAMINHOS DO PARANA, 
ECOVIA, ECOCATARATAS, VIAPAR e RODONORTE, sendo firmados os respeetivos 
contratos de eoneessao de obras publicas em 1997. Os contratos foram subseritos em 
14/11/1997 para vigerem por 24 (vinte e quatro) anos. 

- LOTEOl ; 

A coneorrencia foi vencida pela ECONORTE, sendo firmado o contrato de 
eoneessao de obras publieas de n“ 71/97, euja extensao original era de 245,7 km, que 
representava o montante dos trechos da BR 369 (169,8km), PR 323 (62km) e PR 445 
(13,9km). 

Em 22 de mar 90 de 2000, foi firmado um Termo Aditivo (de n“ 14/2000) que 
modifieou completamente o objeto inieialmente lieitado e eoncedido a ECONORTE. Depois 
do aditivo, a eoneessao passou a abranger, alem do treeho federal acima citado da BR 369, 
tambem outras rodovias, dentre elas a BR 153, no treeho da "Ponte Rio Paranapanema - Entr. 
PR-092", eom uma extensao complementar de 51,6km s6 nesse treeho. Tambem se aereseeu 
ao treeho originario de eoneessao a PR 090 (29,77km) e PR 090 (14,30km), sendo que o total 
da malha rodoviaria eoncedida passou dos originals 245,7km para 340 km. Originalmente, 
havia tres pra 9 as de pedagio ao longo do treeho sob eoneessao, distribuidas da seguinte forma: 
1) Pra 9 a 1 (ou p-1.1), localizada no Municipio de Cambara, no km 1 da PR-369; 2) Pra 9 a 2 (ou 
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P-1.2), localizada no Municlpio de Jataizinho, no km 126 da BR-369; 3) Pra^a 3 (on P-1.3), 
localizada no municlpio de Sertaneja, no km 3 da PR-323. 

Com as modifica^oes do TA 2002 a pra^a de Cambara foi substituida por 

Jacarezinho. 



Em novembro de 2018, considerando o quadro de corrup^ao gerado pela 
organiza^ao criminosa aqui denunciada, o MPF moveu a A^ao Civil Publica 5010042- 
54.2018.404.7013, na qual obteve, liminarmente, o retorno da concessao da ECONORTE aos 
termos do contrato original de 1997. 


- LOTE2 : 

A concorrencia foi vencida pela VIAPAR, sendo firmado o contrato de 
concessao de obras publicas de n“ 72/97, cuja extensao original e composta por 434 km de 
rodovias federais e 111 km de rodovias estaduais, totalizando 545 km de rodovias 
administradas pela Concessionaria VIAPAR (Rodovias Integradas do Parana S.A). Ha seis 
pranas de pedagio ao longo do trecho sob concessao, distribuidas da seguinte forma; 1) Pra^a 
2-1 (ou p.2-1), localizada no Municlpio de Arapongas, no km 178,85 da BR 369; 2) Pra^a 2-2, 
localizada no Municlpio de Mandaguari, no km 200,96 da BR 376; 3) Pra^a 2-3, localizada no 
Municlpio de Presidente Castelo Branco, no km 148,96 da BR 376; 4) Pra^a 2-4, localizada no 
Municlpio de Floresta, no km 127,07 da PR 317; 5) Pra^a 2-5, localizada no Municlpio de 
Campo Mourao, no km 377,90 da BR 369; 6) Pra^a 2-6, localizada no Municlpio de Corbelia, 
no km 493,80 da BR 369. 

Fonte: ABCR (ANEXO 725) 
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- LOTE3 : 

A concorrencia foi vencida pela ECOCATARATAS, sendo firmado o contrato 
de concessao de obras publicas de n“ 73/97, cuja extensao original e compreendida na BR 277, 
entre o entroncamento com a BR 466 (p/Guarapuava) e a fronteira Brasil/Paraguai (Ponte da 
Amizade), com uma extensao de 387,10 km. Ha cinco pranas de pedagio ao longo do trecho 
sob concessao, distribuidas da seguinte forma; 1) Pra^a 1 (on P-3.1), localizada no Municipio 
de Sao Miguel do Igua^u, no km 704 da BR 277; 2) Pra 9 a 2 (ou P-3.2), localizada no 
Municipio de Ceu Azul, no km 620 da BR 277; 3) Pra^a 3 (ou P-3.3), localizada no Municipio 
de Cascavel, no km 569 da BR-277; 4) Pra^a 4 (ou P-3.4), localizada no Municipio de 
Laranjeiras do Sul, no km 464 da BR-277; 5) Pra^a 5 (ou P-3.5), localizada no Municipio de 
Candoi, no km 388 da BR-277. 



-LOTE4: 

A concorrencia foi vencida pela CAMINHOS DO PARANA, sendo firmado o 
contrato de concessao de obras publicas de n“ 74/97, cuja extensao original era 405,90 
quilometros de rodovias federal e estadual (BR 277, BR 373 e BR 476). O termo aditivo de 
2002 agregou a concessao, nos moldes que ocorreu no lote 01, 43 km da BR 476 entre 
Lapa/Araucaria sem licita^ao, mas com a anuencia da Uniao. Ha cinco pranas de pedagio ao 
longo do trecho sob concessao, distribuidas da seguinte forma; 1) Pra^a 1 (ou P-4.1), 
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localizada no Municipio de Prudentopolis, no km 302 da BR-277; 2) Pra^a 2 (on P-4.2), 
localizada no Municipio de Irati, no km 250 da BR-277; 3) Pra^a 3 (ou P-4.3), localizada no 
Municipio de Porto Amazonas, no km 158 da BR-277; 4) Pra^a 4 (ou P-4.4), localizada no 
Municipio de Imbituva, no km 217 da BR-373; 5) Pra^a 5 (ou P-4.5), localizada no Municipio 
de Lapa, no km 192 da BR-476. 



- LOTE 5 : 

A concorrencia foi vencida pela RODONORTE, sendo firmado o contrato de 
concessao de obras publicas de n“ 75/97, cuja extensao original e de 567,78 quilometros de 
rodovias federal e estadual (BR-277 (Km 94,2 ao Km 140,5), BR-373 (Km 171,8 ao Km 
183,0) e BR-376 (Km 234,2 ao Km 475,6, Km 486,8 ao Km 554,6). Ha sete pranas de pedagio 
ao longo do trecho sob concessao, distribuidas da seguinte forma; 1) Pra^a 1 (ou P-5.1), 
localizada no Municipio de Sao Luiz do Puruna, localizada no km 132 da BR-277; 2) Pra^a 2 
(ou P-5.2), localizada no Municipio de Witmarsun, no km 537, da BR-376; 3) Pra^a 3 (ou P- 
5.3), localizada no Municipio de Carambei, no km 304 da PR-151; 4) Pra^a 4 (ou P-5.4), 
localizada no Municipio de Jaguariaiva, no km 223 da PR-151, 5) Pra^a 5 (ou P-5.5), 
localizada no Municipio de Tibagi, no km 457 da BR-376; 6) Pra^a 6 (ou P-5.6), localizada no 
Municipio de Imbau, no km 377 da BR-376; 7) Pra^a 7 (ou P-5.7), localizada no Municipio de 
Maua da Serra, no km 321 da BR-376. 

Fonte: ABCR (ANEXO 728) 
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- LOTE 6 : 

A concorrencia foi vencida pela ECOVIA, sendo firmado o contrato de 
concessao de obras publicas de n“ 76/97, cuja extensao original eompreende o treeho na BR 
277, entre a Ponte sobre o Rio Embogua^u e o entroncamento das BRs 116/476, (Curitiba), 
eom uma extensao de 84,20 quilometros; o aeesso entre o entroneamento da BR 277 para 
Paranagua, com uma extensao de 1,5 quilometro e o aeesso entre o entroncamento da BR 277 

- Ponte sobre o Rio Embogua^u e o Porto de Paranagua, com uma extensao de 2,8 
quilometros. 



Em novembro de 1997, o colaborador HELIO OGAMA ingressou na 
ECONORTE como diretor de engenharia, sendo que o presidente da ECONORTE na epoca 
era GUSTAVO MUSNICH. 

Segundo HELIO OGAMA, em 1998, logo ap6s o inicio da concessao, quando o 
Governador JAIME LERNER baixou a tarifa do pedagio em 50%, iniciou-se uma 
instabilidade na concessao com greves de caminhoneiros e outros problemas para as 
concessionarias. 

Em razao disso, os presidentes das seis concessionarias da epoca buscaram uma 
solu 9 ao para a problema, trazendo para a mesa de negocia^ao alguns agentes publicos do 
DER/PR. A autarquia, na epoca, era representada, entre outras pessoas, por PAULINHO 
DALMAZ, MAURICIO EDUARDO SA DE EERRANTE e JOSE ALFREDO GOMES 
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STRATMANN (os dois ultimos, recentemente, passaram a atuar na AGEPAR). Naquela 
oportunidade, tambem “sentaram na mesa de negocia 9 ao” a FETRANSPAR (Federa 9 ao de 
Transportes do Parana) e SINDICAM (Sindicato dos Caminhoneiros Autonomos do Parana). 

Essas reunioes iniciais ocorriam na sede do proprio DER/PR (Av. Igua 9 u, 420, 
Rebou 9 as, Curitiba/PR), sendo que pela ECONORTE o denunciado GETSTAVO MEISNICH 
participava e reportava algumas decisoes desses encontros a HEEIO OGAMA, levando 
algumas planilhas de negocia 9 ao. Pela VIAPAR, participava desses encontros RICARDO 
VON GEEHN NIETON MARCHETTI, entao diretor-presidente da VIAPAR. Pela 
CAMINHOS DO PARANA, participava JOSE JUEIAO TERBAI JUNIOR, entao diretor- 
geral da concessionaria. Pela RODONORTE, inicialmente participava GERALDO sendo que 
apos 2000 participava MAURICIO SOARES VASCONCEEEOS, entao presidente da 
RODONORTE. Pela ECOVIA, participava ADHEMAR RODRIGUES ALVES, entao 
presidente da ECOVIA. 

No inicio, essas reunioes eram tecnico-juridicas, sendo que, cm um 
determinado momento, cm meados de 1999, enquanto ocorriam essas negocia 96 es, GUSTAVO 
MUSNICH afirmou a HEEIO OGAMA que seria necessario iniciar o pagamento de vantagens 
indevidas a alguns agentes publicos do DER/PR para conseguir uma “boa vontade” do orgao 
estatal na analise da celebra 9 ao de aditivos e outros atos que atendessem aos interesses das 
concessionarias. Tambem, informou que seriam iniciados pagamentos em favor da 
FETRANSPAR e do SINDICAM, sendo que, em contrapartida, essas entidades nao 
embara 9 ariam o funcionamento dos pedagios no estado. 

Ainda durante o ano de 1999, GUSTAVO MUSNICH informou que os 
pagamentos indevidos seriam intermediados pelo entao diretor-regional da ASSOCIA^AO 
BRASILEIRA DE CONCESSOES RODOVIARIAS DO PARANA (ABCR). HEEIO 
OGAMA afirmou nao se recordar do nome deste primeiro diretor da ABCR, mas apontou que, 
a partir de maio de 2000 , a fun 9 ao (inclusive no que diz respeito as arrecada 96 es ilicitas) foi 
assumida por JO AO CHIMMINAZZO NETO. 

No mesmo periodo, GUSTAVO MUSNICH afirmou a HEEIO OGAMA que 
seria necessaria a produ 9 ao de dinheiro em especie para arcar com os pagamentos de propina, 
que deveriam ser mensais. No inicio, o dinheiro em especie era gerado pela CONSTRUTORA 
TRIUNFO, empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial que controla a ECONORTE. 
Apos, os recursos passaram ser gerados a partir de “prestadores de servi 90 s” da empresa RIO 
TIBAGI (subsidiaria da ECONORTE) e da propria ECONORTE, esta ultima sendo usada apos 
2008. 

Assim, pouco depois do inicio do esquema de pagamento de propinas, foram 
firmados aditivos nos anos de 2000 e 2002. Estes atos favoreceram as concessionarias, como 
sera detalhado ao longo desta pe 9 a. 

Na ECONORTE, a operacionaliza 9 ao do esquema de propinas coube a 
GUSTAVO MUSNICH, entre 1999 e 2007, tendo HEEIO OGAMA assumido esta fun 9 ao ao 
se tornar presidente da ECONORTE em Janeiro de 2007 ate fevereiro de 2018. 

HEEIO OGAMA narrou que, no inicio, os principais beneficiarios finais das 
vantagens indevidas pagas pelas concessionarias eram as pessoas relacionadas ao DER/PR, na 
epoca: MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE, JOSE ALFREDO GOMES 
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STRATMANN e ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ (“CABELEIRA” - que 

era assessor de MAURICIO FERRANTE), alem do operador finaneeiro JOAO 
CHIMINAZZO NETO. Estas pessoas eontinuaram a ser benefieiadas pelo pagamento de 
propinas ao assumirem eargos na AGEPAR, a partir de setembro de 2012. Permaneceram 
reeebendo propina ate Janeiro de 2018. 

Tambem reeeberam parte dos valores arreeadados ilieitamente pelas 
eoneessionarias os representantes da FETRANSPAR e do SINDICAM. 

O esquema seguiu ao longo de quase 20 anos. Foram identifieados outros 
benefieiarios da vantagem indevida, que passaram a reeeber depois da implanta 9 ao do 
esquema, eomo sera narrado a seguir. 

b) reunioes quinzenais na ABCR/PR 



As diseussoes e a presta 9 ao de eontas deste tema de propina passaram a oeorrer 
em reunioes quinzenais preseneiais na sede da ABCR. Nos eneontros, entre outros assuntos, 
JOAO CHIMINAZZO NETO apresentava uma planilha de divisao de propinas e valores, da 
qual constava a rela 9 ao dos agentes publieos favorecidos pelos pagamentos ilieitos do 


esquema. 

Muitas vezes, as eonvoea 96 es para essas reunioes aeonteeiam por mensagens de 
e-mail troeadas entre CHIMINAZZO e sua seeretaria, BEATRIZ ASSINI, eom os 


representantes das eoneessionarias. A investiga 9 ao eonseguiu obter uma parte das eonvoea 96 es 
que oeorreram para reunioes apos 2014. Tratam-se de mensagens que foram enviadas, entre 
outras pessoas, para os diretores-presidentes das eoneessionarias: 1) EVANDRO COUTO 
VIANA; 2) JOSE MOITA; 3) JOSE CAMILO CARVAEHO; 4) MARCELO STACHOW; 5) 
JOSE JULIAO TURBAl; 6 ) RUY GIUBLIN; 7) CEAUDIO JOSE MACHADO SOARES; e 
8 ) HEEIO OGAMA. 

No ANEXO 788 ha as seguintes convooa 96 es para a tal “reuniao de 

presidentes”: 


11 em 03/07/2014 - na sede da ECOVIA - eonvoeaeao enviada por Beatriz 


Assini _ <beatrizassini@gmail.eom> 


para : 


HELIO 


< helio@,eeonorte.eom.br >: MARCELO 

< mareelo. staehow@,viapar.eom.br >: Jean Carlo 

<ieanearlo.mezzomo@,eeoeataratas.eom.br >: RUY 

< rsg@,eaminhosdoparana.eom.br >: 

M01TA <iose.moita@,grupoeer.com.br >: Claudio Jose Machado 
< claudio.soares@,grupoccr.com.br >: 

GUEDESTERNA<davi.tema@ecovia.com.br>; EVANDRO 


Ogama 

Stachow 

Mezzomo 

Giublin 

JOSE 

Soares 

DAVl 

COUTO 


VlANNA< evandro.vianna@,ecovia.com.br >: 

< chiminazzo@,abcr.org.br >. 


JOAO 


CHIMINAZZO 


Na pauta desta reuniao de julho de 2014 reuniao constam: 1) Assuntos 
Operacionais (Bia); 2) Layout novo escritorio - Arquiteta Sheila (indica 9 ao da 
Top Imoveis); 3) Honorarios Dr. Egon - CPI; 4) Resolu 9 ao 251 - SESA; 5) 
Minuta Resolu 9 ao Agepar; e 6 ) Varredura; 
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2) em 31/07/2014 - na sede da ECOVIA - ha nova convocacao para reuniao 

enviada por Joao Chiminazzo Neto <chiminazzo@,abcr.org.br> para : HELIO 
Ogama<helio@econorte.com.br>; MARCELO 

Stachow<marcelo.stachow@viapar.com.br>; Jean Carlo 

Mezzomo<j eancarlo.mezzomo@ecocataratas.com.br>; RUY 

Giubbn<rsg@caminbosdoparana.com.br>; Jose Alberto Moraes Rego 
S.Moita<jose.moita@grupoccr.com.br>; Davi 

Guedes<davi.terna@ecovia.com.br>; EVANDRO 

Vianna<evandro.vianna@ecovia.com.br>Cc: A BIA<beatriz@abcr.org.br>; 
Ricardo | ABCR<ricardopi@abcr.org.br> 

3) Em 18/08/2014 - na sede da ECOVIA - ba convocacao enviada por Joao 

Cbiminazzo Neto <cbimina770@,abcr.org.br> para : HEEIO Ogama 
<belio@econorte.com.br>; MARCEEO 

Stacbow<marcelo.stacbow@viapar.com.br>; Jean Carlo 

Mezzomo<jeancarlo.mezzomo@ecocataratas.com.br>; RUY 

Giubbn<rsg@caminbosdoparana.com.br>; Jose Alberto Moraes Rego 
S.Moita<jose.moita@grupoccr.com.br>; Davi 

Guedes<davi.terna@ecovia.com.br>; EVANDRO 

Vianna<evandro.vianna@ecovia.com.br>Cc: A BIA<beatriz@abcr.org.br>; 


4) Em 13/10/2014 - ba convocacao para reuniao na nova sede da ABCR 
localizada na Rua Heitor Stocler Eranca. 396, cj. 2206, enviada por Joao 
Cbiminazzo Neto <cbiminazzo@,abcr.org.br>. em 08/10/2014. para : HEEIO 
Ogama<belio@econorte.com.br>; MARCEEO 

Stacbow<marcelo.stacbow@viapar.com.br>; Jean Carlo 

Mezzomo<jeancarlo.mezzomo@ecocataratas.com.br>;RUY 
Giubbn<rsg@caminbosdoparana.com.br>; Jose Alberto Moraes Rego 
S.Moita<jose.moita@grupoccr.com.br>; Davi 

Guedes<davi.terna@ecovia.com.br>; EVANDRO 

Vianna<evandro.vianna@ecovia.com.br>; 


5) Em 27/10/2014 - convocacao enviada por Joao Cbiminazzo Neto 
<cbiminazzo@,abcr.org.br>. para : HEEIO Ogama<belio@econorte.com.br>; 
MARCEEO Stacbow<marcelo.stacbow@viapar.com.br>; Jean Carlo 
Mezzomo<j eancarlo.mezzomo@ecocataratas.com.br>; RUY 

Giubbn<rsg@caminbosdoparana.com.br>; Jose Alberto Moraes Rego 
S.Moita<jose.moita@grupoccr.com.br>; Davi 

Guedes<davi.terna@ecovia.com.br>; EVANDRO 

Vianna<evandro. vianna@ecovia. com.br>Cc: A BIA<beatriz@abcr. org.br>. 


6) Em 03/12/2014. convocacao enviada por Joao Cbiminazzo Neto 
<cbiminazzo@,abcr.org.br>. para : HEEIO Ogama<belio@econorte.com.br>; 
MARCEEO Stacbow<marcelo.stacbow@viapar.com.br>; Jean Carlo 
Mezzomo<j eancarlo.mezzomo@ecocataratas.com.br>; RUY 

Giubbn<rsg@caminbosdoparana.com.br>; Jose Alberto Moraes Rego 
S.Moita<jose.moita@grupoccr.com.br>; EVANDRO 

Vianna<evandro. vianna@ecovia. com.br>Cc: A BIA<beatriz@abcr. org.br>. 
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Detalhe relevante e que, de acordo com HELIO OGAMA, as reunioes dos dias 
03/07/2014, 31/07/2014 e 18/08/2014 ocorreram na sede da concessionaria ECOVIA porque 
JOAO CHIMINAZZO NETO teve receio de promover as reunioes na antiga sede da ABCR. 
Isto porque a For^a Tarefa do MPF se instalou no mesmo predio da antiga sede da ABCR em 
julho de 2014. Com a instala^ao da For^a Tarefa no loeal, providenciou-se a mudan^a da sede 
da ABCR para outro predio eomercial. 

Outro detalhe digno de nota diz respeito aos itens da pauta da reuniao do dia 
03/07/2014; refere-se a discussao de uma “minuta da resolu 9 ao da AGEPAR”, alem de uma 
“varredura”. Este ultimo termo, destaque-se, evidencia o inequivoeo proposito de destrui 9 ao 
de provas por parte dos denunciados. 

No ANEXO 789, aparecem as oonvooa 96 es para “reunioes de presidentes” 
enviada por JOAO CHIMINAZZO NETO no ano de 2015; 

11 Em 02/04/2015 - eonvoeaeao enviada por .loao Chiminazzo Neto para ; RUY 

GIUBLIN <rsg@oaminhosdoparana.com.br>; HELIO OGAMA 
helio@econorte.oom.br<helio@eoonorte.oom.br>; JOSE CAMILO 
CARVALHO 

oamilo.oarvalho@viapar.com.br<oamilo.oarvalho@viapar.com.br>; EVANDRO 
VIANNA evandro.vianna@ecovia.com.br<evandro.vianna@eoovia.com.br>; 
JOSE MOITA jose.moita@grupoccr.oom.br<jose.moita@grupoocr.oom.br>; 
Rieardo Pinto Pinheiro< rieardopi@,aber.org.br >:BEATRIZ 

ASSlNl< beatriz@,aber.org.br ; 

21 Em 06/04/2015 - eonvoeaeao enviada de Joao Chiminazzo Neto 

<chiminazzo@,aber.org.br>. enviada em 01/04/2015 para ; HELIO OGAMA 
helio@eeonorte.eom.br : JOSE CAMILO CARVALHO 

eamilo.carvalho@,viapar. com.br : EVANDRO VIANNA 

evandro.vianna@.ecovia.com.br : RUY SERGIO GIUBLIN; JOSE MOITA 
jose.moita@grupoccr.com.br; Ricardo Pinto Pinheiro Cc: BEATRIZ ASSINl; 

31 Em 25/05/2015 - eonvoeaeao enviada de Joao Chiminazzo Neto 

<chiminazzo@,aber.org.br> para : HELIO OGAMA helio@eeonorte.eom.br : 
JOSE CAMILO CARVALHO camilo.carvalho@viapar.oom.br; 
evandro.vianna@ecovia.com.br; RUY GIUBLIN 

rsg(5)caminhosdoparana.com.br ; JOSE MOITA iose.moita@,grupoccr.com.br 
Cc: JOSE JULIAO TERBAl jjterbai@caminhosdoparana.com.br; BEATRIZ 
ASSINl. 

Assim, ha evidencias de que os denunciados foram convocados para as reunioes 
da ABCR, ocasioes em que diseutiam temas relatives ao pagamento de propina a agentes 
publieos. 

c) Rateio da propina 
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Segundo HELIO OGAMA, desde 1999, as concessionarias de pedagio do 
Estado dividiam o valor da propina a ser paga na propor 9 ao de seus ultimos faturamentos 
trimestrais. Como ja salientado: 

1) a ECONORTE cabia o percentual de 8 a 10% no montante da propina 
distribuida, que era administrada por JO AO CHIMINAZZO NETO e variava no 
tempo conforme a necessidade; 

2) a VIAPAR entre 16%el8%no montante da propina distribuida, que era 
administrada por JOAO CHIMINAZZO NETO e variava no tempo eonforme a 
necessidade; 

3) a ECOCATARATAS entre 13% e 15% no montante da propina distribuida, 
que era administrada por JOAO CHIMINAZZO NETO e variava no tempo 
conforme a necessidade; 

4) a CAMINHOS DO PARANA entre 9,5% e 14% no montante da propina 
distribuida, que era administrada por JOAO CHIMINAZZO NETO e variava no 
tempo conforme a necessidade; 

5) a RODONORTE entre 34 % e 37 % no montante da propina distribuida, que 
era administrada por JOAO CHIMINAZZO NETO e variava no tempo 
conforme a necessidade; 

6) a ECOVIA entre 11,5% e 14% no montante da propina distribuida, que era 
administrada por JOAO CHIMINAZZO NETO e variava no tempo conforme a 
necessidade. 

Ainda HEEIO OGAMA relatou que JOAO CHIMINAZZO NETO apresentava 
mensalmente planilhas do rateio dos percentuais de propina conforme o faturamento trimestral 
das empresas na reuniao de presidentes das concessionarias na sala da ABCR em Curitiba. A 
mesma divisao era utilizada para custear os servi 90 s simulados de JOAO CHIMINAZZO 
NETO a frente da ABCR. 

Durante as buscas da 48 “ fase da Opera 9 ao Eava Jato, foi localizada em midias 
apreendidas na ECONORTE uma planilha detalhando “Percentuais de Rateios” entre as 6 
concessionarias do “Anel de Integra 9 ao” desde 1999 ate 2017 (ANEXO 644). As planilhas 
apresentam percentuais anuais de rateio entre as concessionarias, com base nos faturamentos 
registrados por elas mesmas, o que corrobora o afirmado por OGAMA quanto a divisao dos 
valores de propina. A seguir, retratam-se algumas das “planilhas de rateio”, sendo que todas as 
demais estao consolidadas no ANEXO 644: 
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Concessionaria 

RATEIO 

JA.NAUAS20M 

ABSAJUNJOPP 

JCLASETJfM 

OCTADEZ IN* 

Econortc 

9,03 

9.37 

8.67 

8.99 

Viapar 

19,48 

20.13 

19.14 

18.58 

Cataratas 

13,96 

13.64 

14.59 

14.14 

Caminhos do PR 

9,23 

8.75 

9.55 

9.98 

Rodonofte 

36,22 

35.96 

34.23 

37,15 

Eco\ia 

12,08 

12.15 

13.82 

11.16 


1<>99 

Concession^a 

Econorte 

3o. Trifn.99 

% 

4o. Triin.99 

% 

3.640.608.00 

9.03 

3.912.990.00 

9.37 

Viapar 

7.850.274.00 

19.48 

8.411.284.00 

20.13 

Cataratas 

5.625.000.00 

13.66 

5.667.000.00 

13.64 

Caniinhos do PR 

Rodonorte 

3.719.514.00 

6.23 

3.657.411.00 

8.75 

14.597.001.00 

36.22 

15.022.588.00 

35.96 

Ecovia 

4.867.134.00 

12.08 

5.075.134.00 

12.15 

Total 

40.299.732.00 

100.00 

41.776.407.00 

100.00 

2000 

Total 

1 o Trimestre/00 

% 

2o Thmestre/OO 

% 

Econorte 

3.730.291.77 

8.67 

6.331.557.44 

8.69 

Viapar 

8.229.044.04 

16.14 

13.086.785.67 

18.58 

Cataratas 

6.275.766.50 

14.59 

6.962.516.63 

14.14 

Caminhos do PR 

4.105.459.37 

9.55 

7.032.094.60 

6.98 

Rodonorte 

14.722.556.90 

34.23 

26.167.701.28 

37.15 

Eco\ia 

Total 

5.941.596.48 

13.82 

7.854.142.79 

11.15 

43.004.718,06 

100.00 

70.434.798,41 

100.00 



PERCENTUAIS DE RATEIO 

2014 


Concessionaria 

RATEIO 

JA.VAU.AR2in4 

ABRAJOUll 

JO. A SET 2M4 

OCTADEZ 2014 

Econorte 

9.85 

10.30 

9.00 

9.50 

Viapar 

1531 

15.61 

15.00 

15,30 

Ecocataratas 

13.55 

14.00 

14.00 

14.10 

Caminhos do PR 

13.57 

13,30 

14.00 

14.10 

Rodonorte 

35.67 

34.93 

35.00 

35.00 

Ecovia 

12.05 

11.86 

|13.00 

12.00 


2013 

Concessionaria 

3o Trime*tre 

% 

4o trimestre 

% 

Econorte 

43.024.538.00 

9,85100% 

45.646.745,00 

10,29800% 

Viapar 

66.872.344,00 

15,31200% 

69.201.481,00 

15,61200% 

Ecocataratas 

59.172-118,00 

13,54900% 

62.010.138,00 

13,99000% 

Caminhos do PR 

59.260.721.00 

13,56900% 

58.968.285,00 

13,30400% 

Rodonorte 

155.807.965,00 

35,67600% 

154.863.341,00 

34,93800% 

Eco\ia 

52.596.228.00 

12,04300% 

52.560.073,00 

11,85800% 

Total 

436.733.914,00 

100,00000% 

443.250.063,00 

100,00000% 


2014 

Concessionaria 

1o Trimestre 

% 

2o trimestre 

% 

Econorte 

43.708.717.00 

9,00000% 

42.918.630,00 

9,50000% 

Viapar 

70.023.847.00 

15,00000% 

69.401.091,00 

15,30000% 

Ecocataratas 

68.719.077.00 

14,00000% 

64.156.909,00 

14,20000% 

Caminhos do PR 

65.822.777,00 

14,00000% 

64.533.956,00 

14,20000% 

Rodonorte 

164.953.734.00 

35,00000% 

158.358.527,00 

35,00000% 

Ecovia 

61.224.543,00 

13,00000% 

53.687.318,00 

11,90000% 

Total 

474.452.695,00 

100.00000% 

453.056.431,00 

100,0000 


HELIO OGAMAnarrou que, no inicio do esquema, por volta do ano de 1999, o 
valor total da arrecada^ao mensal de propina entre as concessionarias era de aproximadamente 
R$ 120.000,00 mensais. Semestralmente, o montante ehegava a R$ 720.000,00 em propinas 
pagas. Na epoca, este montante de R$ 720.000,00 representava poueo menos de 1% do 
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faturamento bruto semestral declarado pelas concessionarias que, no segundo semestre de 
1999, ficou em R$ 82.076.139 (ANEXO 634). 

O valor da propina foi atualizado, chegando a aproximadamente R$ 240.000,00 
mensais por volta do ano de 2010. Nesse momento, devido a reclama 9 ao dos presidentes das 
concessionarias, JOAO CHIMINAZZO NETO reduziu o montante da propina mensal para R$ 
150.000,00. Cabe frisar, todavia, que este valor nao era fixo, pois variava conforme as 
necessidades verificadas por JOAO CHIMINAZZO NETO como necessarias para corrup 9 ao 
de agentes publicos. 

Ap 6 s 0 inicio dos pagamentos, em 1999, seguiram-se diversas modifica 96 es 
contratuais beneficas as concessionarias ao longo dos anos. Com inicio no ano 2000, os 
aditivos, ajustes e outros atos administrativos favoraveis as empresas corruptoras estao 
detalhados na continuidade desta denuncia. 

Em Janeiro de 2007, HELIO OGAMA assumiu a presidencia da ECONORTE e 
deu continuidade ao esquema de pagamentos de propinas intermediadas por JOAO 
CHIMINAZZO NETO ate o final de 2015, quando o esquema via JOAO CHIMINAZZO 
NETO foi encerrado. Algumas concessionarias, como a ECONORTE, mantiveram o 
pagamento de propina para alguns agentes publicos estrategicos ate Janeiro de 2018. 

d) esquema no Governo BETO RICHA 



Em Janeiro de 2011, ocasiao em que ainda estava em andamento este esquema 
de arrecada 96 es indevidas por intermedio da ABCR/PR e de JOAO CHIMINAZZO NETO, 
0 govemador BETO RICHA assumiu o comando do Estado do Parana. Nomeou como 
Secretario de Infraestrutura e Logistica seu irmao PEPE RICHA. NELSON LEAL JUNIOR 
narrou que, ao assumir o comando do Estado do Parana, ainda em 2011, o govemador BETO 
RICHA deu inicio e continuidade a diversos esquemas de solicita 96 es de vantagens indevidas 
em varias areas do Governo do Estado. Entre os esquemas continuados esta o DER/PR, 
inclusive com as concessionarias de pedagio (que, como descrito, Ja mantinham um esquema 
de pagamentos de propina ativo desde o ano de 1999). Ap 6 s 2012, ressalte-se, o esquema das 
concessionarias de pedagio passou a pagar propina tambem a agentes da recem-criada 
AGEPAR. 

As praticas faziam parte de um esquema geral e sistemico de solicita 96 es de 
vantagem indevida por agentes do governo, desde o inicio do mandate de BETO RICHA. As 
arrecada 96 es ilicitas ocorriam Junto a diversas empresas que possuiam contratos com o Poder 
Publico, tendo diminuido (sem, contudo, acabar) no segundo mandate por conta da “Opera 9 ao 
Eava Jato”, que trouxe receio aos criminosos, a exemplo do narrado quanto a mudan 9 a de sede 
daABCR. 

Neste “esquema geral”, a arrecada 9 ao de pagamento indevidos era capitaneada 
pelas pessoas de BETO RICHA, PEPE RICHA, DEONILSON ROLDO, EZEQUIAS 
MOREIRA RODRIGUES e LUIZ ABI ANTOUN (ANEXO 632) e passou a ocorrer das 
seguintes formas: 


36 de 111 


MPF 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br 
FORC^ATAREFA 

1 ) via pagamentos mensais feitos em especie pelas empresas com contratos 
publico para operadores fmanceiros do Governo fora da epoca das elei 96 es, 
como ocorria com JOAO CHIMINAZZO NETO; 

2) por intermedio de doa 96 es oficias de campanha registradas no TSE; 

3) via dinheiro vivo solicitado por PEPE RICHA a pretexto de utiliza 9 ao em 
eampanhas eleitorais, sendo que estes reeursos, na pratica, aeabavam sendo 
utilizados para enriqueeimento pessoal dos agentes publicos; 

4) via dinheiro vivo, solieitado diretamente por agentes publicos corruptos do 
esquema, como ocorreu com NELSON LEAL JUNIOR (que, eomo descrito, 
pediu e recebeu propina diretamente da ECONORTE em mats de uma ocasiao). 
Assim, 0 pagamento de propina das eoneessionarias passou a ter dots contextos 

distintos e comunicantes. 

Em primeiro lugar, havia pagamentos de propinas a politicos de alto escalao do 
governo, que eram negoeiados e pagos diretamente pelos executives dos altos escaloes das 
empresas corruptoras. No caso da ECONORTE, LUIZ FERNANDO WOLFF DE 
CARVALHO como dono do Grupo Triunfo, negociava pagamentos diretamente eom as 
pessoas de BETO RICHA, DEONILSON ROLDO e EZEQUIAS MOREIRA, No easo da 
CAMINHOS DO PARANA, cabia a CARLOS LOBATO, representante da empresa GEL, que 
era aeionista da CAMINHOS DO PARANA, fazer esta interlocu 9 ao no Palacio Igua 9 u, por 
intermedio de RICARDO RACKED, entao assessor da govemadoria e filho de Alberto 
Racked, proprietario de uma das empresas que tambem era aeionista da CAMINHOS DO 
PARANA. 

Paralelamente a isso, havia uma rotina de pagamentos de propina a agentes 
publicos da area tecnica dos orgaos envolvidos, quais sejam DER/PR e AGEPAR. Esta era 
gereneiada, na ECONORTE, por HELIO OGAMA, que, eomo ja descrito, repassava valores 
ao intermediario JOAO CHIMINAZZO NETO, atuante perante os agentes publicos em nome 
de todas as eoneessionarias de pedagio. Os pagamentos intermediados por CHIMINAZZO 
pagamento eram voltados para funcionarios do DER/PR e AGEPAR, que oeupavam cargos 
tecnicos estrategicos no governo, mediante indica 9 ao politica do Governador BETO RICHA e 
do Seeretario de Transportes, PEPE RICHA. Os agentes do corpo teenico atendiam as 
diretrizes dos agentes politicos que os haviam nomeado, o que, no caso, se dava para favorecer 
as eoneessionarias de pedagio corruptoras. 

Havia, ainda, o esquema dos recebimentos diretos de propina por alguns 
agentes publieos. Estes faziam as solieita 96 es diretas aos representantes das eoneessionarias, 
como ocorria eventualmente com NELSON LEAL JUNIOR e ANTONIO CARLOS 
CABRAL DE QUEIROZ (“CABELEIRA”), 

NELSON LEAL JUNIOR apontou que estes esquemas de propina existiam 
em diversas areas do Governo de BETO RICHA, a exemplo dos seguintes orgaos: DER, 
PORTO DE PARANAGUA, SANEPAR, RECEITA ESTADUAL e FOMENTO PARANA. 
Segundo o eolaborador, os presidentes ou diretores de tais setores do governo solieitavam 
vantagens indevidas as empresas privadas que possuiam contratos com o Poder Publico, em 
troea de diversos atos de oficio a serem realizados de modo a favoreeer as empresas 
pagadoras. O montante da propina paga pelos empresarios variava, mas em muitos easos era 
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estabelecido um percentual de 1% a 3% sobre o valor dos respectivos contratos com o Poder 
Publico (ANEXO 632) a ser ilicitamente pago cm prol dos agentes corrompidos. 

Quanto ao caso especlfico das concessoes rodoviarias, NELSON LEAL 
JUNIOR afirmou que, quando o governador BETO RICHA assumiu o governo do Parana, 
cm 2011 , ja haviam ocorrido varios fatores que desequilibraram os contratos de coneessao em 
favor das eoneessionarias. Isto, inclusive, foi objeto de auditoria do TCU em 2012, quando o 
6 rgao de eontrole determinou que o DER/PR deveria promover o reequillbrio economieo- 
financeiro dos eontratos em favor dos usuarios . Entre os fatores identilieados pelo TCU, 
estavam, por exemplo, a redu 9 ao do Risco Brasil comparado a decada de 90, eomo tambem os 
referenciais de Taxa Interna de Retorno (TIR) praticados nas novas concessoes rodoviarias 
federais (ANEXO 260). 

Esses fatores de desequillbrio eeonomico-financeiro foram sintetizados em 
pareeer do analista do TCU CARLOS TANAKA (ANEXO 645), que citou: 

1 ) embora os investimentos previstos no contrato original tenham sido 
remanejados para os ultimos anos das concessoes, sem quaisquer 
justificativas tecnicas, desconectados das necessidades dos usuarios dos 
trechos rodoviarios atingidos, os valores originalmente previstos para 
restaurafao, recuperafao e manutenfao dessas obras nao executadas 
permaneceram incorporadas as tarifas de pedagio cobradas dos usuarios. 
Assim, 0 usuario pagou por um servifo que nao foi executado; 

2) A alterafao do criterio de medifao dos servifos realizados de “area 
estimada” para “quantitativo de insumos” tornou a fiscalizafao menos eficaz 
e facilitou a utilizafao de materiais de baixa qualidade que exigem maiores 
gastos com manutenfao, em beneficio das eoneessionarias, eliminando assim 
0 risco de execufao assumido no contrato original; 

3) ocorrencia de significativas mudanfas nos cenarios economicos, desde a 
epoca em que foram assinados os contratos, que impactaram o custo do 
capital, eventualmente desonerando as eoneessionarias, nao foram 
consideradas nos ajustes promovidos, de modo a reduzir proporcionalmente 
as tarifas cobradas dos usuarios. Ao contrario, ha indicios de que o fluxo de 
caixa alterou-se em prol das eoneessionarias mesmo levando-se em conta, na 
avaliafao dos investimentos, o custo de oportunidade da epoca em que os 
contratos foram assinados. 

Entretanto, mesmo com esse eenario desfavoravel ao usuario, NELSON LEAL 
JUNIOR relatou que aditivos favoraveis as eoneessionarias foram editados, o que oeorreu de 
ordem da eupula do governo de BETO RICHA. O eolaborador apontou ter ouvido de PEPE 
RICHA que, eomo as eoneessionarias tinham apoiado finaneeiramente a eampanha de elei 9 ao 
do governador BETO RICHA no ano de 2010, o Governo BETO RICHA assumira um 
eompromisso eom as eoneessionarias: se eleito, eelebraria aditivos eontratuais para atender os 
interesses delas. Tinha inieio ali o ehamado “proeesso de revisao amigavel” dos eontratos, que 
resultou em atos administrativos amplamente favoraveis as empresas. 

De fato, analisando dados de presta 9 ao de eontas eleitorais de 2010, verifiea-se 
que a CONSTRUTORA TRIUNFO, que Integra o mesmo Grupo Eeonomieo eontrolador da 
eoneessionaria ECONORTE, doou ofieialmente R$ 500.000,00 para o diretdrio estadual do 
PSDB/PR em 2010. Ja a empreiteira CAMARGO CORREA, que e aeionista da eoneessionaria 
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RODONORTE, doou R$ 1.500.000,00 para o candidato BETO RICHA em 2010 (ANEXO 
324). Vejamos: 


Doador • 1 CPF/CNPJ -T 

Data ' 

fs Recibo Eleiti ’ 

Valor R$ 

Esp^ie do Recurs ' 

Nome do Candidato ' 

rodoC ' 

Candidatu ’ 

Partid 

UF 

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO C 61.522.512/0001-02 

27/07/2010 

45000120157 

1.500.000,00 

Transferencia eletron 

CARLOS ALBERTO RICHA 

45 

Governador 

>SOB 

PR 



Doador <T 

CPF/CNPJ 

Data 

N. Recibo El< ▼ 

Valor R$ • 

Especie do Recurso 

Tlpo do Comite 

Partido 


CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076014 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Diregao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076015 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Diregao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076016 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Oiregao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076013 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Dire^ao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076012 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Diregao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076011 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Oire^o Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076010 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Dire^o Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076009 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Diregao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076008 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Diregao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A 

77.955.532/0001-07 

27/08/2010 

45000076007 

50.000,00 

Transferencia eletronica 

Dire 9 ao Estadual/Distrital 

PSDB 

PR 

SOO.000,00 



Nesse contexto, em maio de 2011, logo apos assumir o Governo do Estado do 
Parana, BETO RICHA imediatamente mandou suspender todas 140 a^oes judicials ajuizadas 
pela Procuradoria Geral do Estado (PGE/PR) contra as concessionarias. O fez sob argumento 
de que era necessario um clima amistoso para negociar acordos e proceder uma “revisao 
amigavel” dos contratos de concessao do Estado do Parana. 

Na epoca, em 16/5/2011, o denunciado JOAO CHIMINAZZO NETO, entao 
presidente da ABCR/PR e operador de propinas pagas pelas concessionarias aos agentes 
publicos do Estado do Parana, deu entrevista ao Jornal Gazeta do Povo^ dizendo concordar 
que “era precise criar um ambiente de harmonia". PEPE RICHA, entao secretario de 
Infraestrutura e Logistica e ja recebedor de propinas das concessionarias, deu entrevista ao 
mesmo periodico, alegando: “queremos negociar, mas nao da para ser com a faca no pesco^o. 
Por isso, precisamos suspender as a 96 es”. 

Na realidade, o verdadeiro motivo de suspensao das a^oes judicials era o 
recebimento de propinas via doa^oes oficiais e nao oficiais, o qual estava em curso desde 2010 
e continuaria a ocorrer sistematicamente durante os anos seguintes. 

Com 0 esquema de pagamento de propinas em andamento, no final de 2012, 
NELSON LEAL JUNIOR foi convidado por PEPE RICHA para assumir o cargo de diretor- 
geral do DER/PR (os dois ja se conheciam desde a epoca da Prefeitura de Curitiba). Na 
reuniao em que NELSON LEAL JUNIOR foi informado que seria diretor-geral do DER/PR, 
PEPE RICHA 0 orientou a procurar a pessoa de ALDAIR WANDERLEI PETRY, tambem 
conhecido pelo apelido de “NECO”, com quern LEAL deveria tratar sobre os valores de 
vantagens indevidas que receberia, a titulo de “complementa^ao” ao salario de diretor do 
DER/PR. Na epoca, ALDAIR PETRY, que era Diretor-Geral da Secretaria de Infraestrutura e 
Logistica, complementaria o salario oficial de NELSON LEAL JUNIOR com 
aproximadamente R$ 30mil mensais, provenientes das arrecada 96 es de propina 
operacionalizadas por ALDAIR WANDERLEI PETRY junto as empresas com as quais o 
DER/PR possuia contratos, em especial as concessionarias de rodovias no Parana. 

Ainda, NELSON LEAL JUNIOR relatou que, no ambito do esquema da 
Secretaria de Infraestrutura e Logistica, as seguintes pessoas recebiam as propinas em dinheiro 

^ Disponivel em: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/tregua-na-iustica-abre-dialogo-para- 
reduzir-pedagio-no-parana-48b4qr6z0ufgvi652s67g72a6/ acesso em 27/11/2018. 
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vivo arrecadadas por “NECO”: Elbio Maich, diretor financeiro do DER/PR, que, indicado 
pelo proprio NELSON LEAL JUNIOR para o cargo, recebia aproximadamente R$ 12 mil 
mensais do esquema; o proprio ALDAIR PETRY, entao diretor-geral da Secretaria de 
Infraestrutura e Logistica; Andrea Regina Abrdo, entao assessora de PEPE RICHA; Maria do 
Carmo Catani (“Neca”), entao assessora de PEPE RICHA; Luiz Claudio da Luz, entao ehefe 
de gabinete de PEPE RICHA; o proprio “PEPE RICHA”, entao seeretario de Infraestrutura 
e Logistica; e BETO RICHA, entao governador do Estado do Parana, que recebia por 
intermedio de LUIZ ABIANTOUN. 


HELIO OGAMA indieou eomo benefieiarios finals da propina arreeadada por 


JO AO CHIMINAZZO NETO as pessoas de MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE, 
JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN, ANTONIO CARLOS CABRAL DE 
QUEIROZ (“CABELEIRA”), todos ex-servidores do DER/PR e da AGEPAR. HELIO 
OGAMA ressaltou a existeneia de outros possiveis benefieiarios, ja que a distribui 9 ao dos 
reeursos fieava a eargo de JOAO CHIMINAZZO NETO, a quern eabia o eontrole dos 
repasses. Ainda, HELIO OGAMA afirmou que, eventualmente, NELSON LEAL JUNIOR 
era benefieiario final de propinas entregues diretamente por ele e/ou por JOAO MARAFON 
JR. (sem a utiliza 9 ao de operadores finaneeiros). Isto teria oeorrido ao menos em tres 
oportunidades, entre os anos de 2014 e 2017. 


Como ja salientado, em rela 9 ao a partieipa 9 ao do ex-govemador BETO 


RICHA, vale novamente rememorar o rascu nh o de e-mail enviado por FERNANDA RICHA 
em 20/5/2014 em que se refere a “pedagios Smilhoes BETO” (ANEXO 903): 


Assunto: Pedagios 3 milhoes Beto 
De: Fernanda <fricha42@)msn.com> 

Data: 20/05/2014 10:19 

Pedagios 3 milhoes Beto 
SANEPAR Ag reguladora 
Co pel 

Compromisso com as empreiteiras financiam o Beto 

Pacto de acionistas sanepar 

Copel esta sendo vendida pelo Beto 


De resto, a investiga 9 ao comprovou a utiliza 9 ao de dinheiro em especie sem 


lastro lieito e a pratiea direta de atos de ofieios ilegais por parte de NELSON LEAL 
JUNIOR, JOSE RICHA FILHO, ALDAIR WANDERLEI PETRY, CARLOS ALBERTO 
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RICHA, JOSE ALFREDO GOMES STRATMANNN, MAURICIO EDUARDO SA DE 
FERRANTE, DEONILSON ROLDO, EZEQUIAS MOREIRA, RICARDO RACKED e 
ANTONIO CARLOS CABRAL DE QUEIROZ (“CABELEIRA”). A atua 9 ao ilicita aqui 
referida sera minudenciada na continuidade desta denuncia. 

Como ja salientado, para entrega de valores a JOAO CHIMINAZZO NETO, as 
concessionarias simulavam contratos com prestadores de servi 90 s. Estes, a seu turno, sacavam 
dinheiro em especie e devolviam aos administradores das concessionarias. Os administradores, 
entao, entregavam eles proprios on por intermedio de funcionarios das proprias 
concessionarias os valores em especie a JOAO CHIMINAZZO NETO e a BEATRIZ ASSINI. 
As entregas ocorriam na sede da ABCR e tambem numa sala do Edificio Curitiba Business 
Center (Rua Tibagi, no centro de Curitiba), cedida por RUY GIUBLIN com o proposito unico 
de armazenar os valores indevidos do esquema. 

e) entregas da propina a JOAO CHIMINAZZO NETO 



Uma vez feita a divisao dos “porcentuais de rateio”, cada concessionaria 
produzia o dinheiro em especie e entregava aos cuidados de um operador fmanceiro na sede da 
ABCR. Apos maio de 2000, as entregas eram feitas aos cuidados de JOAO CHIMINAZZO 
NETO, auxiliado por BEATRIZ ASSINI. 

Pela ECONORTE, ja foram identificadas entregas realizadas por JOAO 
MARAEON JUNIOR, HEEIO OGAM A e HUGO ONO. 

Pela VIAPAR, as entregas ficavam a cargo de MARCEEO STACHOW 
MACHADO DA SILVA, JOSE CAMILO CARVALHO e JACKSON SELEME. 

Pela ECOVIA e ECOCATARATAS as entregas eram feitas por EVANDRO 
COUTO VIANNA e MARIO CEZAR XAVIER SILVA. 

Pela CAMINHOS DO PARANA, CARLOS LOBATO, JOSE JULIAO TERBAI 
JR. e RUY SERGIO GIUBLIN entregavam os valores de propina. 

Pela RODONORTE, as entregas eram feitas por JOSE ALBERTO MORAES 
REGO DE SOUZA MOITA, SILVIO ROGERIO MARCHIORI e CLAUDIO JOSE 
MACHADO SOARES. 

As entregas ordinarias mensais ocorreram nos seguintes locais: 

1) ate 2012. na sede da ABCR, localizada na rua Carlos de Carvalho. Predio do 
Relogio, Curitiba . Durante a investiga 9 ao foram solicitados os registros de entradas nas 
portarias desse edificio que apontaram: 

a) JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 750): 563 acessos entre 3/1/2011 e 

16/7/2012; 

b) BEATRIZ ASSINI (ANEXO 751): 611 acessos entre 3/1/2011 e 16/7/2012; 

c) JOSE ALBERTO MORAES MOITA (ANEXO 752): entrada em 14/3/2011; 

d) MARCEEO [STACHOW] DA SILVA (ANEXO 752): 64 acessos entre 

7/2/2011 e 2/7/2012 

e) EVANDRO COUTO [VIANNA] (ANEXO 753): 59 acessos entre 21/1/2011 

e 2/7/2012; 
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f) SILVIO MARCHIORI (ANEXO 754): 99 acessos entre 4/I/20II e 2/7/2012; 

g) HELIO OGAMA(ANEXO 755): 75 acessos entre 2/I/20II e 2/7/2012; 

h) MARIO [CESAR XAVIER] DA SIEVA (ANEXO 756): 4 acessos nos dias 
I2/I/20II e II/5/20II; 

Ha outros registros de visita relevantes para investiga 9 ao. Como exemplo, eite- 
se a visita de Fernando Ghignone em 6/6/2011 (ANEXO 749, p. 37), ja 
apontado por Marcelo Odebrecht como arrecadador de recursos ilegais de 
campanhas para o ex-govemador BETO RICHA. 

2) entre 2012 e o Final do primeiro semestre de 2014. na sede da ABCR, que 
funcionou no periodo na Av. Mareehal Deodoro. 950, segundo andar. Edificio Patriarca. 

Curitiba/PR . Nao foi possivel obter a base de dados de acesso deste predio. 

31 entre 2013 e 2014 numa sala cedida por RUY GIUBLIN no edificio Curitiba 
Business Center, localizado na Rua Tibagi. Centro de Curitiba . Neste local nao existia 
nenhuma atividade operacional licita da ABCR. A sala, formalmente locada para a empresa 
EBG ENGENHARIA. de RUY GIUBLIN —. funcionava tao somente como um “cofre” para 
guardar os recursos da propina arrecadada no esquema. Nao havia motivo que legitimasse a 
presen^a dos executives e empregados das concessionarias, nem de JO AO CHIMINAZZO 
NETO e BEATRIZ ASSINI no local a nao ser a entrega e operacionaliza^ao de valores de 
propina, o que eorrobora amplamente os relates dos eolaboradores HEEIO OGAMA e HUGO 
ONO. 

Nessa linha, o anexo 748, apresenta: 

a) dezenas de registros de entrada de BEATRIZ ASSINI entre 3/12/2012 e 
25/11/2014; 

b) dezenas de entradas de JOAO CHIMINAZZO NETO entre 10/1/2013 e 
21/11/2014. Como ja assinalado, as entradas sao por curtos periodo de tempo, 
nao superando uma bora; 

c) duas entradas de MARCEEO [STACHOW] MACHADO DA SILVA em 
7/7/2014 e 4/8/2014. Na primeira vez, permaneceu por trinta minutes e na 
segunda vez por dezoito minutes (ANEXO 748, p. 20); 

d) uma entrada de EVANDRO COUTO [VIANNA] em 8/11/2013(ANEXO 
748, p. 14); 

e) uma entrada de HUGO ONO em 7/2/2014, as 11:57.46, com saida em 
7/2/2014 as 12:12;35, oportunidade em que ele confessou ter entregue valores 
de propina a BEATRIZ ASSINI, a qual registra entrada no predio tambem no 
dia 7/2/2014 as 11:30;46, eom saida as 12:14;16; 

f) uma entrada de AGEMIRO [ARGEMIRO MACIEE] CASTANHO'i 
[JUNIOR] (ANEXO 748), ex-funcionario da CAMINHOS DO PARANA e 
atual gerente administrativo-finaneeiro da Autopista Litoral Sul; 



Embora os proprios registros de portaria do predio refiram que a sala era da empresa LEG, nao eonsta aeesso 
do proprio GIUBLIN ao local, nem de quaisquer funcionarios registrados em nome da LEG. Ao reves, 
constavam como “condominos” da referida sala na portaria do Business Center apenas BEATRIZ e 
CHIMINAZZO. 

http://www.abcr.org.br/Conteudo/Concessionaria/45/litoral+sul.aspx acesso em 14/8/2018. 

42 de 111 


11 












MPF 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br 
FORC^ATAREFA 

g) cinco entradas de CLAUDIO JOSE MACHADO [SOARES] (ANEXO 748, 
p. 13), diretor da RODONORTE^^, entre 15/7/2014 e 2/9/2014; fazia as 
entregas de valores referentes aos pagamentos indevidos da RODONORTE. Eoi 
copiado em um e-mail de reuniao da presidente que seria realizada no dia 
3/7/2014; 

h) dezenove entradas de MARIO CEZAR XAVIER [SILVA] RQ. 4255644-0 
(ANEXO 748, p. 21), eoordenador de administra^ao do eontrato da ECOVIA, 
entre 18/11/2013 e 4/11/2014; possivelmente era o entregador de dinheiro da 
ECOVIA. E copiado num e-mail sobre “percentuais de rateio” com JOAO 
CHIMINAZZO NETO (ANEXO 408); 

41 ap6s 0 segundo semestre de 2014. na sede da ABCR localizada na Rua 
Heitor Stockier de Eranca. 396. coniunto 2206, no Edificio Neo Business. Curitiba/PR . O 

registro da portaria desta sede consta no anexo 749, e da conta do acesso dos denunciados nas 
seguintes ocasioes; 

a) EVANDRO COUTO VIANNA (ANEXO 786); 46 acessos entre 02/02/2015 
e 30/11/2015; 

b) JOSE CAMIEO TEIXEIRA CARVAEHO (ANEXO 786); 13 acessos entre 
02/02/2015 e 24/09/2015; 

c) JOSE AEBERTO MORAES REGO DE SOUZA MOITA (ANEXO 786); 43 
acessos entre 16/01/2015 e 09/11/2015; 

d) JOSE JUEIAO TERBAI JUNIOR (ANEXO 786); 19 acessos entre 
22/06/2015 e 23/11/2015; 

e) RUY SERGIO GIUBEIN (ANEXO 786); um acesso em 25/05/2015; 

f) JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 786); 693 acessos entre 07/01/2015 
e 21/12/2015; 

g) BEATRIZ ASSINI (ANEXO 786); 903 acessos entre 05/01/2015 e 
26/12/2015; 

h) JACKSON EUIZ RAMAEHO SEEEME (ANEXO 786); 35 acessos entre 
26/01/2015 e 26/10/2015; 

i) HEEIO OGAMA (ANEXO 786); 56 acessos entre 25/05/2015 e 26/11/2015; 

j) HUGO ONO (ANEXO 786); 17 acessos entre 29/01/2015 e 27/10/2015; 

O denunciado HUGO ONO firmou acordo de colabora^ao premiada e admitiu a 
atividade de entregas de valores em especie para JOAO CHIMINAZZO NETO e BEATRIZ 
ASSINI. Afirmou, ainda, que JOAO MARAFON JUNIOR tinha a mesma fun 9 ao de entregar 
valores aos operadores do esquema. Segundo ele, as viagens - tanto para capta 9 ao de valores 
em noteiras, quando fosse o caso, quanto para a entrega dos recursos na ABCR - eram feitas 
de aviao ou de carro, sendo que nesta ultima hipdtese, a regra era ida e volta no mesmo dia 
(viagens “bate e volta”). Relatou que em algumas viagens de carro foi necessario passar em 
Sao Bernardo do Campo para buscar valores na empresa “noteira” EE SYSTEM, contratada da 
ECONORTE. 



http://www.abcr.org.br/Conteudo/Concessionaria/24/rodonorte.aspx acesso em 14/8/2018. 

https://br.linkedin.com/in/mario-xavier-066b3875 acesso em 14/8/2018. 
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Para corroborar o relate de HUGO ONO, foi feito o cruzamento dos dados ja 
disponlveis na investiga 9 ao quais sejam: bancarios'"^, extratos de “sem parar” do velculo oficial 
da ECONORTE'^, registros de embarques aereos de JOAO MARAEON JUNIOR e HUGO 
ONO nas empresas GOE e TAM^^, registros de hospedagem disponlveis no HOTEE 
ROCHEEEE17 (proximo a sede da ABCR e do edifieio CURITIBA BUSINESS CENTER) e 
registros de acesso a sala no edifieio CURITIBA BUSINESS CENTER alugada por RUY 
GIUBEIN para acondieionar dinheiro em espeeie. 

Os fatos e datas coineidentes sao relatados a seguir: 

(i) I4/3/20II: viagem aerea de HUGO ONO a Curitiba para entregar valores a 
BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 664); 

(ii) 23/4/2012: viagem aerea de HUGO ONO a Curitiba para entregar valores a 
BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 664); 

(iii) 23/11/2012: viagem aerea de HUGO ONO a Curitiba para entregar valores 
a BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 664); 

(iv) 6/2/2013: viagem aerea de HUGO ONO a Curitiba para entregar valores a 
BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 664); 

(v) 1/4/2013: viagem aerea de HUGO ONO a Curitiba para entregar valores a 
BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 664); 

(vi) 12/9/2013: viagem aerea de HUGO ONO a Curitiba para entregar valores a 
BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 664). Ha 
mensagens de texto enviada por HUGO ONO a BEATRIZ ASSINI para 
combina 9 ao da entrega do dinheiro (ANEXO 665); 

(vii) 12/12/2013 - o veiculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Sao Paulo/SP, passando por pra 9 a de pedagio em Sao Bernardo do 
Campo/SP (local da sede da EE SYSTEM). Por volta das 16h, registra 
passagem por pedagio em Ourinhos/SP, ja no sentido Londrina (aproximados 
150 km de distancia). Nesta mesma data, JOAO MARAEON JUNIOR 
embarcou em voo da TAM em Londrina com destino a Curitiba 
(aproximadamente 50 min de viagem), registrando-se sua estadia no HOTEL 
ROCHELLE (nas imedia 96 es da ABCR) a partir das 20h34 de 12/12/2013. 

o Telefonemas : 

■ BEATRIZ X JOAO MARAEON JUNIOR: 12/12/2013, 18h52; 

13/12/2013, llh32 (ANEXO 663). 

■ BEATRIZ X HUGO ONO: 13/12/2013, as llh28min (ANEXO 

665). 

o Acesso s a LBG: BEATRIZ ASSINI em 12/12/2013 e 13/12/2013; 
JOAO CHIMINAZZO em 12/12/2013. 

(x) 18/12/2013 - 0 veiculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Curitiba (conforme registros do SEM PARAR, o veiculo passa, sentido 
sul, no ultimo pedagio rumo a Curitiba por volta das 10h46 e retorna pela 
mesma pra 9 a, agora sentido norte, por volta de 15h04). 

Case SIMBA 1762-32, conforme ANEXO 628. 

Diligencia empreendida mediante expedkao do oficio PR-PR-7416/2018 (ANEXOS 875-876). 

Diligencia empreendida mediante expedi 9 ao dos oficios PR-PR-7411/2018 e PR-PR-7414/2018 (ANEXOS 
877-878) 

Diligeneia empreendida mediante expedi 9 ao dos ofieios PR-PR-7420/2018 (ANEXO 879). 
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o Telefonemas : 

■ BEATRIZ X MARAFON; 17/12/2013 - 7 mensagens entre 9h33 

e 10h41 (ANEXO 663). 

o Acesso s a EBG; BEATRIZ ASSINl em 17/12/2013 e 18/12/2013; 
JOAO CHIMINAZZO em 17/12/2013. 

(xi) 09/01/2014 - 0 velculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Curitiba (eonforme registros do SEM PARAR, o veiculo passa, sentido 
sul, no ultimo pedagio rumo a Curitiba por volta das 10hl7 e retorna pela 
mesma pra^a, agora sentido norte, por volta de 16h23). 
o Telefonemas : 

■ BEATRIZ X MARAFON: 09/01/2014 - 5 liga 96 es entre 10h55 e 

llh09 (ANEXO 663). 

o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINl em 14/01/2014; JOAO 
CHIMINAZZO em 15/01/2014 


(xii) 15/01/2014 - pagamento da RIO TIBAGI para a empresa ZANUTO, no 
valor de R$ 40.750,00; 20/01/2014 - pagamento da RIO TIBAGI para a 
empresa ZANUTO, no valor de R$ 100.000,00. 

(xiii) 29/01/2014 - veiculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Curitiba (eonforme registros do SEM PARAR, o veiculo passa, sentido 
sul, no ultimo pedagio rumo a Curitiba por volta das 10h30 e retorna pela 
mesma pra 9 a, agora sentido norte, por volta de 16h50). 

o Telefonemas : BEATRIZ x MARAFON: 29/01/2014, llh07 (ANEXO 
663). 

o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINl em 29/01/2014. 

(xiv) 07/02/2014 - veiculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Curitiba (eonforme registros do SEM PARAR, o veiculo passa, sentido 
sul, no ultimo pedagio rumo a Curitiba por volta das 9h52 e retorna pela mesma 
pra 9 a, agora sentido norte, por volta de 13h06). 

o Telefonemas : BEATRIZ ASSINl x JOAO MARAFON JUNIOR: 
07/02/2014 llh26, llh34, llh49 (ANEXO 663). Ha trocas de 
mensagem de texto entre HUGO ONO e BEATRIZ ASSINl as 11:26 h 
para combinar a entrega de valores (ANEXO 665). 
o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINl em 07/02/2014, entra llh30 e sai 
12hl4; HUGO ONO em 07/02/2014, entra llh57 e sai 12hl2. 


^ Secullum 
Acesso.Net 


Relatorio de Acessos 

De: 01/01/2008 ate 02/08/2018 - Empresa: LBG Engenharia 


Secullum Acesso.Net 
Pagina 15 de 22 
Emitido em 02/08/2018 15:32:13 


1 NOME 

HUGO ONO 

NMDENTIFICADOR 


CLASSIFICA^AO Visitante 

RG 

36229209 

EMPRESA 

LBG Engenharia 

TELEFONE 

1501 

OBS 

FUNQAO 


DEPARTAMENTO 



Idata 

HORA EQUIPAMENTO 

DESCRIQAO 

1 

07/02/2014 

11:57:46 CATRACA01 

Entrada 


07/02/2014 

12:12:35 CATRACA 03 

Saida 
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(xv) 26/02/2014 - o velculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Sao Paulo/SP, passando por pra 9 a de pedagio em Sao Bernardo do 
Campo/SP (local da sede da EE SYSTEM). 

■ BEATRIZ X MARAFON: 24/02/2014 - trocas de mensagens 
entre 17h46 e 17h56. 

o 10/03/2014 - velculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Curitiba (conforme registros do SEM PARAR, o velculo 
passa, sentido sul, no ultimo pedagio rumo a Curitiba por volta das 
9h48 e retorna pela mesma pra 9 a, agora sentido norte, por volta de 
15h33). 

o Ha trocas de mensagem de texto entre HUGO ONO e BEATRIZ 
ASSINI entre 08h24 e llh23 para combinar a entrega de valores 
(ANEXO 665). 

o Acessos a EBG: BEATRIZ ASSINI em 10/03/2014. 


(xvi) 21/03/2014 - o velculo da diretoria da ECONORTE faz viagem “bate e 
volta” a Sao Paulo/SP, passando por pra 9 a de pedagio em Sao Bernardo do 
Campo/SP (local da sede da EE SYSTEM). Passa na ultima pra 9 a de pedagio 
em dire 9 ao a Sao Paulo por volta das 10hl5min, registrando retomo, em sentido 
oposto, a partir de llhl5. 

o A partir das 23/03/2014, 19h45, HEEIO OGAMA faz check in no 
HOTEE ROOCHEEEE (imedia 96 es da ABCR) (ANEXO 791, p. 5). 
o Em 24/03/2014, o velculo da diretoria da ECONORTE registra 
viagem entre Eondrina e Curitiba, passando na ultima pra 9 a de 
pedagio antes da capital por volta das 20hl9min; nesta data, JOAO 
MARAFON JUNIOR registrou check in no HOTEE ROOCHEEEE as 
21h09min (ANEXO 791, p. 5). 
o Telefonemas : 

■ BEATRIZ X MARAFON: 25/03/2014, 8h21 (ANEXO 663). 
o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO em 
25/03/2014. 

(xvii) 23/4/2014: viagem aerea de HUGO ONO a Curitiba para entregar valores 
a BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO (ANEXO 664); 

(xvii) 23/06/2014 - ocorrem do is pagamentos da RIO TIBAGI para a empresa 
ZANUTO (R$ 2.045,40 e R$ 46.265,00). 

o Em 24/06/2014, o velculo da diretoria da ECONORTE faz viagem 
“bate e volta” a Curitiba (conforme registros do SEM PARAR, o 
velculo passa, sentido sul, no ultimo pedagio rumo a Curitiba por 
volta das 12h25 e retorna pela mesma pra 9 a, agora sentido norte, por 
volta de 17h40). 

o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINI em 25/06/2014; JOAO 
CHIMINAZZO em 26/06/2014. 

(xviii) 10/07/2014 - velculo da ECONORTE vai a Curitiba (ultimo pedagio 
SUE as 9h57), retornando no dia seguinte, 11/07/2014 (primeiro pedagio 
NORTE as llh44). 
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o Telefonemas : 

■ BEATRIZ X MARAFON: 11/07/2014, 91il4 e 101i57 (ANEXO 

663). 

o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINI em 10/07/2014 e 11/07/2014; 
JO AO CHIMINAZZO em 11/07/2014. 

(xix) 04/08/2014 - velculo da ECONORTE vai a Curitiba (ultimo pedagio SUE 
as 10h02). 

o Telefonemas : 

■ BEATRIZ X MARAFON: 04/08/2014, 14h26, 14h57, 16h46 

(ANEXO 663). 

o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINI em 04/08/2014 as 16h57. 

(xx) 27/08/2014 - veiculo da ECONORTE vai a Curitiba (ultimo pedagio SUE 
as 16h03). 

o Telefonemas : 

■ BEATRIZ X MARAFON: 27/08/2014, 16h26, 16h57, 16h58 

(ANEXO 663). 

■ HUGO ONO X BEATRIZ ASSINI: 27/08/2014 as 17:37 

(ANEXO 665). 

o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINI em 28/08/2014 as 9h26. 

(xxi) 13/10/2014 - pagamento da RIO TIBAGI para a empresa ZANUTO, no 
valor de R$ 238.678,00. 

o 14/10/2014 - JO AO MARAFON embarca em Curitiba com destino a 
Eondrina num voo da TAM. 
o Acesso s a EBG: BEATRIZ ASSINI em 14/10/2014. 

(xxii) 24/10/2014 - varies pagamentos da CONSTRUTORA TRIUNFO para 
empresa EE SYSTEM (situada em Sao Bernardo do Campo/SP), totalizando R$ 
221.232,77. 

o 25/10/2014 - JOAO MARAFON embarca em Londrina/PR com 
destino ao aeroporto de Congonhas, em Sao Paulo/SP (voo da TAM), 
o 27/10/2014 - JOAO MARAFON embarca de EONDRINA com 
destino a Curitiba, retomando de Curitiba a Eondrina em 28/10/2014 
(voos da TAM). 

o Acesso s a EBG: JOAO CHIMINAZZO e BEATRIZ ASSINI em 
28/10/2014. 

Assim, ha evidencias robustas de que os denunciados entregaram valores de 
propina a BEATRIZ ASSINI e JOAO CHIMINAZZO NETO, praticando o crime de corrup 9 ao 
ativa e lavagem de dinheiro. 


f) ENTREGAS DE DINHEIRO FEITAS POR HELIO OGAMA e JOAO MARAFON 
JUNIOR A NELSON LEAL JUNIOR 
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Conforme apurado na investiga^ao, em pelo menos tres situa^oes houve 
entregas diretas de propina a NELSON LEAL JUNIOR. Em 2014, R$ 80.000,00 foram 
entregues pessoalmente por HELIO OGAMA, na sala de NELSON LEAL JUNIOR no 
DER/PR, no mes de junho de 2014. Novamente em 2014, HELIO OGAMA entregou R$ 
100.000,00 pessoalmente a NELSON LEAL JUNIOR, ocasiao em que este, alegadamente, 
utilizaria os recursos para “ajudar na campanha” de um candidato a deputado estadual. 

Essas entregas foram confirmadas pelas duas partes. 

Em 2015, NELSON LEAL JUNIOR solicitou mais R$ 100.000,00 a HELIO 
OGAMA, sendo pagos apenas R$ 60 mil, que foram entregues por JOAO MARAFON 
JUNIOR no hotel de hotel FOUR POINT, em Curitiba, tendo NELSON LEAL JUNIOR 
buscado pessoalmente valor. De fato, verifica-se que ha registros de hospedagem de JOAO 
MARAFON JUNIOR compativeis com as datas de entrega de dinheiro no Hotel FOUR 
POINT.JOAO MARAFON JUNIOR esteve em Curitiba, hospedado no Hotel Four Point By 
Sheraton, nas seguintes datas (ANEXO 888) ao longo do ano de 2015; 




Vir. niaria 

UH 

rhe^ada 

Partida 

RarSn Snrial 

Horn Partida 

Hnra rtipeada 

Tarifa 

nt. Rpserva 

AfllMTOS 

2039907386 

SUQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

283,00 

614 

18/04/2011 

19/04/2011 

Concessionsria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:56:57 AM 

2:48:00 PM 

Corporativa IS 

13/04/2011 

1 

2099996822 

DXON / DXQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

387,00 

1109 

20/10/2011 

21/10/2011 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:28:22 AM 

9:26:00 PM 

Balcao A 25 

20/10/2011 

1 

101092989 

SUQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

383,00 

1004 

04/02/2012 

05/02/2012 

Corcessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

9:54:00 AM 

3:22:00 PM 

Balcao A IS 

03/02/2012 

2 

657254711 

SUDN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIORjJOAO 

405,00 

1005 

23/04/2014 

25/04/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:38:00 AM 

12:42:00 PM 

Corporativa IS 

23/04/2014 

1 

658865625 

SUDN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIORiJOAO 

405,00 

1007 

01/06/2014 

02/06/2014 

Conce55ionar;a de Rod. do Norte S.A - Econorte 

1:43:56 PM 

9:49:00 PM 

Corporativa IS 

30/05/2014 

1 

659241722 

8CQN/DXQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

455,00 

1514 

09/06/2014 

11/06/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

9:15:03 AM 

8:05:00 PM 

Corporativa IS 

09/06/2014 

1 

660691000 

SUDN/SUDN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

417,00 

1008 

20/07/2014 

23/07/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:41:24 AM 

9:16:00 PM 

Corporativa 2S 

18/07/2014 

1 

661908631 

SUDN/SUDN 

Sr. MARAFON JUNiOR;JOAO 

417,00 

906 

17/08/2014 

21/08/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

9:02:00 AM 

9:21:00 PM 

Corporativa 2S 

15/08/2014 

1 

662518799 

SUQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNiOR;JOAO 

398,00 

504 

01/09/2014 

02/09/2014 

AST Ope'-adora de Turismo Ltda 

8:44:00 AM 

8:57:00 PM 

Operadora 1 2S 

01/09/2014 

1 

662988205 

DXQN / DXQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

458,00 

1102 

14/09/2014 

15/09/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

9:00:00 AM 

9:44:00 PM 

Corporativa 2S 

11/09/2014 

1 

665014414 

BCQN / BCQN 

Sr. MARAFON JUNIORjJOAO 

484,00 

1414 

03/11/2014 

04/11/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

6:42:00 AM 

4:47:00 PM 

Corporativa Net 2S 

30/10/2014 

1 

665693311 

DXQN / DXQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

439,00 

1211 

17/11/2014 

20/11/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

9:30:41AM 

6:30:00 PM 

Neeoclada 2S 

14/11/2014 

1 

666003572 

BCQN / BCQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

453,00 

1402 

23/11/2014 

27/11/2014 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

3:21:00 PM 

9:12:00 PM 

Consortia Net 2S 

22/11/2014 

1 

669206954 

BCQN / BCQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

455,00 

1512 

22/02/2015 

24/02/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

7:57:00 AM 

9:33:00 PM 

Balcao A IS e 2S 

20/02/2015 

1 

669461938 

DXQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIORiJOAO 

396,00 

1212 

01/03/2015 

02/03/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

4:56:09 PM 

8:16:00 PM 

:orDorativa IS e 2S 

27/02/2015 

1 

669900532 

SUDN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

428,00 

907 

10/03/2015 

11/03/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:50:00 AM 

5:19:00 PM 

legociada IS e 2S 

09/03/2015 

1 

670180025 

SUQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

428,00 

1014 

16/03/2015 

17/03/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:43:00 AM 

3:53:00 PM 

'iegociada IS e 2S 

16/03/2015 

1 

670313505 

DXQN / SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

428,00 

1104 

19/03/2015 

20/03/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:28:00 AM 

6:12:00 PM 

'iegociada IS e 2S 

18/03/2015 

1 

671238981 

DXQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIORiJOAO 

428,00 

1112 

13/04/2015 

14/04/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

9:05:00 AM 

6:25:00 PM 

'^eeociada lSe2S 

10/04/2015 

1 

671687522 

DXQN / DXQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

478,00 

1211 

23/04/2015 

24/04/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:47:00 AM 

8:30:00 PM 

rorporativa IS e 2S 

23/04/2015 

1 

674810856 

SUQN/SUDN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

368,00 

1001 

13/07/2015 

14/07/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:36:19 AM 

6:19:00 PM 

Especial 368/418 

10/07/2015 

1 

675406277 

DXQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

297,00 

1102 

26/07/2015 

28/07/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:52:00 AM 

9:25:00 PM 

Especial 368/418 

25/07/2015 

1 

676522726 

DXQN / SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

297,00 

1114 

23/08/2015 

24/08/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:46:47 AM 

9:30:00 PM 

Especial 368/418 

21/08/2015 

1 

676993648 

DXQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

398,00 

1212 

03/09/2015 

04/09/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

12:17:00 PM 

9:44:00 PM 

rarifa Web 2 

03/09/2015 

2 

679505210 

DXQN / DXQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

347,00 

1112 

08/11/2015 

09/11/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

8:26:00 AM 

9:49:00 PM 

Especial 297/347 

06/11/2015 

1 

679762809 

DXQN/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIORiJOAO 

335,00 

1202 

15/11/2015 

18/11/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

10:26:42 AM 

9:32:00 PM 

Especial 335/385 

13/11/2015 

1 

680339183 

DXON/SUQN 

Sr. MARAFON JUNIOR;JOAO 

372,00 

1210 

30/11/2015 

02/12/2015 

Concessionaria de Rod. do Norte S.A - Econorte 

9:06:04 AM 

5:35XX) PM 

rarifa Web 7 

27/11/2015 

1 


Ja os dados bancarios de NELSON LEAL JUNIOR (ANEXOS 889-890), 
sens familiares e empresas por ele controladas demonstram a ocorrencia de “depdsitos em 
dinheiro” nas seguintes ocasioes coincidentes com as datas de hospedagem (ou imediatamente 
posteriores a elas) do advogado da ECONORTE; 


• R$ 19.787,00 entre 23 e 24 de abril de 2015: 


Extrato Detalhado 


Creditos (R$) Debitos (R$) Diferen^a (R$) Qtd Investigados 

19.787,00 0,00 19.787,00 3 


Visio Geral Analise de Investigado Analise BenefiDepos Vinculo Intermediario Extrato Detalhado Dados Cadastrais Rastreamerrto Societario Outras informa;oes 


Extrato Detalhado 


NOME_TITULAR 

CPF_CNPJ_TITULAR 

DATA_LANCAMENTO 

• VALOR_TRANSACAO NATURE2A_LANCAMENT0 

CNAB 

NELSON LEAL JUNIOR 

SSfi?fiF:4ft'304 

23/04/2015 

9.500,OOC 

DEPOSITOS 

JUNQUEIRALEAL ARQUITETURA E ENGE 

nnfifi3?RRnnni tr 

23/04/2015 

9.500,OOC 

DEPOSITOS 

E5TACIONAMENTO JUNQUEIRA LEAL 

i70iR64i=innni'3n 

24/04/2015 

305,00 C 

DEPOSITOS 

ESTACIONAMENTO JUNQUEIRA LEAL 

17915648000190 

24/04/2015 

482,00 C 

DEPOSITOS 


DESCRICAO_LANCAMENTO 


DP DINH AG 
DP DINH AG 
DP DINH AG 
DP DINH AG 


• R$ 19.000,00 em 15 de julho de 2015 e outros R$ 11.500,00 entre 28 e 

29 de julho de 2015: 
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Extrato Detalhado 


Creditos (R$) 

30.500,00 

O^itos (R$) 

0,00 

Diterenga (R$) 

30.500,00 

Qtd Invfsiij.Htlijs 

2 

Visio Geral Analise de Investigado Analiae Benef iDepoa 

Vinculo Intermediario 

Extrato Detalhado Dados Cadastrais 

Rastreamento Societario 

Outras informa 9 oes 

Extrato Detalhado 






40M£_T1TULAR 

CPF_CNPJ_TnULAR 

DATA_LANCAMENTO 

• VALOR_TRANSACAO NATUREZA_LANCAMENTO CNAB 

DESCRICAO_LANCAMENTO 

JEL50N LEAL JUNIOR 

Wfi7fi.';4a<3n4 

1S/07/201S 

9.200;00C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

lUNQUEIRALEAL ARQUITETURA E ENGE 

00663?S8000178 

15/07/2015 

9.800,OOC 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

JELSON LEAL JUNIOR 

F;?;fi7fi?;489n4 

28/07/2015 

4.600;00C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

lUNQUEIRALEAL ARQUITETURA E ENGE 

n0663?58000178 

29/07/2015 

6.900,OOC 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 



• R$ 32.900,00 em 25 de agosto de 2015: 


Extrato Detalhado 


Creditos (R$) 

Debitos (R$) 

Diferenga (R$) 

Qtd Investigados 


32.900,00 

0,00 

32.900,00 

3 

Vtsao Geral Analise de Investigado Analise Benef <Depos 

Vinculo Intermediario 

Extrato Detalhado Dados Cadastrais 

Rastreamento Societario 

Outras lnforma(des 

Extrato Detalhado 






NOME_TITULAR 

CPF_CNPJ_TITULAR 

DATA_LANCAMEINTO 

♦ VALOR_TRAN5ACAO INATUREZA_LANCAMENTO CNAB 

DESCRICAO_LANCAMENTO 

NELSON LEAL JUNIOR 

55626548984 

25/08/2015 

6,000,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

dep6sitos 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

oep6sitos 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

2,200,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

25/08/2015 

2,000,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

JUNQUEIRALEAL ARQUITETURA E ENGE 

00663258000178 

25/08/2015 

9,200,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 


• R$ 31.550,00 em 18 de novembro de 2015: 


Extrato Detalhado 

Visao Geral Analise de Investigado Analise Benef/Depos 

Creditos (R$) 

31.550,00 

vinculo Intermediario 

D^itos (R$) 

0,00 

Extrato Detalhado Dados Cadastrais 

Diferenga (R$) 

31.550,00 

Rastreamento Societario 

Qtd Investigados 

3 

Outras lnforma9oe* 

Extrato Detalhado 

NOME_TITULAR 

^ CPF_CNP3_TITULAR 

DATA_LANCAMENTO 

• VALOR_TRANSACAO NATUREZA_LANCAMENTO CNAB 

DESCRICAO_LANCAMENTO 

NELSON LEAL JUNIOR 

55626548984 

18/11/2015 

9.50O,OOC 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

JUNQUEIRALEAL ARQUITETURA E ENGE 

00663258000178 

18/11/2015 

12.000,00C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

8071175897? 

18/11/2015 

10,050,00C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 


• R$ 23.000,00 entre 1 e 2 de dezembro de 2015: 


Extrato Detalhado 


Creditos (R$) 

23.000,00 

Debitos (R$) 

0,00 

Diferenga (R$) 

23.000,00 

Qtd Investigados 

3 

Visao Geral Analise de Investigado Analise Benef/Depos 

vinculo Intermediario 

Extrato Detalhado Dados Cadastrais 

Rastreamento Societario 

Outras Informa^oes 

Extrato Detalhado 






NOME_TITULAR 

^ CPF_CNP3_TITULAR 

DATA_LANCAMENTO 

♦ ▼ VALDR_TRAN5ACAO NATUREZA_lANCAMENTO CNAB 

DE5CRICAO_LANCAMENTO 

JUNQUEIRALEAL ARQUITETURA E ENGE 

nn663758nnni7R 

01/12/2015 

9,8OO,O0C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

NELSON LEAL JUNIOR 

.S56?65-^8‘5l^‘i 

01/12/2015 

7.2OO,O0C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

8871175897? 

02/12/2015 

l,5OO,O0C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

8871175897? 

02/12/2015 

l,5OO,O0C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

80711758972 

02/12/2015 

1,500,00 C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 

GEORGIA SANTOS JUNQUEIRALEAL 

8871175897? 

02/12/2015 

l,5OO,O0C 

DEPOSITOS 

DP DINH AG 


As ocorrencias de depositos destacadas foram deteetadas em ocasioes 
coineidentes eom a estadia de JOAO MARAFON JUNIOR no Hotel Four Points em Curitiba. 
NELSON LEAL JUNIOR afirmou, durante sua colabora^ao, que tinha por habito depositar 
em dinheiro os valores recebidos ilicitamente. 


g) ENTREGAS DE PROPINA FEITAS POR JOAO CHIMINAZZO NETO AOS 
AGENTES PUBLICOS DO ESQUEMA 

Apos a entrega pelas concessionarias dos recursos arrecadados junto as 
“noteiras” a JOAO CHIMINAZZO NETO, este promovia a distribui^ao de propina no 
DER/PR. Mensalmente, CHIMINAZZO se encontrava com ALDAIR WANDERLEI PETRY 
(“NECO”), muitas vezes no proprio predio da Secretaria de Infraestrutura e Logistica, na sala 
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de ALDAIR PETRY, local onde cram pagos os valores cm especie (o colaborador NELSON 
LEAL JUNIOR refere que, na propria sala de NECO, havia um armario onde este 
aeondieionava o dinheiro da propina). 

Do material apreendido nas buseas realizadas em 26/09/2018 (“Opera 9 ao 
Integra 9 ao 11”), identifieou-se que, nos registros de portaria do DER/PR e da SEIL (ANEXO 
635) eonstam entre 2011 e 2015, 86 visitas feitas por JOAO CHIMINAZZO NETO ao 
DERPR e a Seeretaria de Infraestrutura e Eoglstiea. Destas, 22 visitas foram feitas a 
ALDAIR PETRY (“NECO”), que era operador de propina ineumbido do repasse aos demais 
agentes publieos corruptos de valores arreeadados junto ao DER, inelusive dos reeursos 
provenientes das concessionarias de pedagio. Este numero de visitas e provavelmente maior, ja 
que, entre 2013 e 2015, a maioria das visitas de JOAO CHIMINAZZO NETO a SEIE e ao 
DER nao apresenta identilioa 9 ao de “visitado” (possivelmente para evitar identiUear a 
obten 9 ao de provas eomo as aqui reproduzidas). Alem disso, eonforme explieado por 
NELSON LEAL JUNIOR, muitas vezes nao se fazia identifioa 9 ao dos visitantes na portaria 
do DERT^R (ANEXO 672). 

Seguem as tabelas abaixo das quais eonstam as visitas de CHIMINAZZO: 
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2011 




1 

REFERENCIA 

DATA 

NOME 

RG 

ORGAO 

MOTIVO 

NOME FUNCIONARIO VISITADO 

RAMAL 

ENTRADA 

SAIDA 

TIPOCRACHA 

CRACHA 

AUTOR 

1 

10/1/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

17:13:50 


Visitante 

566 

SETR - Recep?ao 3 

2 

14/1/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

14:22:52 

15:49:10 

Visitante 

529 

SETR - Recepgao 3 

3 

18/1/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Neco 


12:19:48 

17:03:28 

Visitante 

0 

SETR - Recep?ao 1 

4 

8/2/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Neco 


14:34:43 

15:12:59 

Visitante 

518 

SETR - Recep?ao 3 

5 

25/3/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

11:33:33 

12:16:27 

Visitante 

525 

SETR - Recep?ao 4 

6 

27/4/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

09:59:25 

11:16:08 

Visitante 

523 

SETR - Recep?ao 4 

7 

6/5/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

08:28:17 

09:20:21 

Visitante 

513 

SETR - Recep?ao 4 

8 

20/5/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

11:24:42 

12:17:04 

Visitante 

513 

SETR - Recepgao 3 

9 

3/6/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

14:40:58 

15:51:18 

Visitante 

538 

SETR - Recepgao 4 

10 

6/6/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

14:48:55 

15:23:21 

Visitante 

534 

SETR - Recepgao 4 

11 

7/6/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Rosane Machado Maragon 

8504 

14:05:23 

15:06:21 

Visitante 

536 

SETR - Recepgao 4 

12 

8/6/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

08:51:56 

09:51:49 

Visitante 

518 

SETR - Recepgao 4 

13 

20/6/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

16:07:19 

16:47:11 

Visitante 

530 

SETR - Recepgao 3 

14 

8/7/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

16:02:13 

16:29:46 

Visitante 

536 

SETR - Recepgao 3 

15 

18/7/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

17:51:31 


Visitante 

0 

SETR - Recepgao 3 

16 

22/7/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuni3o/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

11:03:47 

11:45:43 

Visitante 

518 

SETR - Recep?ao 3 

17 

2/8/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

ReuniSo/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

11:34:53 

11:43:32 

Visitante 

501 

SETR - Recep?ao 3 

18 

22/8/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Neison Farhat 

0 

11:00:37 

11:43:15 

Visitante 

523 

SETR - Recep?ao 3 

19 

5/9/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

08:56:11 

10:04:08 

Visitante 

526 

SETR - Receppao 4 

20 

19/9/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

15:31:57 

16:25:36 

Visitante 

533 

SETR - Recep?ao 3 

21 

26/9/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Paulo Roberto Melani 

0 

14:00:29 

15:16:52 

Visitante 

548 

SETR - Recep?ao 4 

22 

18/11/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

11:01:53 

11:48:38 

Visitante 

532 

SETR - Recep?ao 3 

23 

23/11/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Nelson Farhat 

0 

13:29:55 

14:41:51 

Visitante 

536 

SETR - Recep?ao 3 

24 

20/12/2011 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

16:51:32 

17:27:23 

Visitante 

531 

SETR - Receppao 4 






2012 








referEncia 

DATA 

NOME 

RG 

ORGAO 

MOTIVO 

NOME FUNCIONARIO VISITADO 

RAMAL 

ENTRADA 

SAIDA 

TIPOCRACHA 

CRACHA 

AUTOR 

25 

20/1/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

11:30:11 

11:52:49 

Visitante 

518 

SETR - Recepgao 3 

26 

3/2/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuni3o/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

10:46:58 

12:02:38 

Visitante 

543 

SETR - Recep?ao 4 

27 

6/3/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

10:49:45 

13:29:50 

Visitante 


SETR - Recepgao 4 

28 

13/3/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

09:28:28 

10:30:47 

Visitante 

531 

SETR - Receppao 4 

29 

19/3/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

15:57:04 

16:19:54 

Visitante 

548 

SETR - Recepgao 3 

30 

20/3/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

15:57:28 

17:10:05 

Visitante 

548 

SETR - Receppao 3 

31 

27/3/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

10:05:21 

11:02:21 

Visitante 

548 

SETR - Receppao 4 

32 

29/3/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

15:04:14 

15:16:16 

Visitante 

523 

SETR - Recepgao 3 

33 

30/3/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

15:09:54 

15:26:17 

Visitante 

523 

SETR - Receppao 3 

34 

25/4/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

14:27:51 

14:53:58 

Visitante 

0 

SETR - Receppao 4 

35 

27/4/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

15:52:52 

16:09:09 

Visitante 

0 

SETR - Recep?ao 3 

36 

14/5/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Jose Richa Filho 

8502 

15:25:15 

15:57:43 

Visitante 

610 

SETR - Recep?ao 3 

37 

12/6/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 



14:12:36 

14:43:45 

Visitante 

267 

SETR - Recepgao 1 

38 

14/6/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Pj 


09:17:57 

10:29:23 

Visitante 

274 

SETR - Recepgao 2 

39 

19/6/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Luiz Claudio 


09:37:21 

09:45:38 

Visitante 

608 

SETR - Recepgao 4 

40 

22/6/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

09:38:54 

10:27:30 

Visitante 

607 

SETR - Recepgao 4 

41 

2/7/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

16:11:35 

17:39:36 

Visitante 

610 

SETR - Recepgao 3 

42 

17/7/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

10:50:07 

11:31:53 

Visitante 

608 

SETR - Recepgao 3 

43 

3/8/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

09:46:36 


Visitante 

601 

SETR - Recepgao 4 

44 

10/8/2012 

ao Chiminazzo Neto c/ craci' 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 



10:23:50 

11:18:24 

Visitante 

0 

SETR - Recepgao 4 

45 

22/8/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

ReuniSo/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

16:47:00 

17:10:28 

Visitante 

609 

SETR - Recepgao 3 

46 

20/9/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 



14:42:10 

14:43:28 

Visitante 

602 

SETR - Recep?ao 4 

47 

2/10/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Luiz Claudio 


11:14:43 

12:02:54 

Visitante 

615 

SETR - Recepgao 3 

48 

9/11/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Rui Cezar de Quadros Assad 

8365 

10:34:30 

10:57:21 

Visitante 

81 

SETR - Recep?ao 2 

49 

21/11/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

12:29:37 

12:31:54 

Visitante 

513 

SETR - Recep?ao 3 

50 

21/11/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

16:08:14 

16:23:56 

Visitante 

562 

SETR - Recep?ao 3 

51 

22/11/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

DER 

Reuniao/Audiencia 



09:43:08 

09:43:59 

Visitante 

552 

SETR - Recepgao 2 

52 

26/11/2012 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-7 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 

8510 

17:57:37 

18:42:18 

Visitante 

511 

SETR - Recep?ao 3 
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DATA 

NOME 

RG 

ORGAO 

MOTIVO 

«IOME FUNCIONARIO VISITADO 

RAMAL 

ENTRADA 

SAIDA 

TlPO CRACHA 

CRACHA 

AUTOR 

53 

28/01/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-6 

SETR 

Reunlao/AudiSncIa 

Jos4 Richa Filho 

1 16:57:13 


Visitante 

0 

SETR - Recep?ao 3 

54 

05/03/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-5 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Nelson Leal 


14:35:18 

15:37:34 

Visitante 

0,0,0 

SETR - Recep?ao 3 

55 

03/05/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-4 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Luis Claudio 


09:27:46 

10:05:16 

Visitante 

0 

SETR - Recepgao 4 

56 

13/05/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-3 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Luiz Claudio 


16:23:08 

17:16:20 

Visitante 

0 

SETR - Recep^ao 3 

57 

10/07/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-2 

SETR 

Reuniao/Audiencia 

Aldair Wanderlei Retry 


10:31:01 

11:12:23 

Visitante 

727 

SETR - Recep^o 4 

58 

22/08/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.0500-1 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Luis Claudio 


14:24:30 

15:28:42 

Visitante 

64 

SETR - Recepfao 4 

59 

03/09/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05000 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Luis Claudio 


15:51:12 

16:24:28 

Visitante 

64 

SETR - Recep^ao 4 

60 

11/09/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05001 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



14:00:20 

15:01:48 

Visitante 

62,63,64 

SETR - Recepgao 4 

61 

01/10/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05002 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Luis Claudio 


15:57:54 

17:02:32 

Visitante 

51 

SETR - Recepgao 4 

62 

02/10/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05003 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Luis Claudio 


11:06:54 

12:16:14 

Visitante 

56,73,74 

SETR - Recepgao 4 

63 

09/10/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05004 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Neca 


11:04:11 

11:56:45 

Visitante 

64,65 

SETR - Recep^ao 4 

64 

06/11/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05005 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



15:31:26 

16:14:45 

Visitante 

65,66 

SETR - Recep^ao 4 

65 

12/11/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05006 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Gilberto Pereira Loyola 


18:06:26 

19:16:59 

Visitante 

59,66,67 

SETR - Recep^ao 4 

66 

18/11/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05007 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

ios^ Richa flho 


16:18:03 

17:42:49 

Visitante 

71,74 

SETR - Recep^ao 4 

67 

21/11/2013 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05008 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Nelson Leal 


17:55:18 

18:26:32 

Visitante 

0 

SETR - Recepgao 4 





2014 







REFERENCIA 

DATA 

NOME 

RG 

ORGAO 

MOTIVO 

«IOME FUNCIONARIO VISITADO 

RAMAL 

ENTRADA 

SAIDA 

TlPO CRACHA 

CRACHA 

AUTOR 

68 

14/01/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.05009 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Luis Claudio 


10:26:03 

13:06:43 

Visitante 

0 

SETR - Recepgao 4 

69 

21/01/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050010 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



14:24:05 

16:19:47 

Visitante 

0,0,0 

SETR - Recepgao 4 

70 

29/01/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050011 

DER 

Reuniao/Audiencia 

5F andar - salalS 


08:59:07 

12:37:27 

Visitante 

0 

SETR - Recepqao 4 

71 

24/02/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050012 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Luiz Claudio 


16:46:22 

17:16:16 

Visitante 

0 

SETR - Recep?ao 3 

72 

10/03/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050013 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



08:56:25 

09:47:06 

Visitante 

0 

SETR - Recep^ao 4 

73 

17/03/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050014 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



15:15:35 

16:43:34 

Visitante 

0 

SETR - Recep(;ao 3 

74 

27/03/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050015 

DER 

Reuniao/Audiencia 



09:20:51 

10:21:28 

Visitante 

0 

SETR - Recepgao 4 

75 

07/04/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050016 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Nelson Leal 


11:27:53 

12:20:38 

Visitante 

0,0,0 

SETR - Recep?ao 3 

76 

18/06/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050017 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Jos4 Richa Filho 


14:17:54 

16:54:12 

Visitante 

0 

SETR - Recep?ao 4 

77 

10/07/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050018 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Nelson Leal 


14:21:24 

15:12:29 

Visitante 

0,0,0,0 

SETR - Recepgao 4 

78 

13/11/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050019 

DER 

Reuniao/Audiencia 



14:28:40 

15:17:40 

Visitante 

0 

SETR - Recep9ao 4 

79 

26/11/2014 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050020 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



09:30:37 

10:05:44 

Visitante 

0 

SETR - Recep^ao 4 





2015 







REFERENCIA 

DATA 

NOME 

RG 

ORGAO 

MOTIVO 

NOME FUNCIONARIO VISITADO 

RAMAL 1 

ENTRADA 

SAIDA 

TlPO CRACHA 

CRACHA 

AUTOR 

80 

20/01/2015 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050021 

DER 

Reuniao/Audiencia 



14:30:05 

14:44:07 

Visitante 

0 

SETR - Recep^ao 4 

81 

02/02/2015 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050022 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 

Luis Claudio 


15:34:19 

17:10:29 

Visitante 

0 

SETR - Recep9ao 3 

82 

30/03/2015 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050023 

DER 

Reuniao/Audiencia 



10:38:04 

12:10:15 

Visitante 

0 

SETR - Recep9ao 4 

83 

06/05/2015 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050024 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



14:51:30 

15:33:19 

Visitante 

0 

SETR - Recep9ao 4 

84 

11/05/2015 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050025 

SEIL 

Reuniao/Audiencia 



14:23:55 

15:14:19 

Visitante 

0 

SETR - Recep9ao 4 

85 

22/06/2015 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050026 

DER 

Reuniao/Audiencia 

Nelson Leal 


09:29:32 

10:23:40 

Visitante 

0 

SETR - Recep9ao 4 

86 

03/08/2015 

Joao Chiminazzo Neto 

2.660.050027 

DER 

Reuniao/Audiencia 



17:12:37 

17:19:46 

Visitante 

0 

SETR - Recep9ao 3 
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Apos receber o dinheiro de JOAO CHIMINAZZO NETO, “NECO” guardava 
esses valores dentro de um armario em sua sala. Depois, distribuia os valores aos benefieiarios 
finals de propina no DER/PR e da SEIL, eomo tambem ao operador finaneeiro LEfiZ ABI 
ANTOETN, que era o enearregado das arreeada96es ifieitas do ex-govemador BETO RICHA. 

NELSON LEAL JUNIOR afirmou que os pagamentos a NECO eram feitos 
mensalmente eom reeursos em espeeie, e que, no DER, “NECO”, LEAL e PEPE RICHA 
fieavam responsaveis pelas arreoada96es indevidas. LEAL eonfirmou ter tornado 
eonheeimento aeerea do esquema de pagamento de propinas para MAURICIO FERRANTE 
e JOSE STRATMANN, os diretores da AGEPAR, tambem eom intermedia9ao de JOAO 
CHIMINAZZO NETO, nos mesmos moldes do que relatou HELIO OGAMA. 

O eolaborador NELSON LEAL JUNIOR reportou tambem que parte dos 
reeursos ilieitos arreeadados no “esquema geral” de propinas - o que engloba reeursos das 
eoneessionarias de pedagio - aeabava sendo remetida ao Paraguai. Afirmou que, no inieio de 
2018, tomou eonheeimento, por intermedio de LUIZ CLAUDIO DA LUZ (ehefe de gabinete 
de PEPE RICHA), que LUIZ ABI ANTOUN iria ate o Paraguai para busear reeursos para a 
eampanha de PEPE RICHA para a Camara dos Deputados em 2018 e de BETO RICHA ao 
Senado da Republiea, tambem em 2018. 

JOAO CHIMINAZZO NETO tambem entregava propina a MAURICIO 
FERRANTE e JOSE STRATMANN. 

Os dados telematieos obtidos na investiga9ao eorroboram a oeorreneia das 
entregas. De aeordo eom registros do SITTEL (sistema que eoneatena quebras telematieas 
autorizadas judieialmente), partindo dos telefones de JOAO CHIMINAZZO NETO (41 9 
8835-4969 - ANEXO 891, evento 1, dos autos 5036128-04.2018.404.7000) e tambem de seu 
uso na ABCR (41 3015-1518 - ANEXO 891, evento 1, dos autos 5036128-04.2018.404.7000), 
foram identifieadas ehamadas entre ele, NECO, MAURICIO FERRANTE e JOSE 
STRATMANN, alem de outras pessoas ja investigadas por envolvimento nas irregularidades 
em eoneessoes. Vejamos: 

• CASO SITTEL 2255 tANEXO 892, evento 1, dos autos 
n°50361280420184047000) - 80 ehamadas entre o gabinete do diretor geral 
do DER/PR NELSON LEAL JUNIOR e o telefone de CHIMINAZZO na 
ABCR; 314 ehamadas entre o telefone da CAMINHOS DO PARANA e o 
telefone de JOAO CHIMINAZZO NETO na ABCR; 

• SITTEL 3051 tANEXO 892, evento 1, dos autos 

n°50361280420184047000)^ dados obtidos ate 31/07/2018: 

o Telefone eelular de JOAO CHIMINAZZO NETO tp. 1 a 74) : total de 
1043 ehamadas eom os demais investigados, entre eles duas ehamadas 
eom ALDAIR PE TRY em 13/8/2013 {Neco, prineipal operador de 
propinas dentro do DER/PR), ANTONIO JOSE CORREIA RIBAS, 
DEONILSON ROLDO, JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 
(115 ehamadas), CARLOS LOBATO (182 ehamadas), LUIZ 
FERNANDO WOLFF CARVALHO, MAURICIO FERRANTE (247 
ehamadas), NELSON SCHNEIDER, PAULO MONTES LUZ, 
ROBERTO ABAGGE e SILVIO MARCHIORI (58 ehamadas). 
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o Telefone fixo da ABCR/PR (p. 75 a 96) : liga^oes com CRISTIANO 
MIKOSZEWSKI, JOSE ALFREDO STRATMANN (63 chamadas), 
LUIZ FERNANDO WOLFF CARVALHO, SILVIO MARCHIORI (18 
chamadas) e com o gabinete de PEPE RICHA (52 chamadas). 


Os encontros entre JO AO CHIMINAZZO NETO e MAURICIO FERRANTE 
podem ser demonstrados pela analise (ANEXO 901) das liga^oes feitas entre ambos e da 
localiza^ao da das antenas utilizadas para realiza^ao das liga 96 es (Esta^ao Radio Base - 
ERB). Pelo registro das ERB’s e possivel perceber que a liga 9 ao entre eles ocorreu com a 
utiliza 9 ao de ERB’s prdximas (menos de 2 quilometros de distancia), padrao que se repete ate 
mesmo em liga 96 es realizadas na cidade Floriandpolis, comprovando o encontro pessoal entre 
ambos. 

Nessa li nh a: 


notneOrigem 


nomeOestiiu 


numeroDestino data.inicio Horainicio durenderecojmmeirajft.l inunicjpiojNendereco ultima et l municipiojendereco.prjmeira erb 2 


inunicipjoj)rimaerdereco ultjnia ed)2 mLnicipio.ultimaj 


MAURICiO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURCiO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURICiO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
MAURICiO EDUARDO SA DE FERRANTE 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
MAURICiO EDUARDO SA DE FERRANTE 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
JOAO CHIMINAZZO NETO 
MAURCiO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURICiO EDUARDO SA DE FERRANTE 
MAURICiO 0UARDO SA DE FERRANTE 
MAURICiO EDUARDO SA DE FERRANTE 


5M199572300JOAO CHIMINAZZO NETO 
554199572300 JOAO CHIMINAZZO NETO 
554199572300 JOAO CHIMINAZZO NETO 
554199572300 JOAO CHIMINAZZO NETO 
S41988354969 MAURICIO EDUARDO SADE FERRANTE 
554199572300 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
S41988354969 MAURICIO EDUARDO SADE FERRANTE 
554199572300 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
554199572300MAURICIO EDUARDO SADE FERRANTE 
5541988354969 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
554199572300 JOAO CHIMINAZZO NETO 
5541988354969 NULL 

5541988354969 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
554199572300 NULL 

5541988354969 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
554199572300MAURICIO EDUARDO SADE FERRANTE 
554199572300 JOAO CHIMINAZZO NETO 
554199572300 JOAO CHIMINAZZO NETO 
554188354969MAURICIO EDUARDO SADE FERRANTE 
554199572300MAURICIO EDUARDO SADE FERRANTE 
S41988354969MAURICIO EDUARDO SADE FERRANTE 
5541988354969 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
5541988354969 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
5541999572300 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
5541999572300 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
5541999572300 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 
5541999572300 MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE 


5541988^59 15/08113 
554188354969 15/08(13 
5541988^59 imii 
54188354969 18(09/14 
54199572300 IJICKW 
54199572300 IJICKW 
54199572300 24/02/15 
54199572300 24/02/15 
54199572300 QWIS 
54199572300 03/03(15 
54188354969 26/03(15 
5419991505 26/03(15 
54199572300 21/05(15 
54130243249 21/05(15 
54199572300 18(06(15 
54199572300 18(06(15 
54188354969 14/08(15 
5541988 54969 14/08(15 
54199572300 15(12/15 
54199572300 15(12/15 
54199572300 28(09/17 
54199572300 28(09/17 
5541999572300 28(09/17 
5541999572300 28/09/17 
5541999572300 28/09/17 
5541999572300 28(09/17 
5541999572300 28(09/17 


13:28:00 90 NULL 

13:28:00 90RUAVOLUNTDAPATRIA368 
19:08:00 69 NULL 

19:08:00 68RUAAMINTASDE BARROS212 
16:14:00 34 BAR70 DO CERROAZUL 252 CENTRO 
16:19:00 77 NULL 

15:03:00 11FRANCISCODEPAUIAGUIMARAES423AHU 
15:27:00 12 NULL 
12:58:00 41 NULL 

12:58:00 41FRANCiSCODEPAULAGUIMARAES423AHU 

14:46:00 1AVENIDACANDIDODEABREU127 

14:49:00 49MATEUSLEMEa25CEMTROCIVICO 

12:36:00 21FRANCiSCODEPAULAGUIMARAES423AHU 

12:40:00 33RUAFRANCiSCODEPAUlAGUIMARAES 1425 

09:40:00 16 BAR70 DO CERROAZUL 252 CENTRO 

09:50:00 178 NULL 

11:21:00 40AVENII1A 623 

11:21:00 40 NHL 

14:27:00 130RUAMATELISLEME,58 

14:27:00 116 NULL 

1101:00 3RUAVIDAL RAMOS NETO, S/N 

11:01:00 3RUAVIDALRAMOS NETO, S/N 

11:02:00 87RUAVIDALRAMOSNETO,S/N 

11:03:00 57 NULL 

11:03:00 57 NULL 

11:03:00 57 NULL 

11:03:00 57 NULL 


NULL NUL 

CURITIBA RUA VOLUNT DA PATRIA 368 
NULL NUL 

CURITIBA RUAAMINTAS DE BARROS 212 

CURITIBA NULL 

NULL NULL 

CURITIBA NULL 

NULL NULL 

NULL NULL 

CURITIBA NUL 

CURITIBA AVENIDACANDIDODEABREU127 
CURITIBA NUL 

CURITIBA NUL 

CURITIBA RUA FRANQSCO DE PAULA GUIMARAES 

CURITIBA NULL 

NULL NULL 

CURITIBA AVENIDA 623 

NULL NULL 

CURITIBA NULL 

NULL NULL 

FLORIANOPONULL 

FLORIANOPONULL 

FLORIANOPONULL 

NULL NUL 

NULL NUL 

NULL NULL 

NULL NULL 


NUL GENERAL OSORIO 379 CENTRO 

CURITIBA NUL 

NUL COMENDADOR FONTANA 405 ALTO DA GLORIA 

CURITIBA NUL 

NUL NUL 

NUL AVENIDACANODO DEABREU127 

NUL NUL 

NUL RUAFRANCISCO DE PAULAGUIMARAES 1425 

NUL RUAFRANCISCO DE PAULAGUIMARAES 1425 

NUL NUL 

CURITIBA NUL 

NUL NUL 

NUL NUL 

CURITIBA NUL 

NUL NUL 

NUL RUACELESTINOJUNIOR158 

CURITIBA NUL 

NUL COMENDADOR FONTANA 4(B ALTO DA GLORIA 

NUL NUL 

NUL RUACELESTINOJUNIOR158 

NUL NUL 

NUL NUL 

NUL NUL 

NUL AVENIDA 595 

NUL AVENIDA 595 

NUL AVENIDA DAS NACOES 595 

NUL AVENIDA DAS NACOES 5ffi 


CURITIBA 

CURITIBA 


AVENIDACANDIDODEABREU 127 


RUAFRANCISCODE PAULAGUIMARAES 1425 
RUAFRANCISCODE PAULAGUIMARAES 1425 


RUACELESTINO JUNIOR 188 


RUACELESTINO JUNIOR 188 


NULL 
FLORIANOPOUS 
FLORIANOPOUS 
FLORIANOPOUS 
FLORIANOPOUS 


NUL 

AVENIDA 595 
AVENIDA DAS NACOES 595 
AVENIDA 595 
AVENIDA DAS NACOES 595 


NUL 

NUL 

NUL 

NUL 

NUL 

CURITIBA 

NUL 

CURITIBA 

CURITIBA 

NUL 

NUL 

NUL 

NUL 

NUL 

NUL 

CURITIBA 

NUL 

NUL 

NUL 

CURITIBA 

NUL 

NUL 

NUL 

FLORIANOPOUS 

FLORIANOPOUS 

FLORIANOPOUS 

FLORIANOPOUS 


Seguindo o mesmo padrao, as liga^oes realizadas entre JOAO CHIMINAZZO 
NETO e JOSE STRATMANN mostram a utiliza^ao de ERB’s proximas (menos de 2 
quilometros de distancia), comprovando encontro pessoal entre ambos nas seguintes ocasioes 
(ANEXO 902): 


mmeOrigem _ numeroOrigem nomePestino _ numeroDestino datajnicio Horajnicio enderecQ_primeira_erb_l _ endereco_ultima_erb_l _ endereco_primeira_erb_2 endereco_ultima_erb_2 


JOAO CHIMINAZZO NETO 

5541988354969 JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319 

21/08/15 

12:39:00 MATEUS LEME 1875 CENTRO CIVICO 

NULL 

NULL 

NULL 

JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319 JOAO CHIMINAZZO NETO 

554188354969 

21/08/15 

12:40:00 RUA MATHEUS LEME 

RUA MATHEUS LEME 

NULL 

NULL 

JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319JOAO CHIMINAZZO NETO 

554188354969 

21/08/15 

12:40:00 RUA MATHEUS LEME 

RUA MATHEUS LEME 1875 

NULL 

NULL 

JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319JOAO CHIMINAZZO NETO 

554188354969 

21/08/15 

12:40:00 RUA MATHEUS LEME 1875 

RUA MATHEUS LEME 

NULL 

NULL 

JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319JOAO CHIMINAZZO NETO 

554188354969 

21/08/15 

12:40:00 RUA MATHEUS LEME 1875 

RUA MATHEUS LEME 1875 

NULL 

NULL 

JOAO CHIMINAZZO NETO 

554188354969 JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319 

27/11/15 

11:30:00 RUA SANTA RITA, 165 

NULL 

NULL 

NULL 

JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319 JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN 

554196199319 

27/11/15 

11:30:00 NULL 

NULL 

RUA COLOMBO 585 

RUA COLOMBO 585 


Alem disso, ha grande mimero de interlocu 96 es de JOAO CHIMINAZZO 
NETO com pessoas bgadas a cupula das concessionarias e tambem ao corpo tecnico dos 
orgaos com incumbencia fiscalizatoria sobre elas, bem como relacionados a cupula do govemo 
(gabinete de PEPE RICHA e o celular de DEONILSON ROLDO). Alguns destes contatos 
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merecem destaque. JOAO CHIMINAZZO NETO fala ao telefone com NECO - arrecadador 
de propinas do DER - no dia 13/08/2013; para o dia 14/08/2013 JOAO CHIMINAZZO NETO 
intermediava (ANEXO 893, evento 1, dos autos n° 50361280420184047000) uma “reuniao- 
almo^o” entre os presidentes e acionistas das concessionarias com o governo estadual. 

A CAMINHOS DO PARANA celebrou aditivo contratual com o DER cm 
02/09/2013, sendo que entre JOAO CHIMINAZZO NETO e CARLOS LOBATO, 
representante da coneessionaria CAMINHOS DO PARANA, ha registros telefonieos 
eontemporaneos ao ocorrido (mensagens de texto eom CHIMINAZZO no dia da assinatura do 
aditivo - ANEXO 894, p. 23, evento 1, dos autos n° 50361280420184047000), bem como 
entre JOAO CHIMINAZZO NETO e MAURICIO FERRANTE (da AGEPAR) ha eontatos 
pouco ap 6 s assinatura do aditivo (liga 96 es diversas a partir de 06/09/2013). E tambem 
importante ressaltar interlocu 96 es entre JOAO CHIMINAZZO NETO e LUIZ EERNANDO 
WOLEE, da TRIUNFO, apontado pelos colaboradores como gestor do esquema de 
pagamentos ilicitos a agentes publicos. 

O nome de JOAO CHIMINAZZO NETO e veieulado no Diario Oficial do 
Parana (edi 9 ao 9830 - ANEXO 895), em 28/11/2016 - enquanto ainda possuia contrato 
vigente com as concessionarias de pedagio e recebia valores delas - eomo “membro do 
Conselho Consultivo da AGEPAR” por 5 anos, eom inicio de mandate em 01/12/2016. Trata- 
se de prova que corrobora amplamente o relate dos eolaboradores. 

Como eontrapartida dos pagamentos de propina iniciados em 1999, durante a 
gestao dos governadores JAIME LERNER, ROBERTO REQUIAO e BETO RICHA, foram 
praticados diversos atos administrativos que desfiguraram completamente o objeto inicial da 
coneessao que resultou em suprimir obras e elevar as tarifas, como a seguir se passa a explicar. 

V- ADITIVOS FRAUDULENTOS E ATOS INFORMAIS DE ALTERACAO DO 
PROGRAMADE ESTRADAS E RODAGENS (ANEXO 378) 

Durante todo o andamento da coneessao os contratos foram sendo modifieados 
por aditivos contratuais, decisoes administrativas informais que nao tinham publica 9 ao oficial 
e ate mesmo ata de reunioes. Essas modifica 96 es alem de serem formalmente ilegais por 
desrespeitar os tramites burocraticos necessaries para sua celebra 9 ao, sao nulas de pleno 
direito porque foram compradas com o dinheiro da corrup 9 ao e renunciaram direitos do 
usuario em favor das coneessionarias. 

Nesse eontexto, centenas de quilometros de rodovias que deveriam estar 
duplicadas ha anos deixaram de feitos, mantendo elevado o mimero de acidentes eom 6 bitos 
em eolisoes frontais, como a seguir passa a expor. 

(i) ECONORTE (ANEXO 757) 

Antes de passar ao detalhamento dos aditivos eontratuais elaborados em 
beneficio da empresa, relevante destaear que todos estes atos sao questionados pelo MPF na 
A 9 ao Civil Publica 5010042-54.2018.4.04.7013. Nesta a 9 ao, foi deferida tutela anteeipada de 
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urgencia para fins de suspender os efeitos de todos os aditivos elaborados entre DER e 
ECONORTE a partir de 2000, o que aearretou inclusive a determina 9 ao para que a 
concessionaria desativasse a pra 9 a de pedagio de Jacarezinho/PR, instalada com base no 
aditivo de 2002 , que sera descrito na sequencia. 

1) TERMO ADITIVO DE ALTERACAO (TA) UNILATERAL DE 1998 (ANEXO 758) 



O pedagio come 90 u a viger no Estado cm 20 de junho de 1998. No dia 15 de 
julho de 1998, 24 dias depois de os pedagios come 9 arem a operar, o entao Govemador Jaime 
Lerner editou um decreto unilateral, reduzindo todas as tarifas cm 50% e tambem diminuindo 
as obras de obriga 9 ao da concessionaria (ANEXO 733). 

No dia 15/7/1998 um ato administrativo assinado pelo entao govemador JAIME 
EERNER, 0 entao diretor-geral do DER/PR PAUEINHO DAEMAZ, o entao Secretario de 
Estados dos Transportes do Parana HEINZ GEORG HERWIG e WIESON DOMINGOS 
CEEEEI reduziu cm 50% as tarifas de pedagio de todas as concessionarias. 

Este ato administrativo recebeu parecer favoravel do entao procurador juridico 
do DER/PR MAURICIO DE SA FERRANTE cm I4/7/I998 (ANEXO 758, p. 22) 

Em troca da redu 9 ao tarifaria, houve supressao de um grande volume de 
investimentos previstos, como, por exemplo, a duplica 9 ao da BR 369 entre Cornelio Procdpio 
e Jataizinho, todas as marginals e interse 96 es, contornos de Eondrina, Cambara, Andira e 
Cornelio Procdpio, dentre outras coisas. 

As concessionarias ingressaram com a 9 ao judicial cm 13 de agosto de 1998 
(processo 98.00.17501-6, da D Vara Eederal de Curitiba/PR), na qual peticionaram a 
declara 9 ao de nulidade do ato administrativo de modifica 9 ao dos contratos e o 
restabelecimento da situa 9 ao anterior. Obtiveram liminar (decisao judicial de 21/8/1998), com 
a qual ficaram desobrigadas de realizar obras e investimentos nas suas areas de concessao, ate 
a decisao final do processo e enquanto perdurasse a redu 9 ao das tarifas, subsistindo somente a 
obriga 9 ao das autoras de manter as rodovias no estado em que se encontravam, considerado 
pelo juizo da causa como sendo de perfeita condi 9 ao de trafegabilidade e de seguran 9 a, 
portanto, executando as obras e os servi 90 s indispensaveis de manuten 9 ao e de conserva 9 ao 
das rodovias. 

Algum tempo depois, a decisao liminar foi ampliada para restabelecer os 
valores das tarifas de pedagio inicialmente fixados nos contratos de concessao, acrescidos dos 
reajustes neles previstos, restabelecendo o contrato originario (decisao de 17/12/1999). 

2) TA n” 14/2000 (ANEXO 681) - inseriu, no contrato de concessao, sem licita 9 ao, trecho 
da rodovia BR-153 nao constante da delega 9 ao da Uniao; tirou o onus das 
desapropria 96 es da concessionaria; postergou a realiza 9 ao do Contorno Norte de 
Londrina. 


Esta modilica 9 ao contratual, assinada em 22/03/2000, por JAIME EERNER, 
entao govemador de Estado, HEINZ GEORG HERWIG, entao Secretario de Transportes, 
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PAULINHO DALMAZ, WILSON DOMINGOS CELLI, entao diretor de conserva 9 ao do 
DER/PR, GUSTAVO MUSSNICH, entao presidente da ECONORTE, e HEEIO OGAMA, 
entao diretor de engenharia de ECONORTE, mudou o eseopo do eontrato de eoncessao 
original, que passou a abranger, alem do trecho licitado da BR 369, tambem outras rodovias, 
dentre elas a BR 153, no treeho da "Ponte Rio Paranapanema - Entr. PR-092", eom uma 
extensao eomplementar de 51,6km s 6 nesse treeho. Tambem se aereseeu ao treeho originario 
de eoneessao a PR 090 (29,77km) e PR 090 (14,30km), sendo que o total da malha rodoviaria 
eoneedida passou dos originals 245,7km para 340 km. 

Deve-se ter presente que o treeho de rodovia federal aereseido a eoneessao nao 
eonstava do convenio de delega 9 ao originalmente firmado entre o ESTADO DO PARANA e 
a UNIAO. Essas modifiea 96 es oeorreram a revelia da Uniao Eederal que sequer partieipou ou 
anuiu eom as tratativas. 

A fim de dar alguma aparencia de legalidade ao aditivo, em 14/11/2001 a 
UNIAO e 0 ESTADO DO PARANA fizeram um aditivo ao Termo de Convenio (Termo 
aditivo 1/2001) ineluindo o treeho ja eoneedido irregularmente a ECONORTE no ato de 
delega 9 ao. Oeorre que, eomo ja reconheeido judieialmente, na elabora 9 ao deste aditivo 
014/2000, 0 Parana usurpou eompeteneia federal: permitiu que a eoneessionaria ECONORTE 
explorasse um trecho da BR-153 da qual o Parana nao era sequer delegatario. Tanto e que, 
posteriormente, a prdpria UNIAO reconheceu a ilegalidade, atraves da Portaria MT 155/2004, 
declarando a nulidade parcial do Termo Aditivo 1/2001 ao convenio de delega 9 ao 2/96. 

Em rela 9 ao ao cronograma de obras, o referido aditivo adiou : 

1) duplica 9 ao Contorno Norte de Londrina/Cambe - 22,96 km (BR 369)- 
R$ 22.605 milhoes para pista simples e que originalmente estava previsto para 
ser executado entre 1998 e 2002, no valor de R$ 22.605,10 (xl.000-data base 
97) em pista simples, e com duplica 9 ao no ano de 2016 com valor de R$ 31.003 
(xl.000-data base 97), com uma verba de R$ 3.036,00 (x 1.000- data base : 
jan/97) para custeio de desapropria 96 es. No TA2000 a duphca 9 ao do Contorno 
Norte de Eondrina foi suprimida, restando somente a obriga 9 ao de realiza 9 ao do 
contorno em pista simples, transferindo o onus da desapropria 9 ao para o 
Estado, tendo a obra ficado para ser executada entre 2011 e 2014. 

2) duplica 9 ao da BR 369 Contorno de Ibipora-Cornelio Procopio - 40,02 
km - R$ 33,795 milhoes: que originalmente estava prevista para 2015-2016 foi 
remanejada para 2019-2020; 

3) duplica 9 ao da BR-369 entre Jataizinho e inicio do Contorno de Ibipora - 
12,65km-R$ 3,9337 milhoes (data-base 97) que no PER original era para ser 
executada em 2016, com valor de R$ 3,933 milhoes (data-base 97), no TA2000 
esta obra teve valor alterado para R$ 12,406 milhoes e foi remanejada para: 1) 
primeira parte entre 2000 - 2002 ; 2 ) segunda parte em 2019; 

O TA 2000 tambem suprimiu as seguintes obras: 

1 ) tres contomos'^; 

2 ) oito interse 96 es; 

'*!) CAMBARA BR 369- VALOR DE R$ 6,892 - 7,19 KM: no PER original era para ser executada em 2014. 
No TA 2000 esta obra e suprimida; 2) ANDIRA BR 369, VALOR DE R$ 7,121- 8,39 KM: no PER original era 
para ser executada em 2014. No TA 2000 esta obra e suprimida; 3) CORNELIO PROCOPIO BR 369, VALOR 
DE RS 8.303 MILHOES- 10,78 KM: o PER original era para ser executada em 2014. No TA 2000 esta obra e 
suprimida. 
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3) todas as vias marginais previstas originalmente (seis vias marginais). 

Mesmo diante da supressao de obras, houve implementa 9 ao de degrau tarifario 

de 23,4%. 

3) Termo Aditivo 034/2002 - (ANEXO 682) viabilizou instala^ao ilegal de pra^a de 
pedagio em Jacarezinho/PR; postergou mais uma vez o contorno norte de Londrina; 
reequilibrou o contrato em favor da concessionaria por incidencia de ISS, COFINS, PIS, 
CPMF e CSSL: 

O Termo de Aditamento 34/2002, assinado por JAIME LERNER, entao 
governador de Estado, JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA, entao Ministro dos 
Transportes, PAULINHO DALMAZ, entao diretor-geral do DER/PR, GILBERTO PEREIRA 
LOYOLA, entao diretor de conserva 9 ao do DER/PR, WILSON JUSTUS SOARES, Seeretario 
de Transportes, GUSTAVO MUSSNICH, entao presidente da ECONORTE, e HELIO 
OGAMA, entao diretor de engenharia de ECONORTE, valendo-se da irregular altera 9 ao 
promovida pelo termo 14/2000, modificou a loealizacao da praea de Pedagio do quilometro 
31,5 da BR 369 entre Cambara e Adira para o municipio de Jacarezinho. no entroeamento da 
BR 369 com a BR 153 . Isto fez com que tanto os usuarios da BR-369, como os da BR-153 
passassem a sofrer a cobran 9 a das tarifas. Nao suficiente, com essa transferencia, o pedagio foi 
colocado dentro do municipio de Jacarezinho, impedindo o acesso ao distrito de Marques dos 
Reis. 

Em rela 9 ao as principais obras, o TA2002 fez os seguintes remanejamentos: 

1) duplica 9 ao BR 369 Contorno de Ibipora - Cornelio Procopio - 40,02 

km: e novamente remanejada para ser feita entre 2000, 2003-2007; 2020-2021 
e 0 valor continua em R$ 35,578 milhoes; 

2) duplica 9 ao BR-369 entre Jataizinbo e inicio do Contorno de Ibipora - 
12,65km, R$ 33,795: no TA 2002 esta obra e remanejada para 2000-2002 e 
valor modificado para R$ 15,593 milhoes; 

3) Contorno Norte de Londrina/Cambe - 28,95 km - R$ 22,605 milboes - 

No TA 2002 esta obra flea para 2020-2021 com o mesmo valor. 

4) terceiras faixas: originalmente, a ECONORTE deveria realizar terceiras 
faixas na PR 323; na PR 445 e BR 369 ate 2018. No TA 2000 essas obras foram 
remanejadas para 2019-2021, tendo o TA2002 mantido a execu 9 ao. 

Em rela 9 ao as tarifas, aumentou os degraus tarifas que ja havia sido fixados 
pelo TA2000, consolidando-os em 39,6 % (ANEXO 761). 

4) Restaura 9 ao por etapas (2008) (ANEXO 787) 

Tern inicio a partir de oftcio enviado por HELIO OGAMA em que solicita que a 
restaura 9 ao dos trechos administrados passasse a ocorrer de quatro e quatro anos ao inves de 
oito em oito anos, como originalmente era previsto. Recebeu parecer tecnico favoravel da 
comissao formada por ROMEU STENCEL, OSCAR ALBERTO DA SILVA GAYER e JOSE 

57 de 111 




MPF 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br 
FORgATAREFA 

PEDRO WEINAND. O parecer juridico favoravel foi dado por EDSON LEdZ AMARAL em 
12/8/2009, sendo aprovado por intermedio da Delibera 9 ao n° 94/2009-CD assinada pelo entao 
diretor-geral do DER/PR ROGERIO TISSOT. No mesmo ato foi aprovada a redu 9 ao nos 
investimentos para sistemas/equipamento/ veiculos alem de terem sido postergadas algumas 
obras. 

5) Termo de ajuste de 13/5/2013 (ANEXO 757) 

Assinado por JOSE RICHA FILHO, entao secretario de Infraestrutura e 
Logistica, NELSON LEAL JUNIOR, entao diretor-geral do DER/PR, GILBERTO 
LOYOLA, diretor de opera 96 es, HELIO OGAMA e SANDRO LIMApela ECONORTE. 

Nesse ato, aeorda-se a inelusao de R$ 18.057.775,00 em investimentos novos 
eonsistentes em: 

1) dupliea 9 ao de 5,5 km da rodovia PR 445; 

2) passarela proxima ao Parque de Exposi 9 ao Ney Braga; 

3) realiza 9 ao de terceira faixa em 5,2 km da rodovia BR 369. 

Alem disso, ineluem-se dois degraus tarifarios de 4,51% a ineidir em 1/12/2014 
e 1/12/2015, totalizando 9,02% em aumento de tarifa. 

6 ) TA N" 272/2014 -consolidou o termo de ajuste anteriormente firmado e viabilizou a 
implementa 9 ao de tres degraus tarifarios de 8,25% em favor da ECONORTE (ANEXOS 
53-54): 



Em 18/11/2014, foi eelebrado entre o ESTADO DO PARANA (por intermedio 
do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/PR, entidade autarquiea estadual vineulada 
a Seeretaria de Estado de Infraestrutura e Logistiea - SEIL), e a ECONORTE, o Termo 
Aditivo n° 272/2014. Este aditivo foi assinado por BETO RICHA, entao governador de 
Estado, JOSE RICHA FILHO, entao seeretario de infraestrutura e logistiea, NELSON 
LEAL JUNIOR, entao diretor-geral do DER/PR, HELIO OGAMA, entao presidente da 
ECONORTE, e DANIEL VICTORINO, entao diretor da ECONORTE. 

Este 4° aditivo ao Contrato de Coneessao de Obras Publicas n° 071/97 
eonsiderou 14 “fatores de desiquilibrio eontratual ” eomo motivadores do ineremento de tres 
degraus tarifarios no eontrato da ECONORTE, de 8,25% eada, que ineidiram nos anos de 
2014, 2015 e 2016, levando a um aumento total de 24,75% na tarifa basiea da eoneessionaria. 
Trata-se de um termo aditivo que simplesmente poteneializou os efeitos do “Termo de Ajuste” 
firmado seeretamente em 13/05/2013 (que se baseia em premissas equivalentes e e igualmente 
vieiado), que previa aumento tarifario de 4,51% em favor da ECONORTE. 

O objetivo deelarado do ato administrativo seria a “reoomposi 9 ao do equilibrio 
eeonomioo-finaneeiro” do eontrato de eoneessao, a fim de que fosse “restabeleeida e 
preservada a rela 9 ao inieialmente paetuada entre as partes”. Para tanto, exp 6 s-se a suposta 
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necessidade de realizar a “compensa 9 ao por impactos que foram identificados e qualificados 
em Processo de Revisao Amigavel”, dentre os quais o seguinte: 



EVENTOS DE DESEQUILIBRIO CONTRATUAL 

AGEPAR - (N1S6 com bas* no rvalizado 

N 


■7 77 * 53 

360 ae 

Residue* de Tarifa 

S 

284 58 

284 58 

0.00 

Pardas de Recertas de Reajuste na Data Base Traf ) Prop.(R) Real 

R 



r. wt 

Perda de Receila posiergafto Pra^ Jacarazmho 

S 



0.00 

D Judiciai P 1 - Perda de R Oasativa;io da P de JACAREZINI-O / Operatio 
cambarA 

S 

- 

.> ' - J 

0.00 

Perda* de Reeaxa* da Lei (lerdeirot - molot) 

S 

. - -- 


0.00 

Medida Camalar P 1 Abertura CaiKala 

S 



0.00 

1 3 • Reeaxa akamstrva Real (R) ou (TA) 

R 

16 036.57 

18 036 57 

24 277.56 

24-CPMF 

N 

0.00 


0,00 

TGV* Ligante Betummoso 

S 



0.00 

InvaaSo 

N 

0.00 


0.00 

Eva*lo 

N 

0.00 

- - - 

0.00 

CUSTEIO OE VALE PEOAGHO . RESUMO 

N 

000 


0.00 

ContrtbulQao Social • {S) TA 02 1 (N) POE 8% 

N 

38 137 66 

38 217.09 

38 137.66 


Fonte:p. 31 do link http://www.der.pr.2ov.br/arquivos/File/TennoAditivo2722014eanexos.pdf . 


Veja-se que foram considerados alguns eventos de desequilibrio fmaneeiro 
absurdos. Cite-se eomo exemplo, a suposta perda de reeeita deeorrente de a 96 es judieiais nao 
finalizadas e que eontam eom decisoes eolegiadas desfavoraveis a eoncessionaria. Nessa linha, 
as supostas “perdas de reeeita” pela desativa 9 ao da Pra 9 a de Pedagio de Jacarezinho, que foi 
deeretada por intermedio de deeisao judieial colegiada do Tribunal Regional da 4“ Regiao em 
outubro de 2008 e foi somente foi suspensa por eontestavel deeisao monoeratica do Min. 
Gilmar Mendes em 28/12/2008. Ate o presente momenta a demanda nao transitou em julgado. 
Mesmo assim, este fator foi eonsiderado em favor da eoneessionaria. 

Alem disso, sao considerados eomo fatores de desequilibrio os investimentos 
previstos considerando os custos dos servi 90 s de administra 9 ao, opera 9 ao e conserva 9 ao que 
sao fraudados e superfaturados pela eoncessionaria. O aditivo teve premissas de reequilibrio 
pautadas no seguinte; 

(ix) aplica 9 ao de metodologia necessaria para levantamento das reais 
quantidades e valores executados com rela 9 ao aos investimentos previstos, 
manuten 9 ao e da reavaliacao das quantidades e custos dos servicos de 
administracao. operacao e conservacao (Quadros 5, 6 e 7 da Proposta) em 
conexao com a antecipacao e/ou postergacao, inclusao e/ou eliininapao de 
investimentos originariamente previstos no PROGRAMA DE 
EXPLORA^AO DO EOTE, que restaram alterados em valor e/ou 
temporalidade, na forma pactuada nos Termos Aditivos, denominado pelo 
DER/PR eomo “tripe”, solucionado na integralidade dentro do referido 
processo administ.rat.ivo de revisao amigavel; 

Ao tango do Termo Aditivo 272/2014, ha referenda a alguns “quadros”'^ que 
elencam fatores levados em conta na apura 9 ao do suposto desequilibrio contratual. A seguir, 
apresenta-se analise comparada entre estes quadros (nos quais declaradamente se ampara o 
aditivo) e parte das contrata 96 es ilicitas reveladas nas investiga 96 es da “Opera 9 ao Integra 9 ao”: 


Disponiveis em; <http://www.der.pr.gov.br/arquivos/File/TennoAditivo2722014eanexos.pdf>; 
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- Ouadro 5 : traz “Demonstrativos dos Gustos de Administra 9 ao e Opera 96 es - 
Mao de obra - Revisados em JUNHO 2014 (Conceito de DEGRAU PISTA 
DUPLA) TRIPE ROMEU)”; 

- Ouadro 6 : traz “Demonstrativos dos Gustos de Administra 9 ao e Opera 9 ao - 
Outros Gustos - revisados em JUNHO 2014 (Goneeito DEGRAU PISTA 
DUPEA) - TRIPE ROMEU)”, eonsiderando, entre outros, custos da 
eoneessionaria com (v) consultorias (especificar); (vi) servi 90 s de terceiros 
(especificar); (vii) comunica 9 ao social; (viii) material de escritorio; (ix) E.PL; 
(x) materials diversos; (xi) Outros (especificar). 

• Destaquem-se as contratacdes das empresas: POWER MARKKETING 
(de Carlos Nasser, reu na A 9 ao Penal 5013339-11.2018.4.04.7000) que, 
segundo confirmado por HELIO OGAMA, nao prestava qualquer 
servi 90 para a EGONORTE, mas recebia com base em supostos servi 90 s 
de Marketing (o que se enquadraria no item “vii” - comunica 9 ao social); 
EEORIGUETURA GUERRA E ROSA (de familiares de EEONARDO 
GUERRA), no valor de aproximados R$ 6 milhoes, empregados em 
beneficio pessoal de EEONARDO GUERRA) e tambem para alimentar 
0 esquema de pagamentos ilicitos, como confirmado por HEEIO 
OGAMA. 

- Ouadro 7 tANEXO 18) : refere-se a “Rodovias Principals - Demonstrativos 
dos Gustos de Gonserva 9 ao”, e pontua: (i) Limpeza de pistas e acostamentos; 
(ii) pavimento; (iii) canteiro central e faixa de dominio; (iv) obras de artes 
especiais; (v) dispositivos de prote 9 ao e seguran 9 a; (vi) sinaliza 9 ao; (vii) 
terraplenos e estrutura de conten 9 ao; (viii) sistema de drenagem e obras de 
arte correntes; (ix) ilumina 9 ao e instala 96 es eletricas; (x) edifica 96 es e 
instala 96 es prediais; (xi) sistemas de controle e comunica 9 ao. 

• Destaquem-se as contrata 96 es das empresas: LAMIRO 

TERRAPLENAGEM (ligada a Valdomiro Rodacki, reu na A 9 ao Penal 
5013339-11.2018.4.04.7000, que nao tinha existencia de fato), 
recebedora de valores por supostos servi 90 s enquadrados no item “vii” 
do “Quadro 7”; TERZINHA SABINO GOMES, que, sem existencia de 
fato, recebeu R$ 14milh6es da EGONORTE por servi 90 s de suposta 
conserva 9 ao rodoviaria, enquadraveis no item “i” do “Quadro 7”; 
SINATRAE (administrada por Sergio Lapa, reu na A 9 ao Penal 5013339- 
11.2018.4.04.7000) que prestou servi 90 s superfaturados de sinaliza 9 ao 
viaria (item “vi” do “Quadro 7”) para a EGONORTE, com devolu 9 ao 
de ao menos R$ 450mil em recursos superfaturados confirmada por 
Helio Ogama. 

Esta documentado no corpo do proprio aditivo que, para a quantifica 9 ao do 
desequilibrio economico-financeiro, foram levados em considera 9 ao quantidades e custos de 
serviyo de administragdo. operagao e conservagdo. apontados nos “quadros 5, 6 e 7 da 
proposta”. Ja nos autos da “Opera 9 ao lntegra 9 ao”, ha farta comprova 9 ao de que estes custos, 
componentes dos quadros que alicer 9 am o “reequilibrio” do contrato de concessao, cram 
sistematicamente superfaturados pela EGONORTE, que contratava uma rede de empresas de 
fachada para produ 9 ao de dinheiro em especie. 
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A compara 9 ao entre “quadros” do aditivo e achados da investiga 9 ao criminal 
demonstra que o “reequilibrio” contratual, na realidade, tinha alicerce em premissas que 
estavam falseadas pela eoncessionaria (motivo vieiado). 

Esta comprovado que o desequilibrio contratual em favor da eoncessionaria, 
premissa do Termo Aditivo 272/2014, e falso. Foi forjado pela propria coneessionaria, com 
conhecimento e participa 9 ao de seus dirigentes e tambem da alta cupula da holding 
controladora. 

7) “Quinto Termo Aditivo ao contrato n” 071/97” - viabilizou novo degrau tarifario, 
derivado diretamente de uma clausula do Termo Aditivo 272/2014 (ANEXO 683): 

Esse termo aditivo foi assinado em 16/11/2017 por BETO RICHA, NELSON 
LEAL JR, JOSE RICHA FILHA, PAULO MONTES LUZ e mais dois diretores da 
ECONORTE: HELIO OGAMA e DANIEL VICTORINO. Em 1/6/2017, o proeesso 
administrativo deste aditivo inieia-se por oftcio enviado ao gerente de eoneessao do DER/PR 
CARLOS YAMAMURA por HELIO OGAMA. Foi eneaminhado para AGEPAR em oftcio 
enviado por NELSON LEAL JUNIOR em 4/9/2017 (p. 157 do Proeesso Completo Quinto 
TA), sendo eneaminhado a area tecnica da AGEPAR em 28/9/2017. Recebeu pareceres 
favoraveis de: 1) WILSON KUSTER FILHO em 25/10/2017; 2) NEWTON MERLIN DE 
CAMARGO em 26/10/2017; 3) DIRCEU ANDERSON JR em 27/10/2017(gerente juridico). 
Reeebe voto faovoravel de JOAO BATISTA PEIXOTO ALVES em 30/10/2017. E aprovado 
pela AGEPAR por meio de Resolu 9 ao Homologatdria 006 de 7/11/2017, sendo assinada por 
CEZAR SILVESTRI, JOAO BATISTA PEIXOTO ALVES e MAURICIO FERRANTE, 

Em sua clausula “Clausula XIX-1 - Da Revisao Periddica do Equilibrio 
Economico-Financeiro do Contrato”, o aditivo firmado em 2014 previu reajustamentos 
periddicos das tarifas de pedagio. Alicer 9 a-se nesta clausula o “5“ Termo Aditivo ao contrato 
n° 071/97”, datado de 16/11/2017. Este aditivo, com base nos fundamentos do anterior e 
listando mais nove supostas eausas de perda de reeeita como argumento da ocorrencia de 
“desequilibrio econdmico-fmanceiro” do contrato, acrescentou um degrau tarifario de 2 % em 
favor da ECONORTE. 

8) “Sexto Termo Aditivo” - suprimiu a obra do contorno norte de Londrina/PR (ANEXO 

O “Sexto Termo Aditivo”, assinado em 25/01/2018 por BETO RICHA, entao 
governador de Estado, JOSE RICHA FILHO, entao secretario de infraestrutura e logistiea, 
NELSON LEAL JUNIOR, entao diretor-geral do DER/PR, HELIO OGAMA, entao 
presidente da ECONORTE, e DANIEL VICTORINO, entao diretor da ECONORTE. 
desobrigou a coneessionaria ECONORTE de executar a obra eonheeida como “Contorno 
Norte de Londrina/Cambe (BR-369)”. 

Como salientado, esta obra estava contemplada desde o contrato de eoneessao 
original ao valor de R$ 22.605.000, eom exeeu 9 ao prevista para o periodo compreendido entre 
1998 a 2002 em pista simples, sendo suas obras de dupliea 9 ao previstas para o ano de 2016 
eom valor de R$ 31.000,00. Gustos de desapropria 96 es a ela referentes estimados em R$ 
3.036.000,00 seriam de incumbeneia da coneessionaria. 
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Contudo, 0 Termo Aditivo n“ 14/2000 adiou o inlcio da obra do Contorno Norte 
Londrina/Cambe (BR 369) para o ano de 2011/2015, bem como suprimiu a previsao de verba 
de custeio de desapropria 96 es e a dupliea 9 ao do contorno. 

Ja 0 TA de 2002 postergou mais uma vez a obra do contorno para 2020-2021. 

Enfim, cm 2018, o “Sexto Termo Aditivo” suprimiu esta vultosa obra, sem 
impor a concessionaria redu 9 ao de tarifa. 

Como suposta compensa 9 ao da concessionaria pela supressao da obra, o inicio 
duplica 9 ao do trecho de 34 km restante da BR 369 entre o Contorno de Ibipora e Comelio 
Procdpio, que estava prevista para iniciar cm 2021, foi antecipado para 2018-2021. 

Como estratagema para nao ser concedida nenhuma redu 9 ao tarifaria, o 
responsavel pela planilha de custos do DER/PR, NEESON SCHNEIDER, remanejou todo o 
valor financeiro da obra do Contorno Norte de Eondrina para a obra de duplica 9 ao. 

Assim, a duplica 9 ao da BR 369 entre o Contorno de Ibipora e Cornelio 
Procdpio que originalmente tinha valor financeiro de R$ 35,578 milhoes teve a estimativa de 
custos elevada para R$ 70,5 milhoes, absorvendo todo o custo do Contorno Norte de Eondrina, 
numa fraude ostensiva. 

Na investiga 9 ao da “Opera 9 ao Integra 9 ao”, identificou-se que esta altera 9 ao 
decorreu de infiuencia da ECONORTE junto ao Poder Concedente desde 2016. 

Constatou-se que havia pressao da cupula do governo sobre NELSON LEAL 
JUNIOR entao diretor do DER/PR, para assinatura deste aditivo. Ademais, HELIO OGAMA 
confirmou pagamento de propina a agente da AGEPAR cm Janeiro de 2018, periodo 
coincidente com a assinatura deste aditivo. 

Ainda, a investiga 9 ao comprovou que a reda 9 ao do referido aditivo foi feita 
pelo assessor juridico da ECONORTE, JOAO MARAFON JUNIOR, conforme admitido cm 
depoimento (ANEXO 688 )^*^. 

(ii) VIAPAR 

1) TERMO ADITIVO DE ALTERACAO UNILATERAL DE 1998 



No dia 15/7/1998 um ato administrativo assinado pelo entao governador JAIME 
EERNER, 0 entao diretor-geral do DER/PR PAULINHO DALMAZ, o entao Secretario de 
Estados dos Transportes do Parana HEINZ GEORG HERWIG e WILSON DOMINGOS 
CELLLI reduziu cm 50% as tarifas de pedagio de todas as concessionarias. Em troca suprimiu 
um grande volume de investimentos previstos (ANEXO 732, p. 5 a 8 ). 

QUE algumas vezes minutava os termos/ajustes, outras vezes recebia pronto do DER para conferencia; QUE 
quando minutava, o fazia por ordem da diretoria executiva, mais especificamente de HELIO OGAMA [...] QUE 
questionado sobre sua atuapao no aditivo do Contorno Norte de Eondrina (ANEXO 2), firmado em Janeiro de 
2018 e questionado quern demandou que o declarante fizesse uma minuta excluindo esta obra da concessao, 
respondeu que a redigiu a pedido de HELIO OGAMA, nos parametros ditados por ele; QUE questionado se tern 
conhecimentos tecnicos em engenharia e contabilidade, que te permitam avaliar impactos no contrato de 
concessao e elaborar, sozinho, um termo aditivo, respondeu que nao tern conhecimento para elaborar os calculos 
de reequilibrio; QUE quern Ihe repassou as premissas a serem seguidas neste caso foi HELIO OGAMA, sendo 
que ele Ihe disse que a fixapao havia sido feita pelo proprio DER/PR; QUE questionado se houve um 
procedimento formal para isso dentro da concessionaria respondeu que nao; 

62 de 111 


MPF 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br 
FORgATAREFA 

Assim, a concessionaria VIAPAR, em decorrencia da altera 9 ao unilateral 
descrita, cobrou por um ano e sets meses metade da tarifa originalmente prevista. De acordo 
com a propria concessionaria, nos anos de 1998 e 1999 a sua receita operacional foi de R$ 
16,360.167,16 e R$ 31.738,029,93, respectivamente (ANEXO 734, p.lO). Estes valores 
corresponderiam ao montante atuaE^ de R$ 63.933.891,16 e R$ 115.565.675,49. 

Assim, considerando que praticamente em todo este periodo a tarifa ficou 
reduzida pela metade, tem-se que o dano experimentado pela CAMINHOS DO PARANA em 
decorrencia da altera 9 ao unilateral do contrato seria, em valores atuais, de R$ 179,499,566,65 
(diferen 9 a entre o que foi arrecadado e o que deveria ter sido arrecadado caso nao editado o 
ato unilateral de modilica 9 ao). 

Porem, as modifica 96 es contratuais que ocorreram na sequencia devido ao 
suposto desiquilibrio financeiro causado por este ato administrativo suprimiram investimentos 
em valores muito acima do suposto prejuizo da concessionaria. 

2) TA 15/2000 



Este aditivo contratual foi assinado em 22/03/2000 por JAIME EERNER, entao 
governador do Parana, PAULINHO DALMAZ, enquanto diretor do DER, WIESON 
DOMINGOS CEEEI, entao diretor de conserva 9 ao, HEINZ GEORG HERWIG, entao 
secretario estadual de transportes. Pela VIAPAR assinam NILTON MARCHETTI, entao 
diretor-presidente, e RICARDO VON GLEHN, procurador da empresa (ANEXO 735). 

Conforme identificado em reuniao promovida pelo MPF com representantes do 
DER (ANEXO 736), houve redu 9 ao do valor previsto para investimentos em compara 9 ao com 
0 contrato original: no PER de 1997 (ANEXO 737), a previsao era de R$ 941.698.000,00; este 
aditivo reduziu investimentos para R$ 618.043.790,00 (ANEXO 738). Tambem foi reduzida a 
estimativa de receita bruta prevista para a concessionaria, de R$ 3,204 bilboes no contrato 
original para R$ 2,580 bilboes com o aditivo. A Taxa Interna de Retomo (TIR) ficou mantida 
em 19,05%. 

Especificamente quanto as interven 96 es fisicas, houve redu 9 ao de investimentos 
totais. Enquanto o PER original previa R$ 730.729.000,00 em interven 96 es fisicas, com este 
aditivo, o valor caiu para R$ 418.103.430,00. Convem detalhar as seguintes ocorrencias 
quanto as interven 96 es fisicas: 

- as duplicacdes previstas foram reduzidas, de 300,7 quilometros ao custo de R$ 
372.080.000,00 para 216,8 quilometros ao custo de R$ 164.181.930,00. A 
redu 9 ao de investimentos nao se fez na propor 9 ao original, ou seja, houve 
redu 9 ao tambem da rela 9 ao entre investimento e quilometragem da interven 9 ao. 

- quanto as intersecdes . inicialmente previstas em 26 unidades ao custo de R$ 
23.990.000,00, houve aumento nas unidades previstas para 29, porem, redu 9 ao 
no investimento correspondente para R$ 16.570.260,00. 


Atualizagao considerando os indices de reajuste e suas respectivas variagoes, conforme formula parametrica 

apresentada pelo DER/PR em reuniao com o MPF (ANEXO 736). 
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- OS contornos . que na proposta original eram previstos em 79,5 quilometros ao 
custo de R$ 132.613.000,00, foram reduzidos para 51,8 quilometros a serem 
realizados com R$ 42.557.550,00. 

- as terceiras faixas . embora tenham sido mantidas na extensao de 17,6 
quilometros, tiveram a previsao de custeio reduzida de R$ 4.217.000,00 para 
R$ 3.162.960,00. 

- a previsao de interven 9 ao em marginais caiu de 53,7 quilometros para 52,1 
quilometros, sendo que o valor previsto foi reduzido de R$ 41.272.000,00 para 
R$ 36.346.720,00. 

As obras mais relevantes especificamente afetadas pela altera 9 ao contratual 
serao listadas mais adiante, pois sucessivamente afetadas por diversos aditivos contratuais nos 
aspectos de sua extensao, do investimento previsto para execu 9 ao, bem como quanto ao 
cronograma de realiza 9 ao, tudo conforme ata de reuniao ja citada (ANEXO 736). 

3) TAN" 32/2002 

Este aditivo contratual (ANEXO 739) foi assinado em 15/05/2002 por JAIME 
LERNER, entao governador do Parana, PAEILINHO DALMAZ, enquanto diretor do DER, 
GIEBERTO LOYOLA, entao diretor de conserva 9 ao, WILSON JUSTUS SOARES, entao 
secretario estadual de transportes, JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA, entao ministro 
dos transportes. Pela VIAPAR assinam NILTON MARCHETTI, entao diretor-presidente, e 
RICARDO VON GLEHN, procurador da empresa. 

Conforme identificado em reuniao promovida pelo MPE com representantes do 
DER (ANEXO 10), houve redu 9 ao do valor previsto para investimentos em compara 9 ao com 
0 contrato original e tambem quanto a previsao do aditivo anterior: no PER de 1997 (ANEXO 
737), a previsao era de R$ 941.698.000,00; o aditivo de 2000 reduziu investimentos para R$ 
618.043.790,00 (ANEXO 738); este aditivo, a seu turno, reduziu os investimentos para R$ 
600.639.640,00 (ANEXO 741). A receita bruta prevista para a concessionaria: de R$ 3,204 
bilboes no contrato original para R$ 2,580 bilboes no aditivo de 2000, mantida em R$ 2,580 
bilboes neste aditivo de 2002. A Taxa Interna de Retorno (TIR) ficou mantida em 19,05%. 

Especificamente quanto as interven 96 es fisicas, bouve redu 9 ao de investimentos 
totais: o PER original previa R$ 730.729.000,00; o aditivo de 2000 reduziu o valor para R$ 
418.103.430,00; neste aditivo, bouve redu 9 ao para o patamar de R$ 408.466.870,00 (ANEXO 
741). Houve redu 9 ao na extensao dos contornos previstos (de 51,8 quilometros em 2000 para 
50,7 quilometros neste aditivo), mas sem a correspondente redu 9 ao do custeio previsto, o que 
equivale a uma redu 9 ao, na pratica, do investimento por quilometro referente a este tipo de 
obra. A mais significativa redu 9 ao, em compara 9 ao com o cenario contratual do aditivo 
anterior, foi na previsao de recursos para restaura 9 ao, que foram reduzidos em 
aproximadamente R$ 13 milboes. 

Como sera detalbado na sequencia, relevantes obras acabaram, em decorrencia 
desta altera 9 ao contratual, sendo postergadas. (ANEXO 736). 
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4) Termo Aditivo n” 193/2014: 

Este aditivo contratual (ANEXO 742) foi assinado em 24/10/2014 por 
CARLOS ALBERTO RICHA, entao govemador do Parana, NELSON LEAL JUNIOR, 
enquanto diretor-geral do DER, JOSE RICHA FILHO, enquanto secretario estadual de 
infraestrutura e logistica. Pela VIAPAR assinaram MARCELO STACHOW MACHADO, 
entao diretor-presidente, e JACKSON EUIZ RAMAEHO SEEEME, diretor de engenharia. 

Em sintese, o aditivo suprime a obriga^ao da concessionaria de executar a obra 
do Contorno Norte de Maringa, em troca da anteeipa 9 ao da duplica^ao de 77,3 km da BR-369 
entre Cascavel e Campo Mourao. Esta obra, que no TA 2002 tinha execu^ao prevista para os 
anos de 2017-2018, com este aditivo, acabou antecipada para os anos de 2015-2017. E o que 
consta da decisao administrativa assinada por NEESON LEAE JR. em 18/08/2014 (ANEXO 
743), da qual se extra! o seguinte trecho quanto as obras alteradas; 

1. AUTORIZO a Exclusao da obra do Contorno Norte de Maringa 
do Programa de Explorafao do Lote e antecipapao da obra de 
duplica^ao da Rodovia BR369/S - Campo Mourao a Cascavel para 
os anos de 2015, 2016 e 2017, por meio da assinatura do Termo 
Aditivo inserido neste protocolo n° 12.503.939-1/2013; 

Conforme identificado em reuniao promovida pelo MPE com representantes do 
DER (ANEXO 736), houve redu^ao do valor previsto para investimentos, seja em compara^ao 
com 0 contrato original, seja em compara^ao com os aditivos de 2000 e 2002: este Termo 
Aditivo 193/2014 reduziu os investimentos previstos para R$ 585,6milh6es. Nao houve, 
contudo, correspondente diminui 9 ao na receita bruta da concessionaria, que seguiu prevista em 
R$ 2,580 bilhoes. O mesmo ocorre quanto a Taxa Interna de Retorno (TIR), mantida em 
19,05%. 

Especificamente quanto as interven 96 es fisicas, destaca-se a redu 9 ao dos 
investimentos previstos justamente no item “contomos” : o contrato original previa 79,5 
quilometros ao custo de R$ 132.613.000,00; o aditivo de 2000 previa 51,8 quilometros ao 
custo de R$ 42.557.550,00; o aditivo de 2002 previa 50,7 quilometros tambem ao custo de R$ 
42.557.550,00; o Termo Aditivo de 2014 preve apenas 41,3 quilometros, ao custo de R$ 27,6 
milhoes. 

Este aditivo, que corresponde ao Protocolo 12.503.939-1 do DER. O 
procedimento nao chegou a ser remetido a AGEPAR para homologa 9 ao, nem antes e nem 
depois da assinatura. 

5) Termo Aditivo N” 141/2015: 

Este aditivo contratual (ANEXO 744) foi assinado em 26/11/2015 por 
CARLOS ALBERTO RICHA, entao govemador do Parana, NELSON LEAL JUNIOR, 
enquanto diretor-geral do DER, PAULO MONTES LUZ, entao diretor de opera 96 es do DER e 
JOSE RICHA FILHO, enquanto secretario estadual de infraestmtura e logistica. Pela 
VIAPAR assinam JOSE CAMILO TEIXEIRA CARVALHO, entao diretor-presidente, e 
JACKSON LUIZ RAMAEHO SEEEME, diretor de engenharia. 
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Sucintamente, como referido em ata de reuniao entre o MPF e o DER/PR 
(ANEXO 736), este aditivo agrega a concessao uma obra de duplica 9 ao (entre Nova esperan 9 a 
e Paranavai - treeho de 33,2 quilometros). Em eontrapartida, suprime 72,3 quilometros da 
duplica 9 ao originalmente prevista entre Caseavel e Campo Mourao. Ainda, implementa 
degraus tarifarios de: 3% a partir de 01/12/2015; de 4,78% a partir de 01/12/2016; de 4,78% 
a partir de 01/12/2017; de 4,78% a partir de 01/12/2018. 

Como identifieado em ja eitada reuniao, promovida pelo MPE eom 
representantes do DER (ANEXO 736), houve altera 9 ao no quadro dos investimentos totais 
previstos: os investimentos previstos no Eluxo de Caixa Prineipal (ECP) foram diminuidos 
para R$ 583.945.298,70, enquanto aeabaram adieionados investimentos, no Eluxo de Caixa 
Marginal (ECM), de R$ 93.551.710,24 (ANEXO 768); o saldo final de R$ 667.497.008,94 
ainda e eonsideravelmente menor do que a previsao do PER original (R$ 942.907.000,00). 
Este aditivo de 2015, ainda, preve aumento da receita bruta da eoneessionaria, que passa a 
totalizar, entre ECM e ECP, R$ 2,651 bilboes. A Taxa Interna de Retorno passou a ser de 
19,05% no ECP e de 9,95% no PCM. 

Em geral, estas modilioa 96 es se refletiram, basieamente, na previsao de valores 
finaneeiros modifieados^^ (para maior ou menor) sem que isso tenha implieado altera 9 ao na 
extensao fisiea das obras a serem realizadas. As mais significativas altera 96 es supressivas nas 
interven 96 es fisicas foram as seguintes: 

- a previsao de duplieaedes caiu, no ECP (ANEXO 769), para 149 quilometros 
ao custo de R$ 194.534.709,98. A despeito do aumento eonstatado no PCM 
(33,2 quilometros ao custo de R$ 57.099.597,36 - ANEXO 768), o valor segue 
inferior ao previsto no PER original (ANEXO 737), que fixava 300,7 
quilometros totais de duplica 96 es ao custo previsto de R$ 372.080.000,00. 

- as intersecSes foram reduzidas, das 26 unidades originalmente previstas, para 
3 em ECP (custo de R$ 212.992,89) e 2 em PCM (custo de R$ 14.202.150,56). 

- as terceiras faixas foram reduzidas a zero (originalmente, previstas em 17,5 
quilometros ao custo de R$ 4.217.000,00). 

- as marginais foram reduzidas para 2,5 quilometros, ao custo de R$ 
2.972.523,63 (originalmente, havia previsao de 53,7 quilometros ao custo de R$ 
41.36E000,00). 

No dia 17/11/2015, NELSON LEAL JUNIOR encaminhou o processo 
administrativo - Protocolo 07.917.071-2/2011 - que origina este aditivo para homologa 9 ao da 
AGEPAR (ANEXO 773). Recebido na AGEPAR, o primeiro despacho da diretoria (remessa 
ao juridico para parecer) ocorreu em 18/11/2015. Em 20/11/2015, uma sexta feira, ANTONIO 
CARLOS CABRAL DE QUEIROZ (“Cabeleira”) profere o parecer juridico. Em 
23/11/2015, segunda feira seguinte, retomam-se os trabalhos, determinando-se a remessa do 
caso as respectivas diretorias para parecer e relatdrio. Em 24/11/2015, ocorrem varies atos: 
apresenta 9 ao de relatdrio da Diretoria de Regula 9 ao; apresenta 9 ao de relatdrio da Gerencia de 
Piscaliza 9 ao e da Diretoria de Qualidade (JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN); 

0 detalhamento das alteragoes que cada termo aditivo promoveu nas respectivas obras previstas esta 

detalhado na sequencia, apos descrigao geral de todos os aditivos. 
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relatorio e voto favoravel a homologa 9 ao; expedi 9 ao de resolu 9 ao homologatoria. Durante a 
curta tramita 9 ao na agencia reguladora (5 dias uteis), houve concentra 9 ao de diversos atos no 
dia 24/11/2015, alguns pratieados por agentes publicos investigados na “Opera 9 ao 
lntegra 9 ao”. 

6) Quinto Termo Aditivo: 

Este aditivo eontratual (ANEXO 775) foi assinado em 07/02/2018 por 
CARLOS ALBERTO RICHA, entao govemador do Parana, NELSON LEAL JUNIOR, 
enquanto diretor do DER^^, PAULO MONTES LUZ, entao diretor de opera 96 es do DER e 
JOSE RICHA FILHO, enquanto seeretario estadual de infraestrutura e logistiea. Pela 
VIAPAR assinam JOSE CAMILO TEIXEIRA CARVALHO, entao diretor-presidente, e 
JACKSON LUIZ RAMALHO SELEME, diretor de engenharia. 

Em sintese, este ato agrega R$ 4.151.565,66 em investimentos a serem feitos 
pela VIAPAR, mas adieiona novo degrau tarifario, de 1,53%. Os investimentos totais, agora de 
R$ 683.146.141,97 (ANEXOS 777 e 797), sao ainda inferiores ao quantitativo do PER 
original (R$ 942.907.000,00). Na pratica, houve uma nova “revisao do equilibrio eeonomieo 
financeiro”, que resultou em nova altera 9 ao nos investimentos e revisao dos degraus tarifarios 
do TA 2015 em rela 9 ao ao fluxo de caixa marginal em razao trafego real. Dessa forma, os 
degraus resultantes foram estabeleeidos em; 1) 3% para 1/12/2015; 2) 5,17 % para 1/12/2016; 
3) 6,074% para 1/12/2017; 4) 6,07% para 1/12/2018 (vide ANEXO 736). 

Assim eomo no aditivo anterior, estas modilica 96 es se refletiram, basicamente, 
na previsao de valores finaneeiros modifieados^"^ (para maior ou menor) sem que isso tenha 
implieado altera 9 ao na extensao ftsiea das obras a serem realizadas. 

O proeedimento administrative que deu origem a este aditivo - Protocolo 
14.749.765-2/2017 - teve tramite pela AGEPAR (ANEXO 798) entre dezembro de 2017 e 
Janeiro de 2018. Em 13/12/2017, o DER faz remessa do proeedimento a agencia reguladora. 
Do primeiro despacho da diretoria da AGEPAR, determinando remessa a Gerencia de 
Opera 96 es e Qualidade, nao consta data. Em 03/01/2018 e apresentado o parecer do Gerente 
de Eiscaliza 9 ao. Parecer da Gerencia de Regula 9 ao em 11/01/2018. A analise da gerencia 
juridica data de 18/01/2018. Relatdrio da diretoria juridica em 19/01/2018 (assinado por 
MAURICIO EERRANTE). Chama atencao o fato de que o voto. proferido por MAURICIO 
FERRANTE. a favor da aprova 9 ao do aditivo. e datado de 17/01/2018 (ANEXO 798, p. 42). 
ou seia. antes mesmo da elaboracao do prdprio relatdrio (ANEXO 798, p. 39) em que. 
supostamente, se baseia . Em 23/01/2018 e expedida a resolu 9 ao homologatdria em favor do 
aditivo. 



Dias depois da assinatura deste ato, em 22/02/2018, NELSON LEAL JUNIOR foi preso na "Opera 9 ao 
Integra 9 ao I". 

O detalhamento das altera 96 es que cada termo aditivo promoveu nas respectivas obras previstas esta detalhado 

na sequencia, apos descriqao geral de todos os aditivos. 
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- IMPACTO DAS ALTERACOES CONTRATUAIS SOBRE OBRAS DE 
DUPLICACAO ESPECIFICAS DE INCUMBENCIA DA VIAPAR lANEXO 736 - 
valores em R$ x 10001 : 



1) BR-376, entre Pres, Castelo Branco e Maringa, R$ 32.004.000,00, 
extensao 25,65 KM (PER anexo v lote 2, P. 45): no PER original era para ser executada entre 
2002 e 2004, eom urn resquieio entre 2012 e 2013; No TA 2000 esta obra teve valor reduzido 
para R$ 19.283.050,00 mantendo a extensao e foi remanejada para duas etapas: 1) 2001-2002; 
e 2) 2011 (maior parte). No TA 2002 esta obra teve a exeeu 9 ao remanejada para; 1) 2001- 
2003; 2) 2015. No TA2015 o valor da obra fieou em R$ 34.406.884,65 e a exeeu 9 ao fieou em 
tres etapas: 1) 2001-2003; 2) 2012; e 3) 2015-2017. No TA 2018 0 valor fieou em R$ 
45.014.668,93 e a exeeu 9 ao da parte final foi remanejada entre 2015-2018. Esta obra esta em 
eonelusao. 


2) BR-376, entre Nova Esperan 9 a e Pres, Castelo Branco, R$ 17.585,000,00, 
13,05kni (PER ANEXO V LOTE 2, P. 45): no PER original era para ser exeeutada em 2014. 
No TA 2000 esta obra teve valor reduzido para R$ 9.020.230,00 mantendo a extensao e foi 
remanejada para 2012-2013. No TA 2002 esta obra teve a exeeu 9 ao remanejada para 2015- 
2016. No TA 2015 o valor foi alterado para 16.953.785,18 e a execu 9 ao fieou para 2015-2017. 
No TA2018 0 valor fieou em R$ 19.798.447,33 e a exeeu 9 ao fieou entre 2015-2018. 

3) BR-376, entre Cont, Mandaguari e Jandaia do Sul, R$ 2,881.000,00, 
3,28KM: no PER original era para ser executada em 2002. No TA 2000 esta obra teve valor 
reduzido para R$ 2.167.270,00 mantendo a extensao e foi remanejada para 2011-2012. No TA 
2002 esta obra teve a execu 9 ao remanejada para 2008. No TA 2015 o valor foi alterado para 
R$ 2.310.249,39 e foi executada inteira. 

4) BR-369, entre Arapongas e Aricanduva, R$ 12,879,000,00, 6,01 KM: no 

PER original era para ser executada entre 2002 e 2003. No TA 2000 esta obra teve valor 
reduzido para R$ 6.282.840,00 mantendo a extensao e foi remanejada para 2013-2014. No TA 
2002 esta obra teve o valor alterado para R$ 8.498.900,00 e a execu 9 ao remanejada para 2002- 
2003. No TA 2015 o valor foi alterado para R$ 9.693.914,47 por causa da medi 9 ao. Ja foi 
executada. 


5) BR-369, entre Contorno Sul de Apucarana e Jandaia do Sul, R$ 
12,395,000,00, 13,33KM: no PER original era para ser executada entre 2002-2004. No TA 
2000 esta obra teve valor reduzido para R$ 11.045.730,00 mantendo a extensao e foi 
remanejada para 2014-2015. No TA 2002 esta obra teve a execu 9 ao remanejada para 2012- 
2013. No TA 2015 o valor foi alterado para R$ 14.028.163,86 e a execu 9 ao fieou para 2012- 
2013 e 2016. No TA2018 o valor fieou em R$14.048.519,96 e a execu 9 ao continuou em 2016. 
A obra foi concluida. 


68 de 111 




MPF 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br 
FORC^ATAREFA 

6) PR-317, entre Maringa e o Contorno de Peabiru, R$ 79.526.000,00, 
extensao 66,06 KM (item 1.4.1.3 do PER): no PER original era para ser executada entre 
2000-2002 (primeira etapa) e 2011-2013. No TA 2000 esta obra teve valor reduzido para R$ 
51.025.620,00 mantendo a extensao e foi remanejada para: 1) 2000-2002; e 2) 2009-2011. No 
TA 2002 esta obra teve o valor alterado para R$ 51.090.580,00 e a execu 9 ao remanejada para 
2000-2004 (primeira etapa) e depots 2014-2015 (segunda etapa). No TA 2015 o valor foi 
alterado para R$ 69.119.235,46 e a exeou 9 ao fieou para: 1) 2000-2004; 2) 2014-2018. No TA 
2018 0 valor fieou em R$ 70.443.263,18 e a execu 9 ao da ultima etapa foi mantida entre 2014- 
2018. A obra esta sendo concluida. 

7) BR-158, entre Peabiru e Cont. Campo Mourao, R$ 17.303.000,00, 
extensao de 9,84 km: no PER original era para ser executada entre 2011-2012. No TA 2000 
esta obra teve valor reduzido para R$ 13.438.870,00 mantendo a extensao e foi remanejada 
para ser executada integralmente em 2011. No TA 2002 esta obra teve a execu 9 ao remanejada 
para 2015. No TA 2015 0 valor foi alterado para R$ 23.288.461,54 e a execu 9 ao fieou para 
2015-2016 e 2020-2021. No TA 2018 o valor fieou em R$ 11.645.905,69 e a execu 9 ao fieou 
mantida. 



8) BR-369, entre Cont. Campo Mourao e Cascavel, R$ 160.618.000,00, 
extensao de 163,43 km: no PER original era para ser executada entre 2013-2015. No TA2000 
esta obra teve valor reduzido para R$ 51.918.310,00, sendo suprimido o trecho de 86,13, 
sobrando 77,3 km e foi remanejada execu 9 ao para 2015-2016. No TA 2002 esta obra teve a 
execu 9 ao remanejada para 2017-2018. No TA 2014, esta obra foi antecipada para 2015-2017, 
em troca da exclusao da obra do contorno de Maringa. No TA 2015 a obra fieou com o valor 
de R$ 7.672.920,58 e foi suprimido mais um trecho 72 km, sobrando 5,3 km que estao sendo 
executados em Coberlia ate 2018. No TA 2018 o valor fieou em R$ 17.493.870,52 e a 
execu 9 ao fieou entre 2016-2018. 

9) Contorno Norte de Maringa (2“ etapa = duplica 9 ao), R$ 36.890.000,00, 
extensao de 33,9km: no PER original era para ser executada ate 2011, sendo que a 
implementa 9 ao em pista simples era para ser feita entre 1998-1999 e 2002-2003. No TA 2000 
esta obra teve suprimida a extensao de 24,5 km, restando a implanta 9 ao no valor de R$ 
15.008.900,00 milhoes e extensao de 9,4km para ser executado no ano de 2007-2008, sendo 
que este trecho deveria ser implantado em pista duplica 9 ao. No TA 2002 esta obra teve a 
execu 9 ao remanejada para 2018. Esta obra e suprimida pelo TA 2014 . No TA 2015 foi 
agregada uma duplica 9 ao de 33,2 km entre Paranavai e Nova Esperan 9 a no valor de R$ 
57.099.597,36 a ser executada ate 2016-2017 (ECM - ANEXO 768). No TA2018 aumentou o 
valor para R$ 71.857.010,56 (ECM - ANEXO 797) e o prazo fieou entre 2016 e 2019. 

(iii) ECOCATARATAS 

ECOCATARATAS 
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1) TERMO DE ALTERACAO (TA) UNILATERAL DE 1998 



No dia 15/7/1998 um ato administrativo assinado pelo entao governador JAIME 
LERNER, 0 entao diretor-geral do DER/PR PAULINHO DALMAZ, o entao Seeretario de 
Estados dos Transportes do Parana HEINZ GEORG HERWIG e WILSON DOMINGOS 
CELLLI reduziu em 50% as tarifas de pedagio de todas as eoneessionarias. Em troea suprimiu 
um grande volume de investimentos previstos (ANEXO 886 ). 

Assim, a eoncessionaria ECOCATARATAS, em deeorreneia da altera 9 ao 
unilateral deserita, eobrou por um ano e sets meses metade da tarifa originalmente prevista. De 
aeordo eom a prdpria eoneessionaria, nos anos de 1998 e 1999 a sua reeeita operaeional foi de 
R$ 12,336,286,11 e R$ 23,359,693,83, respectivamente (ANEXO 803). Em numeros 
atualizados, os valores somam R$ 146,942,501,42, 

Dessa forma, eonsiderando que pratieamente em todo este periodo a tarifa fieou 
reduzida pela metade, tem-se que o dano experimentado pela ECOCATARATAS em 
deeorreneia da altera 9 ao unilateral do eontrato seria de R$ 146,942,501,42 (diferen 9 a entre o 
que foi arreeadado e o que deveria ter sido arreeadado easo nao editado o ato unilateral de 
modifiea 9 ao). 


Porem, as modifiea 96 es contratuais que oeorreram na sequeneia devido ao 
suposto desiquilibrio finaneeiro eausado por este ato administrativo suprimiram investimentos 
em valores muito aeima do suposto prejuizo da eoneessionaria. 

2) Termo Aditivo n” 16/2000 (ANEXO 770) - reduziu investimentos, aumentou o lucro 
liquido estimado, suprimiu obras e aumentou a TIR 


Esta modifioa 9 ao eontratual, que foi assinada em 22/03/2000, por JAIME 
LERNER, entao governador de Estado, HEINZ GEORG HERWIG, entao Seeretario de 
Transportes, PAULINHO DALMAZ, entao diretor-geral do DER/PR, WILSON DOMINGOS 
CEELI, entao diretor de eonserva 9 ao do DER/PR, AUGUSTO CESAR EAGUNDES 
BAND LIRA, entao presidente da ECOCATARATAS, e RONALDO CASPAR, entao diretor 
de opera 96 es da ECOCATARATAS, suprimiu R$ 102.000.000,00 em investimentos, eom 
supressao de obras de dupliea 96 es e interse 96 es. O luero liquido estimado aumentou de R$ 
586.000.000,00 para R$ 668.000.000,00 e a Taxa Interna de Retorno - TIR subiu de 16,43% 
para 20,15%. 


Os 180 km de dupliea 96 es previstos no PER original de 1997 foram reduzidos 
para 178 km. Ja as vinte e uma interse 96 es e as marginals previstas no PER original de 1997 
foram integralmente suprimidas. 

Ademais, foram inerementados degraus tarifarios nas tarifas basieas eonforme 
quadro a seguir; 
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(vatores em R$ na base ian/97) 


Pragas 

Termo Aditivo 2000 (*) 

Ano 03 

Degraus Tarifarios (”) 

Ano 06 ('*') 

Ano 07 

Ano 11 

Ano17r**) 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

Praca 3.1 - SSo Mkjuel do Iquacu 

2,60 

2,29 

3,40 

2,99 

3,72 

3,27 

4,03 

3,54 

- 

- 

Praca 3.2 - Ceu Azul 

2,60 

2.29 

- 

- 

2,84 

2,51 

3,08 

2,71 

4.03 

3,55 

Praca 3.3 - Cascavel 

2,80 

2,37 

- 

- 

3,06 

2,59 

3,31 

2,81 

- 

- 

Praca 3.4 - Laranieiras do Sul 

2,80 

2,28 

- 

- 

3,06 

2,49 

3,31 

2,70 

- 

- 

Praca 3.5 - Candoi 

2,80 

2,37 

- 

- 

3,06 

2,59 

3,31 

2,81 





3) Termo Aditivo 87/2002 (ANEXO 771) - aumentou o lucro liquido estimado, suprimiu 
obras e instituiu degraus tarifarios 

O Termo Aditivo 104/2002, assinado por JAIME LERNER, entao governador 
de Estado, JOAO HENRIQEiE DE ALMEIDA SOUSA, entao Ministro dos Transportes, 
PAULINHO DALMAZ, entao diretor-geral do DER/PR, GILBERTO PEREIRA LOYOLA, 
entao diretor de eonserva^ao do DER/PR, WILSON JUSTUS SOARES, Seeretario de 
Transportes, LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BALBEZ, Seeretario de Transportes Terrestres, 
AUGUSTO CESAR FAGUNDES BANDEIRA, entao presidente da ECOCATARATAS, e 
RONALDO GASPAR, entao diretor de opera^oes da ECOCATARATAS, aumentou o lucro 
liquido estimado de R$ 668.000.000,00 para R$ 669.000.000,00 e suprimiu obras de terceiras 
faixas. Os 40 km de terceiras faixas previstos no TA 16/2000 foram reduzidos para 37 km. 

Alem disso, instituiu degraus tarifarios para os anos 06 (2002), 07(2003), 
09(2005), 11(2007) e 17(2013). Com isso, as tarifas passaram de R$ 2,60 e 2,80 em 2001 para 
R$ 4,27, R$ 3,27 e R$ 3,52 em 2007: 


(vatores em R$ rta base ian/97) 


Pragas 

Termo Aditivo 2002 

Ano 05 

Deqraus Tarifarios (*) 

Ano 06 

Ano 07 

Ano 09 

Ano 11 

Ano 17C*) 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Le\« 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

Praca 3.1 - Sdo Miquel do Iquacu 

2.60 

2.29 

3.55 

3,13 

3,87 

3,41 

3,97 

3,50 

4.27 

3,77 

- 

- 

Praca 3.2 - Cdu /\zul 

2,60 

2,29 

2,72 

2,39 

2,96 

2,61 

3,03 

2,67 

3,27 

2,88 

4,27 

3.77 

Praca 3.3 - Cascavel 

2,80 

2,37 

2,93 

2,48 

3,19 

2,70 

3,27 

2.77 

3.52 

2,98 

- 

- 

Praca 3.4 - Laranieiras do Sul 

2,80 

2,28 

2,93 

2,38 

3,19 

2,60 

3,27 

2,66 

3,52 

2,87 

- 

- 

Praca 3.5 - Candoi 

2,80 

2,37 

2,93 

2,48 

3,19 

2,70 

3,27 

2.77 

3,52 

2,98 

- 

- 


(*) • Ano de vjgdnda e valor da tanfa bdsica com degraus tarifarios tnclusos, referentes a previsdo de conclusSo de trechos de duplicaQdo, oonforme previsdo contratual, no 
Editai em seu Anexo Vlli - Estrutura TariMria, e degraus tarifario decorrentes do equilibrio econdmico-financeiro do TA 2(X)2, conforms "Fonte"; 

(**) - Degraus do ano 17. decorrem da conclusdo de trechos de dt^licagdo, conforme previsSo contratual. no Editai em seu Anexo VIII - Estrutura Tarif^ia; 

Fonte: - Termo Aditivo 2002" provem do Anexo II - Ao Termo Aditivo ao Contrato de Concess§o de Obras Publlcas n* 073/97 (Altera^Ses ao Anexo II do termo Aditivo 
016/2000 - Anexo VIII - Da Estrutura TarifSria do Editai de Segunda Etapa da Concorrdnda Publica Intemacional n" 003/96), e Anexo III - Ao Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessdo de Obras Publicas n” 073/97 (AlteragOes Quadros da Proposta Comercial do Editai de Segunda Etapa da Concorrdncia Publica Intemacional n" 003/96) em 
Dados para Cdicuk) da Receita Tarif^a, ambos anexo do Termo Aditivo n." 087/2002. 


4) Ata da 17“ reuniao da comissao paritaria de acompanhamento contratual de 24/5/2005 
(ANEXO 772) 


Esta comissao paritaria foi formada por integrantes da concessionaria, do 
Estado e do usuario e encerrou os trabalhos com a elabora 9 ao desta ata. Assinaram os 
membros da comissao a seguir descritos: 


NOME 


Romeu Stencel 

Nelson Theodora Mudravitsch Schneider 
Alvaro Jose Cabrini Junior 
Augusto Cesar Fagundes Bandeira 
Calicles Manica 


Membro da Comissao Paritaria 
Membro da Comissao Paritaria 
Membro da Comissao Paritaria 
Membro da Comissao Paritaria 
Membro da Comissao Paritaria 
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Esta Ata reduziu os investimentos previstos de R$ 380 milhoes (TA 2002) para 
R$ 292 milhoes, alem de suprimir 138 km em duplica^oes que ainda seriam feitas. Ou seja, o 
ato simplesmente acabou com todas obriga^oes de duplica 9 ao da concessionaria. Naquele 
momento, ja haviam sido executados 43 km de duplica^oes entre Cascavel e Santa Terezinha 
do Itaipu. Alem disso, pela ata, foi dado um desconto de 30% da tarifa a partir de 1/8/2004, 
mas ao mesmo tempo foi agregado um degrau tarifario de 17,4% a partir de 30/6/2005. 
Tambem foram alterados degraus tarifarios retroativos a dezembro de 2003, 2005 e 2008; 



LOTE 3 - CONCESSIONARIA ECOCATARATAS 
PLANILHA COM A TARIFA BASICA E SUAS ALTERAgdES 


(vajores_em_R$_na_b^ejan/9^ 


Pragas 

Ata de ReuniSo 17 

Ano 05 

Degraus Tarifarios (') 

Ano 06 

Ar>o 07 

Ano 08 

Ano 09 

Ano 10 

Ano 12 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V, Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V.Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

Praca 3.1 - S§o Miguel do Iguacu 

2.60 

2.29 

2.70 

2.38 

1,89 

1,67 

2,90 

2,56 

3.17 

2.80 

3.26 

2.89 

3,53 

3,12 

Praca 3.2 - C^u Azul 

2,60 

2.29 

2,70 

2,38 

1,89 

1,67 

2.22 

1.96 

2.43 

2,14 

2.50 

2.21 

2.70 

2.38 

Praca 3.3 • Cascavel 

2.80 

2.37 

2,91 

2,46 

2,04 

1,72 

2.39 

2,02 

2.62 

2.21 

2.70 

2.27 

2.91 

2.45 

Praca 3.4 - Laranieiras do Sul 

2.80 

2.28 

2.91 

2.37 

2.04 

1.67 

2.39 

2.02 

2.62 

2.21 

2.70 

2.27 

2.91 

2.45 

Praca 3.5 - Candoi 

2.80 

2.37 

2.91 

2.46 

2,04 

1.72 

2.39 

2.02 

2.62 

2.21 

2,70 

2.27 

2,91 

2.45 


(*) - Ano de vigdnda e vala da tarifa bdsica com degraus tari^rios inclusos, referentes a previsSo de cortclusdo de trechos de duplica93o, oonidime previs3o contratual, no Edital em seu Anexo 
VIII - Estrutura Tarif^ia, e degraus tarifario decorrentes do equilibrio econdmico-financeiro do Auto n.® 2005.04.01.037574-9/PR - TRF 4® RegiSo. 


A mesma ata deliberou pela realiza^ao de um novo aditivo com a 
ECOCATARATAS que nao foi feito na epoca. Em virtude disso, a concessionaria judiciabzou 
a questao e liminarmente o Poder Judiciario determinou que a ata deveria reger a rela^ao entre 
as partes ate o termino da demanda. Contudo, o govemador BETO RICHA mandou suspender 
todas as a^oes relacionadas ao pedagio por volta de 2011 , sendo que a a^ao nao pode ser 
finalizada, sendo extinta com a celebra^ao do TA de 2016. O DER/PR nunca foi favoravel a 
vigencia da ata, tendo, todavia, seguido a decisao judicial. 


5) Termo de Ajuste - Protocolo n” 07.924.898-3 de 13/12/2011 (ANEXO 773) 


Eirmado em 13 de dezembro de 2011 entre o DER-PR, SEIE-PR e Rodovia das 
Cataratas S.A, assinados pelas pessoas abaixo relacionadas, o referido ato acordou a 
duplica^ao da BR 277 entre os km 660+500 (acesso a Pedreira de Itatiba) e o km 674+879 
(inicio da pista dupla em Medianeba) no total de 14,379 km que corresponde a R$ 
50.585.809,73 (cinquenta milhoes, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e nove reals e 
setenta e tres centavos), sendo R$ 49.387.093,76 referente a obra e R$ 1.198.715,87 referente 
aos projetos basicos. O valor da obra e global nao podendo sofrer modifica^oes: 


Jose Richa Filho 
Nelson Farhat 
Paulo Roberto Melani 
Frederico Botto 
Evandro Couto Vianna 


Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logi'stica SEIL-PR 

DER-PR 

DER-PR 

Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 
Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 


Esta duplica^ao estava originalmente prevista no contrato e termo aditivos mas 
foi suprimida pela ata da 17“ reuniao da comissao. Todos os custos de desapropria 96 es para 
realiza 9 ao dessa obra correria por conta do DER-PR. Para recomposi 9 ao do equilibrio 
economico financeiro decorrente desta obra haveria ajustes na tarifa na forma de dois degraus 
tarifarios positivos, equivalentes a 3,82% em 1“ de dezembro de 2013 e 3,82% em 1“ de 
dezembro de 2014 sobre todas as tarifas praticadas nas pra 9 as do Eote 03. 
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6) Termo de Ajuste - Protocolo n" 11926227-5 (ANEXO 774) 

Assinado em 16/7/2014 pelas pessoas abaixo relacionadas, agregou 0,27% em 
degrau tarifario para dez/2014 com novos investimentos de quase R$ 1 milhao; 



Jose Richa Filho 
Nelson Leal Junior 
Jeancarlo Mezzomo 
Evandro Couto Vianna 


Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica SEIL-PR 
DER-PR 

Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 
Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 


7) Termo de Ajuste - Protocolo n" 12.500331-1 de 15/10/2014 (ANEXO 775) 

Assinado pelas pessoas abaixo relacionadas, agregou dois degraus de 2,05% a 
incidir em dez/15 e dez/16, totalizando 4,10% em degraus tarifarios com aloca^ao de R$ 12 
milhoes de novos investimentos: 


Jose Richa Filho 
Nelson Leal Junior 
Jeancarlo Mezzomo 
Evandro Couto Vianna 


Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica SEIL-PR 
DER-PR 

Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 
Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 


8) Termo de Ajuste - Protocolo n" 12527749-7 de 14/4/2015 (ANEXO 776) 

Assinado pelas pessoas abaixo relacionadas, incluiu degrau tarifario de 0,48% 
em dez/2015 com inclusao de novos investimentos de R$ 1,544 milhao: 


Jose Richa Filho Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica SEIL-PR 

Nelson Leal Junior DER-PR 

Jose Carlos Cassamiga Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 

Evandro Couto Vianna Rodovia das Cataratas S.A - Ecocataratas 


9) Quarto Termo Aditivo/2016 (ANEXO 777) 


Finalmente, com base no protocolo n“ 7917960-4, com assinatura em 
17/10/2016, pelas pessoas abaixo relacionadas, foi firmado o 4° Termo Aditivo ao contrato de 
concessao 073/97, que fez altera^oes no PER dividindo-o em: 1) investimentos originais com 
Fluxo de Caixa Principal, que considera a TIR original do contrato (TIR do projeto de 
16,43%); 2) investimentos novos com Fluxo de Caixa Marginal que considera uma TIR mais 
baixa e consentanea com a TIR da ANTT. Neste Fluxo de Caixa Marginal ha tres TlRs: 1) 
12,00% que havia sido acordado pelas partes antes da Resolu^ao 3651/2011 da ANTT; 2) 
8,01% que tinha como referencial a Resolu^ao n“ 3651/2011 da ANTT; 3) 9,95% que se trata 
de uma revisao da TIR da ANTT. 


Carlos Alberto Richa 
Nelson Leal Junior 
Jose Richa Filho 
Jose Carlos Cassamiga 
Evandro Couto Vianna 


Estado do Parana 
Diretor DER-PR 

Secretaria de Estado e Infra Estrutura Logistica 
Rodov ia das Cataratas 
Rodov ia das Cataratas 
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Este termo aditivo consolidou os degraus tarifarios e investimentos acordados 
nos termos de ajuste anteriores. Neste caso, segundo acordado pelas partes, havia desequilibrio 
negative favoravel ao usuario de R$ 85 milhoes. 

Em razao do desequilibrio em desfavor do usuario, foram agregados 5,1 km em 
duplica^oes (uma de 3km no perimetro urbano de Cascavel e mais uma 2,1km em 
Guarapuava, que estao sendo realizadas). Essas duas duplica 96 es juntas foram or 9 adas em 
aproximadamente R$ 23 milhoes. 

Os degraus tarifarios incrementados pelo presente termo aditivo foram os 

seguintes: 



LOTE 3 - CONCESSIONARIA ECOCATARATAS 
PLANILHA COM A TARIFA BASICA E SUAS ALTERAgOES 


(valores em R$ na base ian/97) 


Pragas 

Quarto Termo Aditivo - 2016 

Ano 12 

Degraus Tarifarios (*) 

Ano 17 

Ano 18 

Ano 19 

Ano 20 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

V. Leve 

V. Pesado 

Praca 3.1 • S3o Miauel do lauacu 

3.53 

3,12 

3,66 

3,24 

3,81 

3,37 

3,90 

3,45 

3,91 

3,45 

Praca 3.2 • Ceu Azul 

2,70 

2,38 

2,80 

2,47 

2,92 

2,57 

2,99 

2,63 

2,98 

2,63 

Praca 3.3 - Cascavel 

2,91 

2.45 

3,02 

2,54 

3,14 

2,65 

3,22 

2,71 

3,21 

2,71 

Praca 3.4 - Laranjeiras do Sul 

2,91 

2,45 

3,02 

2,54 

3,14 

2,65 

3,22 

2,71 

3,21 

2,71 

Praca 3.5 • Candoi 

2.91 

2.45 

3.02 

2,54 

3,14 

2,65 

3.22 

2.71 

3.21 

2.71 


(*) - Ano de vig§nda e valor da tarifa bdsica com degraus tarifarios inclusos, referentes a prevtsdo de cor»clusdo de trechos de dupiica^do, oonforme 
previsSo contratuai, ro Edital em seu Anexo VIII - Estrutura Tari^ria, e degraus tarrfario decorrentes do equilibrio econdmico-financeiro do TA 2016, 
oonforme "Fonte": 

Fonte: • "Quarto Termo Aditivo - 2016" provem do Anexo III - RecomposigSo do Equilibrio Econdmico-financeiro, Item I. incremento nas Tarifas 
Bdsicas Contratuais, 1.1 Estrutura tarifaria do Edital de Segunda Etapa da Concotrenda Publica Intemacional n.03/96, anexo do Quarto Termo Aditivo 
ao Contrato de Cor»cessdo de Obras Publicas n” 073/97. 


Quanto a atua 9 ao da AGEPAR, apesar da complexidade do processo que 
resultou na proposta de termo aditivo finalizada em 06/10/2016e que se arrastou por cerca de 
seis anos no ambito do DER/PR, os tramites nessa agenda foram acelerados, com a emissao 
de pareceres tecnicos e juridicos, por NEWTON MEREIN DE CAMARGO, WILSON 
KUSTER EILHO e DIRCEU ANDERSEN JR., e o voto de aprova 9 ao de JOSE ALEREDO 
GOMES STRATMANN, Diretor de fiscaliza 9 ao e qualidade dos servi 90 s, sem qualquer 
referenda a dedsao do DER/PR em acatar a mudan 9 a de criterio de medi 9 ao de servi 90 s, que 
resultou na pronta homologa 9 ao da minuta do quarto termo aditivo, em 11/10/2016, pelo 
Conselho Diretor da agencia (ANEXO 782). 

(iv)CAMINHOS DO PARANA 

1) TERMO DE ALTERACAO (TA) UNILATERAL DE 1998 


No dia 15/7/1998 um ato administrativo assinado pelo entao governador JAIME 
LERNER, 0 entao diretor-geral do DER/PR PAULINHO DALMAZ, o entao Secretario de 
Estados dos Transportes do Parana HEINZ GEORG HERWIG e WILSON DOMINGOS 
CELLLI reduziu em 50% as tarifas de pedagio de todas as concessionarias. 

Em troca suprimiu um grande volume de investimentos previstos (ANEXO 

801, p. 4 a 7). 
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Assim, a concessionaria CAMINHOS DO PARANA, em decorrencia da 
altera 9 ao unilateral descrita, cobrou por um ano e sets meses metade da tarifa originalmente 
prevista. De aeordo eom a propria eoneessionaria, nos anos de 1998 e 1999 a sua reeeita 
operacional foi de R$ 9.182.876,76 e R$ 15.566.985,16, respeetivamente (ANEXO 803, p.lO). 
Em numeros atualizados, os valores sao de R$ 35.885.760,68 e R$ 56.683.075,77. 

Dessa forma, considerando que pratieamente em todo este periodo a tarifa ficou 
reduzida pela metade, tem-se que o dano experimentado pela CAMINHOS DO PARANA em 
deeorrencia da altera 9 ao unilateral do contrato seria de R$ 92.568.836,45 (diferen 9 a entre o 
que foi arrecadado e o que deveria ter sido arrecadado easo nao editado o ato unilateral de 
modifiea 9 ao). 

Porem, as modifiea 96 es eontratuais que oeorreram na sequeneia devido ao 
suposto desiquilibrio finaneeiro eausado por este ato administrativo suprimiram investimentos 
em valores muito aeima do suposto prejuizo da eoneessionaria. 

2) Termo Aditivo 17/2000: 

Em linhas gerais, este aditivo promoveu redu 9 ao dos investimentos do PER 
original em R$ 87.438.400,00, embora tenha promovido aumento da reeeita bruta prevista em 
R$ 158 milhoes (ANEXO 804). Eoi assinado (ANEXO 805) no dia 22/03/2000, por JOSE 
JUEIAO TERBAI JUNIOR, entao diretor-geral da eoneessionaria, PEDRO VALMIR 
ZANETTE DE EUCAS, entao diretor de obras da concessionaria, bem como por JAIME 
LERNER, entao govemador do Parana, HEINZ GEORG HERWIG, entao Secretario de 
Transportes, PAUEINHO DAEMAZ, entao diretor-geral do DER. 

Chama aten 9 ao a supressao ocorrida nos investimentos de duplica 9 ao. Enquanto 
0 PER do contrato original previa investimento de R$ 46.916.420,00 para promover a 
duplica 9 ao de 45,4 quilometros (trecho “Guarapuava - Reldgio”), este termo aditivo passou a 
prever apenas R$ 40.033.530,00 para a realiza 9 ao da mesma obra, ou seja, houve redu 9 ao de 
investimentos da ordem de R$ 6.882.890,00. A previsao de execu 9 ao da obra ficou mantida 
entre os anos de 2008 e 2011 . 

Tambem foram reduzidos os investimentos previstos para: 

- terceiras faixas : de 144,9 quilometros (custo de R$ 37.497.190,00) para 40 

quilometros (custo de R$ 7.600.000,00). Redu 9 ao de R$ 29.897.190,00. 

- marginals : de 36 quilometros (custo de R$ 17.965.080,00) para zero. Redu 9 ao 

de R$ 17.965.080,00. 

- intersecSes : de 27 unidades totals (custo de R$ 12.509.800,00) para 1 unidade 

(custo de R$ 922.960,00). 

Ao final, viabilizou-se aumento da previsao de lucro liquido de R$ 
295.000.000,00 para R$ 458.000.000,00, promovendo-se um aumento na Taxa Interna de 
Retorno (TIR) de 18,66% (valor do contrato original) para 19,29%. 

3) Termo Aditivo 86/2002: 
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Este aditivo (ANEXO 806) previu aumento dos investimentos em compara9ao 
ao PER original (aumento de R$ 7.765.010,00) e tambem em rela9ao ao PER do TA 17/2000 
(aumento de R$ 75.203.410,00). Contudo, isto foi aeompanhado tambem de um aumento na 
previsao de reeeitas brutas da concessionaria, seja em compara9ao com o PER original 
(aumento de R$ 564 milhoes), seja em compara9ao com o PER fixado no TA 17/2000 
(aumento de R$ 406 milhoes). Eoi assinado (ANEXO 807) no dia 25/10/2002, pelo entao 
Governador do Parana, JAIME EERNER, em conjunto com PAEIEINHO DAEMAZ, entao 
diretor-geral do DER, GILBERTO PEREIRA EOYOEA, entao diretor de opera96es do DER, 
WIESON JUSTUS SOARES, entao Secretario Estadual de Transportes, JOAO HENRIQUE 
DE ALMEIDA SOUZA, Ministro dos Transportes a epoca e LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA 
BALDEZ, entao Secretario de Transportes Terrestres. Pela concessionaria CAMINHOS DO 
PARANA foram signatarios JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR, entao diretor-presidente, e por 
LUIZ ROBERTO CAS TELL AR, entao diretor de obras. 

O ato promoveu acrescimo de 43 quilometros de rodovias a concessao da 
CAMINHOS DO PARANA (trecho nao contemplado na licita9ao original) entre Lapa e 
Araucaria, alem de viabilizar a instalacao de uma nova praca de pedagio na Lapa, o que fez 
aumentar a arrecada9ao da concessionaria. A empresa tambem assumiu a manuten9ao de um 
trecho da PR 427 entre a Lapa e o entroncamento com a BR-277. Em contrapartida, a 
concessionaria assumiu a manuten9ao, restaura9ao e opera9ao desses dois trechos e a 
duplica9ao do trecho entre Lapa e Araucaria ate 2009, o que ate hoje nao foi feito devido a 
modifica96es informais e formais no PER e tambem ao atraso da concessionaria. 

Alem destas altera96es, houve tambem: 

- a aplica9ao de degrau tarifario de aproximadamente 14 % em favor da 
concessionaria; 

- modifica9ao do cronograma da obra de duphca9ao entre Guarapuava e 
Reldgio (antes prevista para 2008-2011, com este ato passou a ter um trecho de 
400m antecipado para 2002 e o restante postergado para 2010-2011); 

- inclusao da duplica9ao de 43 quilometros entre Araucaria e Lapa, prevista para 
os anos de 2008 e 2009 (sem previsao no PER original); 

- inclusao de 7 unidades de interse9ao (o TA 17/2000 havia suprimido 26 das 27 
previstas no PER original) a serem entregues ate 2010; 

Ao final, viabilizou-se aumento da previsao de lucro liquido para R$ 555 
milhoes (o PER original previa de R$ 295 milhoes; o PER do TA 17/2000 previa R$ 458 
milhoes), sendo mantida a mesma Taxa Interna de Retorno (TIR) previsa no aditivo anterior, 
qual seja, de 19,29%. 

4) Contrato Preliminar de 12/2003: 

Este ato decorreu de uma reuniao da “Comissao Paritaria de Acompanhamento 
Contratual”, que, em 03/12/2003, determinou a supressao de todos os investimentos 
contratuais em restaura9ao e amplia9ao (inclusas duplica96es, terceiras faixas, interse96es e 
marginais), mantendo-se apenas as obriga96es quanto a conserva9ao das rodovias, em troca de 
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redu 9 ao temporaria de 30% sobre as tarifas basicas praticadas (contudo, mantendo-se o 
reajuste de dezembro de 2002 ), tudo a ser eonsolidado num aditivo que, previsto para os 120 
dias subsequentes, jamais foi firmado. O montante de supressao de investimentos estimado 
pela pratica deste ato foi de R$ 241 milhoes. 

O “contrato preliminar” (ANEXO 808) foi assinado pelo entao governador 
ROBERTO REQUIAO DE MEEEO E SILVA, em eonjunto eom ROGERIO WALLBACH 
TIZZOT, entao diretor-geral do DER, LAZARO ANTONIO RUIZ PARELLADA, diretor de 
opera 96 es do DER e WALDYR ORTENCIO PUGLIESI, entao Seeretario de Transportes. Pela 
eoneessionaria, assinaram JOSE JULIAO TERBAl JUNIOR na condi 9 ao de diretor-presidente 
e PEDRO HENRIQUE DE MOURA EERRO, diretor de obras. 

Como 0 aditivo previsto nesta aven 9 a jamais se eoneretizou, a eoneessionaria 
ajuizou a a 9 ao ordinaria n° 2005.7000014409-5 na 4“ Vara Eederal de Curitiba para 
restabeleeer as tarifas e ainda eobrar o ressareimento pelo periodo que fieou reeebendo a 
menos. Obteve exito, sendo que, em sede liminar, foi restabeleeida a cobran 9 a integral da 
tarifa, aereseida de um degrau tarifario de aproximadamente 12,5%. 

5) Processo administrative n” 8679801-8 de 06/02/2006: 

Tern origem num protoeolo administrativo da eoneessionaria CAMINHOS DO 
PARANA assinado por RUY SERGIO GIUBLIN em 30/1/2006 (ANEXOS 809-811). No 
doeumento, GIUBLIN alega que a deeisao judieial que restabeleeeu a tarifa em 42,5% e o 
eronograma total de investimentos do TA de 2002 nao foi sufieiente para restabeleeer o 
reequilibrio eeonomieo-fmaneeiro do eontrato, sendo que supostamente o desequilibrio 
finaneeiro iria aumentar eom o passar do tempo, eonforme estudo eneomendado pela prdpria 
eoneessionaria. 

Em razao disso, a eoneessionaria entendeu pertinente propor um novo 
eronograma de obras, postergando investimentos, a fim de supostamente reequilibrar o 
eontrato. Pela eoneessionaria, e solicitada a amplia 9 ao dos prazos de restaura 9 ao faltante de 
2009 para 2011, dando mais prazo para a realiza 9 ao o U eielo de restaura 9 ao. Alem disso, este 
ato posterga o prazo para realiza 9 ao das seguintes obras: 

1) duplioa 9 ao da BR 277 no treeho Guarapuava-Reldgio numa extensao de 
45,4 km que no TA de 2002 estava prevista para ser exeeutada em 2010-2011, 
eom valor de R$ 37.544.570,00 (data-base 97 - ANEXO 806) foi postergada 
para 2019-2020: 

2) duplioa 9 ao Lapa-Ararauearia BR 476 num treeho de 43 km, que no TA de 
2002 estava prevista para ser feita entre 2008-2009, com valor de R$ 
26.721.990,00 (data-base 97 - ANEXO 806) que foi postergada para 2017- 
2018 . 

Em 14/2/2006, este pedido da eoneessionaria recebeu parecer favoravel de 
ROMEU STENCEL por meio de informa 9 ao 008/2006 (ANEXO 810, p. 2-3). 
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Esse pedido recebeu parecer juridico em 01/03/2006 que recomendou a 
comunica 9 ao ao Ministerio dos Transportes e solieitou diversas providencias administrativas 
para aprova 9 ao do pedido da concessionaria. 

Em 8/3/2006 a CAMINHOS do PARANA apresentou manifesta 9 ao afirmando, 
basicamente, que renunciaria o direito de pleitear novo reequilibrio economico-finaneeiro com 
base na aprova 9 ao do novo cronograma. Prestou outros esclarecimentos formais solicitados 
pela procuradoria juridica e pediu novamente aprova 9 ao do novo cronograma. 

Em 9/3/2006, em uma nova manifesta 9 ao, o tecnico do DER/PR ROMEEi 
STENCEE entende que todos esclarecimentos foram prestados e encaminha o pedido para 
aprova 9 ao do diretor-geral. 

Sem retornar para a procuradoria juridica, esse pedido e encaminhado 
diretamente ao diretor-geral do DER/PR, ROGERIO TISSOT, que aprova o pedido da 
concessionaria por intermedio da lnforma 9 ao n° 161/2006 - DG em 09/03/2006. 

A mudan 9 a em razao deste protocolo descumpre a liminar proferida na decisao 
judicial dos autos n° 2005.7000014409-5, que determinou que a concessionaria cumprisse o 
cronograma de obras do TA 2002. 

6) Processo n” 9,895,902-5 (restaura9ao por etapas- 2008): 

Tern origem em um novo pedido de RUY GIUBEIN, formulado em 18/8/2008, 
propondo, mais uma vez, um novo cronograma de investimentos e a instaura 9 ao de 
restaura 9 ao por etapas (ANEXO 812). 

Este processo administrativo tern origem no oficio PRES/0542/2008 (ANEXO 
813), de 14/8/2008, assinado por RUY SERGIO GIUBLIN, que se ampara nos seguintes 
elementos: 

1 ) no novo cronograma de investimentos aprovado em 2006; 

2 ) valores de restaura 9 ao apurados conforme determinado na lnforma 9 ao 
161/2006-DG; 

3) impacto das tarifas decorrentes destas restaura 96 es; 

4) possibilidade de adotar solu 96 es tecnicas de engenharia que minimizem o 
impacto citado no item acima; 

5) a nao implementa 9 ao de solu 96 es tecnicas ensejaria impacto na tarifa. 

Veja-se que RUY SERGIO GIBEIN mencionou expressamente como motive de 
desequilibrio o novo cronograma de obras aprovado pelo processo administrativo 
imediatamente anterior, no qual a concessionaria havia se comprometido de forma expressa a 
nao pleitear reequilibrio financeiro por esta razao. 

Na sequencia, o denunciado RUY SERGIO GIBEIN alega que: 

1 ) 0 valor apurado por quilometro das restaura 96 es para 8 anos, conforme 
projeto encaminhados ao DER e relatdrio de revisao da empresa MAD EVA 
demonstra a necessidade de incrementos tarifarios para o reequilibrio 
contratual; 
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2 ) e possivel, desde que adotada a solu 9 ao tecnica de restaura 9 ao por etapas, 
contribuir para a modicidade da tarifa; 

3) 0 ajuste pretendido e compativel com o cronograma aprovado, sem conflito 
com a a 9 ao judicial; 

4) ao cronograma proposta foram ainda agregadas as seguintes melhorias: 
duplica 9 ao de 2,74 km na BR-475 em Contenda (2009-2010) e de 1,3 km na 
BR-277 em Guarapuva (2011); adapta 9 ao do trevo de Irati para desnivel; 
execu 9 ao do total do trevo de SPREA. Argumenta que as implanta 96 es referidas 
eontribuirao para a seguran 9 a e satisfa 9 ao dos usuarios; 

5) sao tecnieamente mensuraveis os valores de restaura 96 es e o quanto 
impactam no equilibrio eontratual e os valores de solu 9 ao por etapas, 
permitindo a escolha da melhor solu 9 ao. 

Estas supostas “melhorias” apontadas por REIY SERGIO GIUBLIN, na pratiea, 
referem-se a obras que ja estavam previstas contratualmente. O valor total de investimentos 
passa a R$ 371.304.860,00 (ANEXO 812), mantendo-se a reeeita bruta do Termo Aditivo de 
2002 (R$ 1,780 bilhao), aumentando-se, em suma, os valores previstos para as obras, que 
eontinuaram as mesmas. Ressalte-se que o valor previsto para as obras ja havia sido reduzido 
por atos anteriores em favor da concessionaria. Novamente, o cronograma de investimentos e 
alterado, postergando os investimentos de restaura 9 ao. Nao houve modifiea 9 ao tarifaria, 
apenas nos valores de restaura 9 ao. 

Esse pedido da coneessionaria obteve parecer favoravel de uma eomissao 
teenica formada por MIETON MARIO MACHOTA, ROMEU STENCEE, OSCAR 
AEBERTO DA SIEVA GAYER e JOSE PEDRO WEINAND em 16/3/2009 (ANEXO 832 - 
p. 102 do PA), recebendo parecer favoravel do advogado do DER, EDSON AMARAL, em 
12/08/2009. Finalmente, o pedido da concessionaria foi aprovado pela Delibera 9 ao n“ 
093/2009-CD do Conselho Diretor do DER/PR em 20/8/2009, assinada pelo entao diretor- 
geral ROGERIO TISSOT. 

7) Termo de ajuste de 02/09/2013: 

Assinado por JOSE RICHA FILHO, NELSON LEAL JR, RUY SERGIO 
GIUBLIN e MARCIO AGULHAM MARTINS (ANEXO 814), este ato tern como principal 
modifica 9 ao a antecipa 9 ao da duplica 9 ao de 6,6 km no treeho Guarapuava Reldgio. Agrega 
investimentos no montante de R$ 9,8 milhoes e preve um degrau tarifario de 4,86% para 
01/12/2014, mudando o eronograma de obras eom o seguinte objeto: 
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As obras supostamente antecipadas, na realidade, ja constavam do PER original 
e haviam sido postergadas ou suprimidas por aditivos e atos administrativos anteriores. 

Este termo de ajuste deeorre da tramitagao dos protoeolos 11.878.165-1 e 
07.970.554.3-2011. Embora assinado em 02/09/2013 o termo de ajuste, data apenas de 
27/11/2013 0 encaminhamento do protocolo que o origina a AGEPAR para homologagao 
(ANEXO 815). 


8) Termo aditivo ao Ajuste de 2013, firmado em 17/11/2014: 

Assinado por JOSE RICHA FILHO, NELSON LEAL JR, RUY SERGIO 
GIUBEIN e MARCIO AGULHAM MARTINS, posterga para 0I/I2/20I5 a aplieagao do 
degrau tarifario previsto no aditivo anterior (ANEXO 816) e revisa os valores das obras 
agregadas para R$ 9,9 milhoes: 
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Este termo de ajuste decorre da tramita 9 ao do protocolo 07.917.963-9/2011 
(ANEXO 817). Nao ha, nos autos do procedimento administrativo, notlcia de 
encaminhamento para homologa^ao na AGEPAR. 

9) Termo Aditivo 114/2015 de 27/11/2015: 

Assinado (ANEXO 818) por BETO RICHA, NELSON LEAL JR, PAULO 
MONTES LUZ. Pela CAMINHOS DO PARANA assinaram JOSE JULIAO TERBAl 
JUNIOR (diretor-presidente) e mArCIO AGULHAM MARTINS (diretor de opera^oes). 

Nele, investimentos sao previstos em R$ 371,3 milhoes em ECP (Eluxo de 
Caixa Principal) e R$ 10,617 milhoes em PCM (Eluxo de Caixa Marginal), conforme ANEXO 
819. 

Este aditivo consolida os termos de ajuste anteriores com suas obras, agora em 
valor revisado de R$ 10,6 milhoes, hem como um degrau tarifario de 5,84% a partir de 
01/12/2015, cancelando os degraus previstos nos termos de ajuste. 

Este processo decorreu da Informa^ao 2431/2015 (ANEXO 820), expedida no 
contexto do Protocolo 13.803.353-8 (ANEXOS 821-822). Chama aten^ao a tramita 9 ao veloz, 
em apenas 5 dias, deste procedimento no ambito da AGEPAR; 
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- em 20/11/2015, NELSON LEAL JR, remete o ato para a agencia reguladora 
(ANEXO 822, p. 2); 

- em 23/11/2015 o diretor da AGEPAR da encaminhamento do procedimento 
para analise da Procuradoria Juridica da AGEPAR, sendo que a procuradoria 
apresenta parecer no dia seguinte, em 24/11/2015; 

- em 26/11/2015, de posse do parecer juridico, o diretor da AGEPAR remete o 
caso para a Gerencia de Eiscalizacao e a Diretoria de Eiscalizacao e Oualidade . 
Quanto a estas providencias, tem-se que: (i) o parecer tecnico da Gerencia de 
Piscaliza 9 ao estava pronto tern data do dia anterior, 25/11/2015, tendo sido 
assinado por NEWTON MERLIN DE CAMARGO em conjunto com JOSE 
ALFREDO GOMES STRATMANN; (ii) o parecer da Diretoria de 
Fiscaliza 9 ao ficou pronto no mesmo dia 26/11/2015, sendo tambem assinado 
por JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN; 

- em 26/11/2015, JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN apresenta voto 
favoravel a aprova 9 ao do aditivo, mencionando expressamente a aplica 9 ao do 
degrau tarifario em 01/12/2015; 

- em 27/11/2015 o conselho diretor da AGEPAR apresenta homologa 9 ao da 
minuta do termo aditivo, que acaba assinado no mesmo dia. 

A tramita 9 ao demonstra concentra 9 ao de atos num mesmo dia, alem da 
ocorrencia de atos favoraveis a aprova 9 ao do aditivo antes mesmo da determina 9 ao para a 
elabora 9 ao deles (como e o caso do parecer tecnico da gerencia de fiscaliza 9 ao, pronto um dia 
antes da propria remessa dos autos ao setor). 

10) TA2016 ("Quinto Termo Aditivo" - 28/11/2016): 

Assinado (ANEXO 823) por BETO RICHA, NELSON LEAL JR, PAULO 
MONTES LUZ e mais dois diretores da CAMINHOS DO PARANA. Agrega mais R$ 
2.495.144,41 em PCM 2 com TIR de 9,95% e implementa mais um degrau tarifario a partir de 
1/12/2016 de 5,9% (ANEXO 824). 

Neste ato, investimentos em interven 96 es ftsicas vao a 229.641.660,00 e em 
infraestrutura para servi 90 s de opera 9 ao, conserva 9 ao e manuten 9 ao fleam flxados em 
142.891.180,00, totalizando R$ 372.532.840,00 em PCP (ANEXO 824). Investimentos em 
PCM (Pluxo de Caixa Marginal) neste aditivo representam R$ 13.244.630,00 (ANEXO 825). 
A receita bruta prevista e flxada em R$ 1,7035 bilboes. 

Este processo decorreu dos protocolos 14.206.832-0/2016 e 14.328.961-3, cuja 
analise pela AGEPAR (ANEXO 826) teve o seguinte tramite: 

- primeiro despacho da Diretoria da agencia, determina remessa dos autos ao 
juridico em 24/11/2016; 

- em 25/11/2016 ocorre: apresenta 9 ao do parecer juridico, encaminhamento do 
processo pela diretoria as gerencias de flscaliza 9 ao e regula 9 ao, apresenta 9 ao 
de parecer da gerencia de Piscaliza 9 ao e apresenta 9 ao de parecer da gerencia de 
Regula 9 ao; 
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- Em 28/11/2016; o processo e remetido a diretoria juridica para relate, 

MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE apresenta relatorio, 

MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE apresenta vote e o diretor da 

AGEPAR elabora a resolu 9 ao homologatoria. 

A analise feita pela AGEPAR eoneentra-se em apenas 3 dias (26 e 27 de 
novembro de 2016 eram dias de sabado e domingo), sendo que em dels deles, 25/11 e 28/11, 
oeorrem multiplos atos. 

11) TA2017 ("Sexto Termo Aditivo" - 27/11/2017): 

Assinado por BETO RICHA, NELSON LEAL JR, PAULO MONTES LUZ, 
sendo que pela CAMINHOS DO PARANA assinaram JOSE JULIAO TERBAI JUNIOR, 
diretor-presidente, e MARCIO AGULHAM MARTINS, diretor de opera 96 es (ANEXO 827). 

Agrega, alem dos R$ 10.749.490,00 ja previstos no aditivo anterior, outros R$ 
6.646.710,00 em investimentos (ECM) e agrega mais um degrau de 1,53% (ANEXO 828). Os 
investimentos em ECP fleam mantidos em R$ 372.532.840,00 (ANEXO 829). A reeeita bruta 
prevista aumenta neste aditivo para R$ 1,7095 bilboes. 

Este aditivo deeorre do protoeolo 14.815.533-0/2017, cujo tramite na AGEPAR 
oeorreu da seguinte maneira (ANEXO 830): 

- primeira manifesta 9 ao da AGEPAR em 20/11/2017, determinando elabora 9 ao 

de pareeer jurldico; 

- apresenta 9 ao do pareeer jurldieo em 21/11/2017; 

- eneaminhamento do proeedimento as gereneias de flsealiza 9 ao e regula 9 ao em 

21/11/2017; 

- pareeer da gerencia de flscaliza 9 ao em 23/11/2017; 

- remessa dos autos a relatoria em 23/11/2017; 

- apresenta 9 ao de pareeer da gerencia de regula 9 ao, relatdrio da Diretoria de 

Regula 9 ao, voto e resolu 9 ao homologatdria no dia 24/11/2017. 

Chama aten 9 ao, novamente, a velocidade do tramite do proeedimento na 
agenda reguladora. Toda a analise ocorre em apenas 5 dias, sendo que, no dia 24/11/2017 
foram realizados 4 atos referentes a homologa 9 ao do aditivo. 



- CONCLUSOES PRELIMINARES QUANTO AS MODIFICACOES: 

Em rela 9 ao a CAMINHOS DO PARANA, esses atos modifleativos postergaram 
diversos investimentos e elevaram a tarifa em favor da concessionaria. 

Como exemplo, a unica duplica 9 ao prevista originalmente era do trecho 
Guarapuava- Reldgio (BR 277) numa extensao de 45,4 km que era para ser executado entre 
2008-2011 com valor de R$ 37,544 milhoes (data-base 97). Esta obra teve sua execu 9 ao 
postergada para 2019-2020 por intermedio do processo administrativo n“ 8679801-8 de 
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6/2/2006, contrariando frontalmente a liminar nos autos n“ 2005.7000014409-5, que 
determinou que a concessionaria cumprisse o cronograma de obras do TA2002. 

Nao suficiente, o Termo Aditivo de 2002 incluiu um trecho na administra 9 ao da 
concessionaria, acrescentando uma pra^a de pedagio nao prevista na Lapa. Como 
contrapartida, a concessionaria deveria duplicar integralmente 43 km entre Lapa e Araucaria 
que estava prevista para ser feita entre 2008-2009, com valor de R$ 26,722 Milhoes (data-base 
97). Contudo, tambem no processo administrativo n” 8679801-8 de 6/2/2006 esta obra foi 
postergada para ser executada entre 2017-2018, sendo que ate o presente momento nao foi 
sequer iniciada. 

Caso nao tivessem ocorrido incidentes na execu^ao contratual, em dezembro de 
2017 deveriam estar as seguintes tarifas na cancela: 1) R$ 9,40 = R$ 2,40 x 3,9011 (indice de 
corre^ao da fdrmula parametrica de dez/2017); 2) R$ 9,00 = 2,30 (tarifa data-base 1997) x 
3,9011; 3) 9,00 = 2,30 (tarifa data-base 1997) x 3,9011; 4) R$ 10,10= 2,60 (tarifa basica data¬ 
base 1997) X 3,9011 (formula de atualiza^ao para dez/2017). 

A pra^a 5 foi instituida pelo TA 2002 e teria a seguinte tarifa de cancela em 
dezembro de 2017; R$ 10,10 (leves) = R$ 2,58 (leve) x 3,9011 (fOrmula de atualiza^ao para 
dez/2017) e R$ 9,10 (pesados)= R$ 2,32 (pesado) x 3,9011 (formula de atualiza 9 ao para 
dez/2017). 



Entretanto, atualmente, as tarifas vigentes em dezembro de 2017 foram as 
seguintes (o amarelo deve ser dividido por 2 para se chegar a tarifa de cancela de veiculos 
pesados): 


LOTE4 

Camlnhos do Parana 



F>faga 1 

Prudentbpoks / Reibglo 

12.80 

23.80 

Praga 2 

Iran 

11.10 

19.80 

Praca 3 

Porto Amazonas 

12.80 

23.80 

Pfafa 4 

Imbltuva 

11.10 

19.80 

Pra?a 5 

Lapa 

12.80 

23.80 


Conforme faturamento declarado pela CAMINHOS DO PARANA ao DER 
(ANEXO 831), apenas esta pra 9 a instalada por um dos aditivos favoraveis a empresa rendeu 
R$ 525,174,863,01^® entre 2004 e 2017 (sem informa 96 es quanto ao ano de 2007). O valor 
atualizado ano a ano^® chega a R$ 714,224,762,85. 

Constata-se, ainda, em valores aproximados, o descompasso da rela 9 ao entre 
investimentos previstos e receita prevista no PER original e no aditivo de 2017. A tabela a 
seguir ilustra a situa 9 ao; 


25 Valor infomiado por ano, confome ANEXO 831: 2004: R$ 14.737.229,41; 2005: 16.406.674,19; 2006: 
25.028.893,60; 2007: n/i; 2008: 31.062.086,42; 2009: 33.518.793,35; 2010: 33.249.664,61; 2011: 38.759.562,34; 
2012: 44.920.815,36; 2013: 47.834.751,06; 2014: 51.512.666,44; 2015: 55.999.069,47; 2016: 59.174.603,53; 
2017: 72.970.053,23. 

Atualizapao de acordo com fdnnula parametrica e indices anuais apresentados pelo DER ao MPF em ata de 
reuniao anexa: 2004: RS 30.196.167,99; 2005: 31.137.580,93; 2006: 45.984.180,84; 2007: n/i; 2008: 
49.938.049,01; 2009: 53.143.989,35; 2010: 50.149.400,88; 2011: 55.926.314,71; 2012: 61.914.100,07; 2013: 
62.363.297,90; 2014: 64.035.242.45; 2015: 65.245.355,28; 2016: 65.538.452,93; 2017: 78.652.630,50. 
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PER 1997 

PER aditivo 2017 

Anmento (em %) 

Investimentos 

R$ 321.231.430,00 

R$ 389.929.040,00 

21,38 

Receita brnta 

R$ 1,216 bilhao 

R$ 1,7095 bilhao 

40,5 



Saliente-se que embora a concessao esteja nos ultimos tres anos, a maior parte 
dos investimentos nao se concretizou na pratica. Citem-se, por exemplo, a duplica 9 ao de 43 
km entre Lapa e Araucaria que teve apenas 4,1 km concluidos e a duplica 9 ao de 45km entre 
Guarapuava - Relogio que teve apenas 13km realizados, sendo que boa parte foi feito por 
intermedio de termo de ajuste que previu degrau tarifario de uma obra que ja estava na 
cronograma original. 

Assim, resta claro que em razao da corrup 9 ao, obras foram postergadas ou 
suprimidas e a tarifa de pedagio ficou mais cara. Em resumo, o usuario pagou mais por menos 
obras, enquanto a empresa elevou arbitrariamente os seus lucros. 

(v) RODONORTE 

1) TA DE ALTERACAO UNILATERAL DE 1998 (ANEXO 747) 


No dia 15/7/1998 um ato administrativo assinado pelo entao governador JAIME 
EERNER, 0 entao diretor-geral do DER/PR PAULINHO DALMAZ, o entao Secretario de 
Estados dos Transportes do Parana HEINZ GEORG HERWIG e WILSON DOMINGOS 
CELLLI reduziu em 50% as tarifas de pedagio de todas as concessionarias. 

Em troca suprimiu um grande volume de investimentos previstos, no montante 
de R$ 218.582 milhoes. Eoram excluidas todas interse 96 es, todas corre 96 es geometricas, todas 
as terceiras faixas, todas as marginals previstas, exclusao de 12 km de duplica 96 es e exclusao 
de todos os contornos, conforme tabela abaixo: 
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ITENS EXCLUiDOS DO PER ORIGINAL 


VALOR (R$X 1.000) 

DUPLICAG&O - Exclus^ do sMmento abaixo 

R$ 

18.069,16 

BR-277, entre Km 19,60 e km 27,31 (Prox. P. U. de Campo Largo) 12km 

R$ 

18 069.16 

CONTORNOS 

R$ 

74.891,05 

Apucarana - Contomo Leste (BR-376) 

R$ 

33.044.62 

Ponta Grossa (BR-376) 

R$ 

41.846.43 

MARGINAIS - Exclusax) detodas as marHinais previstas 

R$ 

51.629,13 

Industrias - Apucarana (BR-376: km 4.05 - km 5.45) -1 segmento 

R$ 

956.98 

Vila Reis (BR-376) - 3 segmentos 

R$ 

2 158.33 

Marilandia do Sul (BR-376) - 2 segmentos 

R$ 

1 898.91 

Sao Jose (BR-376) - 2 segmentos 

R$ 

1.534.69 

Maua da Serra (BR-376) - 2 segmentos 

R$ 

4 902.14 

Aglomerado Urbano (BR-376: km 62.75 - km 64.05) - 2 segmentos 

R$ 

1.986.28 

Ortigueira (BR-376) - 2 segmentos 

R$ 

2.172.62 

Imbau (BR-376) - 2 segmentos 

R$ 

2 595.25 

Gaetano Mendes (BR-376) 1 segmento 

R$ 

788.49 

Aglomerado Urbano (BR-376: km 227.22 - km 228.28) - 1 segmento 

R$ 

755.17 

Ponta Grossa (BR-376) - 5 segmentos 

R$ 

10.290.95 

Distrito Industrial de Ponta Grossa (BR-376) - 3 segmentos 

R$ 

3.771.54 

Curitiba (BR-277) - 6 segmentos 

R$ 

3 548.21 

Aglomerado Urbano (BR-277: km 8.87 - km 10.45) -2 segmentos 

R$ 

1.144.65 

Campo Largo (BR-277) - 4 segmentos 

R$ 

4 633.35 

Piral do Sul (PR-151) - 2 segmentos 

R$ 

2.119.95 

Carambei (PR-151) - 3 segmentos 

R$ 

3.091.83 

Ponta Grossa (BR-373/PR-151) - 2 segmentos 

R$ 

3.279.79 

TERCEIRAS FAIXAS -Exclus^ detodas as terceiras faixa previstas 

R$ 

27.080,86 

BR-277 

R$ 

27 080.86 


Em resumo, foram retirados investimentos no valor de R$ 223.550.120,00 


2) TA 18/2000 


Esta modifica 9 ao contratual, firmada em 22/03/2000 pelo entao governador 
JAIME LERNER, pelo diretor de conservacjao do DER/PR WILSON DOMINGOS CELI, 
diretor-geral do DER/PR PAULINHO DALMAZ, secretario de transportes HEINZ GEORG 
HERWIG, previu a reduijao das intervenijoes fisicas totals do contrato de R$ 824.840.960,00 
para R$ 649.864.820,00, com reflexo na reduijao dos investimentos de R$ 174.976.140,00 
(824.840.960,00 - 649.864.820,00). Alem disso, houve a posterga^ao de todos os 
investimentos restantes. As duplica^oes que deveriam estar integralmente concluldas ate o ano 
13 (2010) foram postergadas para o ano 24 (2021). Por fim, o aditivo suprimiu R$ 5 milhoes 
previstos no contrato para desapropria^oes, transferindo o onus para o Estado do Parana. 

O quadro comparativo pode ser visualizado abaixo: 
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”” 
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TotM 
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(RSk 1W0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

M 

21 

22 

23 

24 
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Ortgliwl 

SuprtnMo 
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Dni»r4n64 

1008 

1933 

2000 

2001 

2002 

2003 


2X5 

2006 

2X7 

20M 

2003 

MIO 
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Ml 2 

M13 

M14 

Mis 

M16 

M17 

Mit 

2019 

MM 

2021 


DESAPROPRlACdES 

4.368.06 

•.38 

4.368.60 

8.00 

6.08 

9.M 

0.00 

020 

OX 

ox 

o.x 

o.x 

0 .x 

0 .x 

0 .x 

e.x 

ax 

O.M 

o.x 

0,M 

o.x 

e.x 

ex 

OX 

0.H 

ex 

O.M 

1J.4 

OBRAS OE OUPUCACAO 
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55.02 

e.eo 
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ox 

ox 

o,x 

e.x 

e.x 

e,x 

ex 

ex 

S.X7.7S 
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5.674.37 
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s.ex.M 

S.54S.1T 
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41205.11 
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ox 
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OX 
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020 
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ox 

ox 

6X 
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ax 

ox 

ox 

ax 
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e.M 
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o.x 

o.x 

ox 

ex 

e.M 

ex 
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ox 
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ox 
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ox 
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1 3.65 

v.3vt 2 rBR-37e'- • 2 M4m«.'3o« 

4.922.14 

020 

4902.14 

0.00 

020 

o.es 

0 .x 

02 : 

ox 

ox 

o.x 

O.x 

0 .x 

0.5-5 

02-5 

ox 

ax 

0 .x 

0.H 

Q.OC 

O.M 

D.X 

ox 

cx 

0 .x 

ox 

O.H 

1.3.65 

AgsnE.’ae; eniw (8R-376: 62.75 - 

tm 64.05] - 2 ievrsnos 

1.9S6.a 

020 

196628 

0.00 

020 

020 

0 .x 

OX 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0 .x 

0 .x 

0.X 

0.M 

ax 

0.M 

0.H 

Q.X 

O.M 

0.H 

ox 

ox 

o.x 

ox 

O.M 

1 367 

iBR-3Te) • 2 tegr.griM 

2.173.H 

000 

2172 62 

020 

020 

025 

ox 

02 ; 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0 .x 

0,K 

ox 

ox 

0.H 

0.M 

0 .x 

a.H 

020 

D.M 

ox 

ox 

o,x 

ox 

O.X 

1.3.62 

1T23Q HR-376) • 2 

2S9S2S 

020 

259525 

0.00 

0.00 

020 

o.x 

02 ; 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

Q.X 

0 .x 

ox 

ox 

ax 

o.x 

0 .x 

O.K 

O.M 

o.x 

0.K 

ox 

0 .x 

ox 

0.H 

1.3.62 

Caeta'a Menow (BR-376) 1 teTnenm 

738.49 

020 

78849 

0.00 

0.00 

020 

o.x 

ox 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0.M 

0.M 

ox 

ox 

ax 

0.M 

0.M 

0.M 

O.M 

0.H 

ox 

ox 

o.x 

ox 

O.H 

1.3.6.10 

un 22628) -1 segneiTS 

755.17 

000 

755.17 

0.00 

0.00 

020 

o.x 

ox 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0.M 

0.M 

0 .x 

0 .x 

0 .x 

O.M 

0 .x 

O.M 

OM 

O.x 

0 .x 

ox 

o.x 

ox 

o.x 

1.3611 

Porii Gr:s£a C9R-376)- S terrentos 


020 

1029025 

O.M 

0.00 

0.25 

0.X 

ox 

02-5 

02-5 

o.x 

o.x 

0.M 

0.M 

ox 

ox 

o.x 

0.M 

0.M 

OK 

0.M 

O.H 

ox 

ox 

o.x 

OK 

o.x 

1.3.6 12 

376) • 3 segnentis 

3-771.54 

020 

3-771.54 

0.00 

0.00 

020 

o.x 

ox 

OX 

ox 

o.x 

o,x 

a,x 

0,X 

QX 

ox 

0 .x 

0.M 

0 .x 

a.M 

0.M 

D.H 

ox 

ox 

o,x 

ox 

o.x 

1.3.6.13 

CirtUts :BR-277)- 6 scoreiRs 

3.54621 

020 

354821 

020 

0.00 

020 

0.X 

ox 

OX 

ox 

o.x 

o.x 

0.M 

0.M 

ox 

ox 

0 .x 

0.M 

0.M 

0.M 

ax 

0.H 

0.H 

ox 

o.x 

ox 

O.K 

1.3.6.U 

(BR-2/ /: tin 64/ • 

Bn 10.45) • 2 

1.144.65 

000 

1.144.65 

020 

0.00 

025 

0 .x 

ox 

OX 

ox 

o,x 

o.x 

a.x 

a.x 

ox 

ox 

0 .x 

0.M 

0 .x 

a.M 

O.M 

D.X 

ox 

ox 

o,x 

ox 

o.x 

1.3.6 IS 

Canipo (ER-2771 - 4 

4.633.35 

020 

4833.35 

0.00 

020 

025 

o.x 

ox 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0 .x 

0 .x 

ox 

ox 

ax 

O.M 

O.M 

Q.M 

O.M 

0.H 

0.H 

ox 

o.x 

ox 

0.K 

1.3.6.16 

Pira; is m :Pr-1511 - 2 teon&m 

2.119.95 

020 

2119.95 

o.m 

0.00 

020 

o.x 

02 : 

ox 

ox 

0 .x 

o.x 

a.x 

a.x 

ox 

QX 

ax 

O.x 

D.X 

0.M 

o.x 

D.X 

ox 

cx 

0 .x 

ox 

O.X 

12.6.17 

CnTSei (PR-lSi)-3se57srtos 

3.091.83 

020 

3291.83 

0.00 

020 

020 

0 .x 

ox 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0.M 

0.M 

0.M 

ox 

ax 

0.M 

0.M 

Q.X 

O.M 

o.x 

0.H 

ox 

o.x 

0.K 

O.X 

1.3.6.16 

seqne?it96 

3 279,79 

020 

3279.79 

0,00 

0,00 

025 

o.x 

02 : 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0 .x 

0,M 

ox 

ox 

ox 

0.M 

0.M 

o.x 

ax 

o.« 

o.x 

ox 

o.x 

O.K 

o.x 

12.7 

TERCEIRAS PAIXAI 

27.0K.86 

27.8»e2e 

0.00 

e.M 

6.66 

8,60 

o.« 

o.x 

o.x 

o.x 

e.M 

e.x 

e.x 

e.x 

e.x 

e.x 

5.416.17 

5.4iai7 

5416.17 

S4iai7 

5 416.17 

e.x 

o,x 

ox 

e.H 

e.x 

ox 

1.3.7 1 

BR-277 

27.050,55 

27.05:26 

0.00 

0,00 

0.00 

020 

o.x 

ox 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0.M 

0 .x 

ox 

ox 

s.4iai7 

5 416.17 

5416.17 

5416.17 

5416.17 

0.H 

0.H 

ox 

o.x 

ox 

O.K 

1.3.1 

DEMAIS MTERSEGOES 

32.5BC.7* 

028 

32280.78 

C.0O 

C.OO 

020 

O.M 

ex 

ox 

ex 

ox 

o,x 

0 .x 

o,x 

ex 

ox 

ax 

o.x 

o.x 

O.M 

0.H 

o.x 

OX 

ox 

ox 

ex 

O.M 

136 1 

SR-376 

10.43e,63 

020 

104M5J 

0.00 

o.« 

0.55 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

o.x 

o.x 

0 .x 

0 .x 

ox 

ox 

aH 

OH 

O.M 

O.K 

OM 

o.x 

OM 

OX 

0 .x 

OK 

0 .x 

1-3-62 

9R-277 

5.467,42 

020 

8467.42 

0.00 

0.00 

02C 

o.x 

ox 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

o,x 

0 .x 

ox 

ox 

O-H 

0.M 

D.H 

a.K 

0.M 

0.H 

ox 

ox 

o.x 

ox 

o.x 

1.3.82 

PR-1S1 

10.354.17 

000 

10294.17 

0.00 

0.00 

020 

o.x 

ox 

ox 

ox 

o.x 

o.x 

0.M 

Q.M 

ox 

ox 

ax 

ox 

0.M 

Q.M 

OH 

O.x 

0.H 

ox 

o.x 

ox 

o.x 

1344 

SR-373IPR.1S1) 

3 2*0,S6 

020 

3280.56 

0,00 

0.00 

025 

0.X 

02 : 

02-5 

02-5 

o.x 

O.M 

0.M 

0.M 

ox 

ox 

OH 

0.M 

0.H 

O.M 

OH 

o.x 

O.K 

ox 

0.K 

O.K 

0 .x 

1.3.3 

DEMAIS CORRE90E8 OEOHETRICAS 

14.331.14 

8.08 

14231.14 

e.i» 

6.00 

028 

o.x 

ex 

ox 

ex 

o.x 

e.x 

e.x 

e.x 

e.x 

e.x 

o.x 

O.M 

e.x 

8.H 

O.M 

o.x 

c,x 

O.M 

O.M 

e.x 

ox 

1. 3.9.1 

8R-277 

14331.14 

020 

14231.14 

0.00 

0.00 

02C 

0 .x 

ox 

ox 

ox 

O.M 

O.M 

0.M 

0.M 

ox 

ox 

aM 

0.H 

0.H 

0.K 

O.M 

0.M 

ox 

ox 

o.x 

ox 

O.K 

12.18 

PA88ARELAS 

123.61 

4SS28 

-32623 

620 

e.eo 

4SS28 

o.x 

ex 

ex 

ex 

e.x 

e.x 

Q.X 

ax 

ox 

ox 

ax 

o.x 

o.x 

O.M 

o.x 

o.x 

ex 

OX 

ox 

ox 

OX 

1 3 10.1 

BR-277 

123.61 

4SS20 

•32$.» 

0.00 

0.00 

450.05 

ox 

ox 

ox 

ox 

o.x 

O.M 

0.M 

0 .x 

ox 

ox 

ox 

ox 

0.M 

OK 

ox 

O.H 

ox 

ox 

o.x 

OK 

ox 

T«taii 

627272.36 

421.66323 

2»S2n.63 

55.02 

e.M 

3.36021 

2723425 

113223.10 

ex 

ex 

e.x 

e.x 

ax 

ox 

ex 

ex 

11263.32 

11.7X20 

11.0X.54 

ii8iai7 

11.016.17 

5 545.17 

8.1MX 

13X1.32 

S54e6X 

5121125 

74249,70 


wii But ne iB Oi | [ 

ConMMtontrttrvMorBmanoZEltO- MS.M9.M 

uaa_!_ I_I 


Alem disso, a 


TIR foi elevada de 18,53% para 19,58% e o onus das 


desapropria 96 es foi transferido para o Estado do Parana. 


3) TAN” 33/2002 (ANEXO 746) 

Firmado em 15 de maio de 2002, este aditivo assinado por JAIME EERNER, 
entao govemador de Estado, JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA, entao Ministro dos 
Transportes, PAULINHO DALMAZ, entao diretor-geral do DER/PR, GILBERTO PEREIRA 
LOYOLA, entao diretor de conserva^ao do DER/PR, WILSON JUSTUS SOARES, Secretario 
de Transportes, MAURICIO SOARES VASCONCELLOS, entao presidente da 
RODONORTE, e JOSE LAHY TOSTES DE OLIVEIRA, entao diretor de engenharia da 
RODONORTE, novamente suprimiu obras de investimentos e modificou o cronograma de 
outras. Ressalvadas as altera^oes provenientes de protocolos administrativos do DER/PR, 
formalmente este aditivo encontra-se vigente ate esta data. O quadro resumo abaixo demonstra 
0 comparativo entre os investimentos previstos no PER Original, TA2000 e TA2002. 

Verifica-se que foram mantidas as supressoes das obras de contornos, 
marginals, e demais interse 96 es. 
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Nas obras de Terceiras Faixas, o item “1.3.7.1- BR-277” que havia sido 
reincluido pelo TA 2000 com os R$ 27.080.860,00 do PER Original, teve sen valor reduzido 
pelo TA2002 para 21.636.430,00, gerando uma diferen^a de R$ 5.444.430,00. 

Nas obras de Demais Corre^oes Geometricas, o item “1.3.9.1 - BR-277”, que 
havia sido reincluido pelo TA 2000 com os R$ 14.331.140,00 do PER Original, teve 
novamente o valor retirado pelo TA2002, gerando uma diferen^a de R$ 14.331.140,00. 

Quanto as Obras de Duplica^ao (Item “1.3.4”), na compara 9 ao do TA2002 com 
os investimentos do PER Original, e possivel verificar uma supressao real de R$ 
64.272.950,00. 

Assim, os investimentos totais permaneceram reduzidos. Ainda que em 
compara^ao entre o TA 2000 e o TA 2002 tenha havido um aumento estimado de R$ 
55.604.010,00 (de R$ 649.864.820,00 para 705.768.830,00), mesmo assim, ao compararmos 
os investimentos do TA 2002 com o PER Original, verificamos uma redu^ao real de R$ 
119.372.130,00 (de 824.840.960,00 para 705.768.830,00). 


3) Informa^ao 518/2012-DG, Protocolo n” 07.872.309-2 de 04/04/2012 (ANEXOS 896-897) 

O presente Ato Administrative assinado pelo diretor-geral PAULO MELANI 
tern origem num processo administrative que e iniciado por intermedio de um pedido da 
RODONORTE do Protocolo n“ 07.872.309-2 de 04/04/2012, que trata da modifica 9 ao de 
cronograma entre duas obras (permuta), sendo: 

(a) Antecipa 9 ao da realiza 9 ao do item “1.3.4.2-BR-277, entre Km 19,60 e km 
27,31 (Pr6x. P. U. de Campo Largo) 12km”, com extensao de 12,03 km e cujo valor constava 
desde o PER Original no total de R$ 18.069.160,00. A previsao de conclusao da obra no TA 
2002 que era para os Anos 17(2014), R$ 9.034.580,00 e 18 (2015), R$ 9.034.580,00, 
passando para no ano 15 (2012). Importante ainda ressaltar que o mesmo documento autoriza 
a realiza 9 ao da obra a um custo mais elevado do que o valor de R$ 18.069.160,00 
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originalmente previsto no PER de 1997, passando para R$ 22.526.040,00, gerando uma 
diferen 9 a em favor da concessionaria no valor de R$ 4.456.880,00. 

(b) Posterga 9 ao da realiza 9 ao do item “1.3.4,3.1-Segmento entre Jaguariaiva 
e Pirai do Sul 41 km”, com extensao de 41 km e cujo valor constava desde o PER Original no 
total de R$ 47.276.270,00, posteriormente tendo sen valor reduzido com base no TA 2002 para 
R$ 45.022.700,00 e novamente reduzido por meio deste Ato Administrativo para R$ 
35.402.483,36. A conclusao da obra que estava prevista com base no TA 2002 para os Anos 05 
(2002), R$ 2.750.000,00; 14 (2011), R$ 21.136.350,00 e 15 (2012), R$ 21.136.350,00, foi 
postergada neste ato para os Anos 17 (2014), R$ 13.453.876,00; 18 (2015), R$ 10.234.860,00 
e 19(2016), R$ 11.713.747,36. 

Veja-se que, na epoca, a obra que deveria ser feita pela RODONORTE ja estava 
atrasada em pelo menos um ano e quatro meses. Mesmo assim, sem aplicar nenhuma san 9 ao 
pelo atraso injustificado, o DER/PR deferiu a posterga 9 ao da obra Pirai-Jaguariaiva. 

Com vistas a uma melhor visualiza 9 ao a respeito das supressoes de valores 
desta obra de duplica 9 ao entre Pirai-Jaguariaiva, segue quadro abaixo; 


Documento 

Valor 

Diferenga 

PER 97 

47.276.270,00 

0,00 

TA 2002 

45.022.700,00 

2.253.570,00 

Informagao 518/2012-DG 

35.402.483,36 

9.620.216,64 

Total 

11.873.786,64 



A sucessao de supressoes acabou por gerar uma diferen 9 a de R$ 11.873.786,64 
em favor da concessionaria. 

Atente-se que a redu 9 ao do valor estimado da obra de Pirai-Jaguariaiva e 
benefica para concessionaria porque posteriormente, como a seguir sera melhor explicado, a 
empresa alegara que o valor previsto e insuficiente para execu 9 ao da extensao total da 
duplica 9 ao sustentando que o criterio usado para liscaliza 9 ao do contrato e medi 9 ao financeiro 
e nao medi 9 ao ftsica. Assim, usara isso de argumento para entregar a obra pela metade. 

4) Informa 9 ao 2261/2013-DG, de 18/12/2013 (ANEXO 898) - PROTOCOLO N" 
11.737.110-2/2012 

A referida modifica 9 ao informal e autorizada por ato administrativo assinado 
por NELSON LEAL JUNIOR, entao diretor-geral do DER/PR, CARLOS ALBERTO 
RICHA, entao govemador de Estado e JOSE RICHA FILHO, entao Secretario de Estado de 
Infraestrutura e Eogistica. 

Conforme constante do presente Ato Administrativo, a Informa 9 ao 2261/2013- 
DG, de 18/12/2013, trata de nova modilica 9 ao de cronograma da duplica 9 ao entre Pirai do Sul 
e Jaguariaiva, conforme pode ser visto em sua pagina 4: 
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Passe assim a dectdir sobre a altefacSo j'lrfKjnjiiK .i 

inr^-ritiflXiOlOS rXJ PER 


■ ECir^ACA O DA D UPLICApAO DA BR 376. TRECHO PQKITA GR OSSA 
.MBAU^ DO KM <76-600 AO KM 4 65*600 E A ALTERAQAO D O CRQ NQGRAMA 
DA DOPI. I CAC AO DA PR-151 DE PIRA. DO SUL ATE J AGUARl AlVA 



a) Antecipada em tres anos a execu 9 ao de duplica^ao na BR 376, Trecho Ponta 
Grossa - Imbau, do Km 476+600 ao 465+600, com extensao total de 11 km, no 
valor total de R$ 19.865.965,04, que estava prevista para ser exeeutada nos 
anos 20 (2017) e 21 (2018) e passou para ser exeeutada no ano 17 (2014) e 18 
(2015), com valor de R$ 17.879.368,54 e 18 (2015) (Pag. 19 do proeesso). 

b) Autoriza a posterga 9 ao da duplioa 9 ao da PR-151, entre Piral do Sul e 
Jaguarialva, eom extensao de 41 km, no valor de R$ 45.022.780,00, dos anos 
17 (2014) e 18 (2015) para os anos 17 (2014) R$6.933.508,12; 18 (2015), R$ 
765.387,26; 20 (2017), R$ 22.421.344,44; e 21 (2018), R$14.902.540,18 (Pag. 
21 do proeesso). 

Diante da anteoipa 9 ao de execu 9 ao de uma obra de menor valor 
(19.865.965,04) eom o eonsequente adiamento na exeou 9 ao de outra obra de maior valor 
(45.022.780,00), sem a correspondente redu 9 ao proporeional nas tarifas, pareee prevaleeer em 
favor da eoneessionaria uma eeonomia temporal de eaixa no total de R$ 25.156.814,96 
resultando em dano aos usuarios no montante de R$ 4.925.704,67 (R$ 45.022.780,00 - 
19.865.965,04) x TIR (19,58%), deeorrente do “eusto de oportunidade” eom base na prdpria 
TIR que se propoe em manter o equillbrio eeonomieo e finaneeiro do eontrato. 

5) PROTOCOLO N” 14.085.764-5 DE 16/5/2016 (ANEXO 898) E PROTOCOLO N" 

14.281.883- 7 DE 13/12/2016 (ANEXOS 899-900) SUPRESSAO DO CONTORNO DE 
APUCARANA E DE 100 KM DE DUPLICACOES 

O referido proeesso administrativo n“ 14.085.764-5 e inieiado por pedido da 
RODONORTE de 13/12/2016 assinado por CLAUDIO SOARES, diretor, e THAIS 
CAROLINE LABRE, gestora administrativa finaneeira (ANEXO p. 6) e solieita o 
remanejamento do eronograma de obras da RODONORTE. Ja o proeesso administrativo n“ 

14.381.883- 7 teve origem em outro ofieio assinado por CLAUDIO SOARES, diretor, e 
THAIS CAROLINE LABRE, gestora administrativa finaneeira em 12/12/2016 e tern por 
objeto a entrega de projetos de obras da RODONORTE. 

Conforme se verifiea (p. 54 do Proeesso Administrativo) a obra eonstante do 
item “1.3.5.1-Apuearana - Contorno Leste (BR-376)”, que desde o PER Original vinha 
eonstando eom o valor de R$ 33.044.620,00, teve seu valor integralmente suprimido, tendo 
seu montante supostamente “ineorporado” a obra de Duplica 9 ao da BR-376, nos anos 23 
(2020) e 24 (2021): 
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Este ato administrativo, com base no Despacho 1234/2016-DG assinado pelo 
diretor-geral NELSON LEAL JUNIOR, de 01/08/2016 (Pag. 14/15 do Processo 
Administrativo), decide pela OP^AO 2 que consiste na supressao fisica de 100,2 km em 
rela 9 ao as obras de duplica 9 ao, referente; “Segmentos Pista Dupla - BR 376” e “Segmento 
Pista Dupla - PR 151”, ao decidir pela “OP^AO 2” (Pag. 26 do Processo Administrativo), 
parte integrante do Oficio 1251-2016 (Pag. 16 do Processo Administrativo). 

A supressao fisica constatada se refere as obras de duplica 9 ao constantes ate a 
aprova 9 ao do Termo Aditivo 033/2002, senao vejamos: 


DUPLICAQAO 

RODOVIA 

TRECHO 

SUPRESSAO 

VALOR UNITARIO 

VALOR TOTAL 

PR 151 

Jaguariaiva-Castro 

19,20 

1.522.170,00 

29.225.664,00 

BR 376 

Apucarana-Caetano 

81,00 

1.238.130,00 

100.288.530,00 

Total 


100,20 

- 

129.514.194,00 



Os referidos processos administrativos tinham por objetivo, na realidade, a 
celebra 9 ao de um termo aditivo que chegou a ser minutado por ROBERTO ABAGGE da area 
tecnica do DER/PR e somente nao foi aprovado devido a defiagra 9 ao da Opera 9 ao lntegra 9 ao 
1 , em 22/2/2018. 

Ou seja, formalmente, este ato administrativo nao possui vigencia. 


(vi) ECOVIA 

1) TERMO DE ALTERACAO (TA) UNILATERAL DE 1998 

No dia 15/7/1998 um ato administrativo assinado pelo entao governador JAIME 
EERNER, 0 entao diretor-geral do DER/PR PAUEINHO DAEMAZ, o entao Secretario de 
Estados dos Transportes do Parana HEINZ GEORG HERWIG e WILSON DOMINGOS 
CELLLI reduziu em 50% as tarifas de pedagio de todas as concessionarias. Em troca suprimiu 
um grande volume de investimentos previstos (ANEXO 887). 

Assim, a concessionaria ECOVIA, em decorrencia da altera 9 ao unilateral 
descrita, cobrou por um ano e seis meses metade da tarifa originalmente prevista. De acordo 
com a prdpria concessionaria, nos anos de 1998 e 1999 a sua receita operacional foi de R$ 
11,107,707,73 e R$ 21,027,495,86, respectivamente (ANEXO 803). Em mimeros atualizados, 
os valores somam R$ 132,075,684,33, 

Dessa forma, considerando que praticamente em todo este periodo a tarifa ficou 
reduzida pela metade, tem-se que o dano experimentado pela ECOVIA em decorrencia da 
altera 9 ao unilateral do contrato seria de R$ 132,075,684,33 (diferen 9 a entre o que foi 
arrecadado e o que deveria ter sido arrecadado caso nao editado o ato unilateral de 
modifica 9 ao). 

Porem, as modifica 96 es contratuais que ocorreram na sequencia devido ao 
suposto desiquilibrio financeiro causado por este ato administrativo suprimiram investimentos 
em valores muito acima do suposto prejuizo da concessionaria. 

2) Termo Aditivo n” 019/2000 (ANEXO 762) - reduziu investimentos, suprimiu obras, 
instituiu degraus tarifarios e aumentou a TIR 
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Esta modifica 9 ao contratual, que foi assinada em 22/03/2000, por JAIME 
EERNER, entao govemador de Estado, HEINZ GEORG HERWIG, entao Secretario de 
Transportes, PAULINHO DALMAZ, entao diretor-geral do DER/PR, WILSON DOMINGOS 
CEELI, entao diretor de eonserva 9 ao do DER/PR, ADHEMAR RODRIGUES ALVES, entao 
presidente da ECOVIA, e NELSON LUIZ LORUSSO, entao diretor finaneeiro de ECOVIA, 
suprimiu R$ 40.000.000,00 em investimentos, eom supressao de obras de dupliea 96 es, 
interse 96 es e tereeiras faixas. 

Os 27 km de dupliea 96 es previstos no PER original de 1997 foram reduzidos 
para 24,4 km. As dez interse 96 es previstas no PER original de 1997 foram reduzidas para 
somente uma. Ja os 59 km de tereeiras faixas previstos no PER original de 1997 foram 
integralmente suprimidos. 

A tarifa basiea eontinuou R$ 3,80 ate o ano 6 (2003), sendo que a partir dali 
passou a ser R$ 4,02. Isso representou um degrau de 5,75%, que passou a ineidir no ano 7 em 
diante. Neste aditivo surge a tarifa do veieulo pesado eom tarifa basiea de R$ 3,20 ate o ano 6 
(2003), quando passa a ser R$ 3,38 no ano de 7 (2004). Ja a Taxa Interna de Retorno - TIR 
subiu de 18,89% para 19,89%. 

3) Termo Aditivo 104/2002 (ANEXO 763) - aumentou o lucro liquido estimado e instituiu 
degraus tarifarios 

O Termo Aditivo 104/2002, assinado por JAIME EERNER, entao govemador 
de Estado, JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA, entao Ministro dos Transportes, 
PAULINHO DALMAZ, entao diretor-geral do DER/PR, GILBERTO PEREIRA LOYOLA, 
entao diretor de eonserva 9 ao do DER/PR, WILSON JUSTUS SOARES, entao Seeretario de 
Transportes, LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BALBEZ, entao Seeretario de Transportes 
Terrestres, MARCO AURELIO MIRANDA DIOGO, entao presidente da ECOVIA, e 
NELSON LUIZ LORUSSO, entao diretor finaneeiro da ECOVIA, aumentou o luero liquido 
estimado de R$ 276.000.000,00 para R$ 337.000.000,00 e inerementou dois degraus tarifarios 
de 12,74% em 2004 e 2005, sendo que a tarifa basiea para veieulos leves passou para R$ 4,28 
(2004) e R$ 4,77 (2005). 

Neste Termo, foram mantidas as supressoes das obras de duplica 96 es, 
contornos, marginals, e demais interse 96 es, eom ajustes nos valores e inelusoes de outras 
obras. Pereebe-se, no entanto, que o valor previsto para os investimentos de obras de melhoria 
e amplia 9 ao da eapaeidade foi elevado de R$21.039.090,00 (TA2000) para R$ 25.399.170,00 
(TA 2002), mas ainda bem menor que o valor original, de R$64.176.140,00. De igual forma, o 
valor total para restaura 9 ao de rodovias prineipais foi elevado de R$33.999.410,00 para 
R$35.835.070,00. 

Nas obras de duplica 9 ao, de Marginals e de Tereeiras Faixas mantiveram-se 
as supressoes e os valores totals defmidos no TA2000. 

Nas obras de Demais Interse 96 es, foram mantidas as supressoes definidas no 
TA2000, mas o item “1.3.7.1.11 Aeesso a Avenida Rui Barbosa (km 74,32)”, mantido pelo TA 
2000 eom os R$731.510,00 do PER Original, teve o valor de seu investimento elevado para 
R$3.053.260,00 pelo TA 2002, superior a quatro vezes o previsto originalmente, que gerou 
diferen 9 a de R$ 2.313.750,00. Nesse mesmo item, foram ineluidas duas novas obras: 
“1.3.7.1.11 - Retorno (km 61,00)” e “1.3.7.1.12 - Aeesso ao Jardim das Amerieas e Centro 
Politeenieo (km 83,50)”, que elevou os investimentos em R$394.380,00. 

Nas obras de Demais Corre 96 es Geometricas, foi reineluida no TA 2002 o 
item “1.3. 8 .1.1 Interse 9 ao eom a PR-508 (km 9,90 - km 10,60)”, que no PER original 
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apresentava o valor de R$886.850,00 e no TA 2002 ficou reduzido para R$42.490,00, gerando 
uma diferen 9 a de R$844.362,00. 

Quanto as Passarelas (Item “1.3.9”), na compara 9 ao do TA 2002 com os 
investimentos do TA 2000, e posslvel verificar que os investimentos quase dobraram, passando 
de R$457.270,00 para R$818.950,00. Das cinco passarelas originalmente previstas, as tres de 
Curitiba foram mantidas, com altera 9 ao no km da rodovia cm que serao construidas; as duas 
da PR-407 foram suprimidas e duas novas passarelas foram incluidas na BR 277, sendo mais 
uma cm Curitiba e outra cm Sao Jose dos Pinhais. 

Novo item denominado “1.3.10 Paradas de Onibus e Refugios” foi incluido 
pelo TA2002, com previsao de investimentos no valor de R$ 1.093.010,00. 

Assim, constata-se que, comparando o TA 2000 com o TA 2002, houve aumento 
do valor estimado para Interven 96 es Fisicas, o que elevou seu total em R$6.195.740,00 (de 
R$65.614.860,00 para R$71.810.600,00). Mesmo assim, ao comparar-se os investimentos em 
obras de melhoria e amplia 9 ao do TA 2002 com o PER Original, verifica-se uma redu 9 ao de 
R$.38.861.740,00 (de R$64.260.910,00 para R$25.399.170,00). 

4) Delibera 9 ao n” 063/2008 de 3/7/2008 (ANEXO 785) - aprovou o programa de 
recupera 9 ao por etapas 

Esta delibera 9 ao se apoiou num Parecer tecnico e financeiro da comissao 
designada pela ordem de servi 90 n“ 008/2007 - DG de 1/11/2007 (E 6 , Re 9680815-1, p. 3) 
“para analisar com profundidade todas as questoes tecnicas e financeiras para 
implementa 9 ao/adequa 9 ao das a 96 es estabelecidas nos TAs 200/2002, bem como propor 
solu 96 es que atendam ao interesse publico e dos usuarios”. O diretor-geral era Rogerio Tizzot 
e a comissao era composta por Oscar Alberto da Silva Gayer, Joel do Amaral, Jose Pedro 
Weinand e Paulo Huy Macedo. Com base neste relatdrio da Comissao Tecnica, a Delibera 9 ao 
n° 03/2008: 

1) aprovou programa de Recupera 9 ao por Etapas do lote 06; 

2) postergou o cronograma de duplica 9 ao da PR 407 de 19,5 km com 
or 9 amento original de R$ 13,344 milhoes entre Praia de Eeste e Paranagua. Na 
proposta original era para ser executada entre 2002 e 2005, com um pequeno 
saldo a ser executado em 2014; no TA 2000 a duplica 9 ao foi remanejada para 
ser executada entre os anos de 2007-2011; no TA 2002 manteve-se para ser 
executada em 2007 com termino em 2011; na Delibera 9 ao n° 063/2008, a 
duplica 9 ao foi postergada para 2014-2018; 

3) previu a execu 9 ao de interse 9 ao em desniveis na altura do Km 67 da Br 277; 

4) previu a implanta 9 ao de pra 9 a de pesagem na BR 277, Km 62. 

Embora nao conste expressamente na delibera 9 ao, esta excluiu a obra de 
duplica 9 ao de 4,9 km do acesso a Paranagua. Esta obra foi excluida pelo parecer da comissao 
tecnica (E 6 RE 9680815-1, p. 46) com o seguinte argumento: “e proposta pela comissao a 
manuten 9 ao dos investimentos previstos no PER para obras de melhoria e amplia 9 ao da 
capacidade de trafego, exceto a duplica 9 ao do km 0 ao km 4,8 da BR 277, obra tecnicamente 
dispensavel conforme apresentado no item 6.3.2. Propoe ainda a inclusao de obras para 
melhoria da seguran 9 a do transito da rodovia citada, Trincheira no Km 67 (interse 9 ao em dois 
niveis e nova pra 9 a de pesagem de veiculos.” 

Como justificativa para excluir a duplica 9 ao de 4,8 km da BR 277 no acesso ao 
porto de Paranagua consta (E 6 RE 9680815-1, p. 37): 1) estudos da concessionaria e consulta 
a administra 9 ao de Paranagua concluiram que seria possivel atender a demanda de acesso ao 
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Porto pelo sistema binario; 2) a referida duplica^ao seria ineficaz porque ainda existiria 
estrangulamento de trafego no trecho municipal; 3) a referida duplica^ao nao resolveria o 
problema de estrangulamento e resultaria em desequilibrio contratual em favor da 
concessionaria, visto que o or 9 amento de R$ 5,7 milhoes, previsto originalmente no PER, nao 
seria suficiente para realizar a obra de aeordo eom a coneessionaria; 4) a Administra 9 ao 
Munieipal de Paranagua se posicionou favoravelmente a eria 9 ao do sistema binario. Como 
conclusao, a comissao concluiu pela retirada da duplica 9 ao de 4,8km da BR 277 no acesso ao 
Porto de Paranagua eom o seguinte fundamento; (L 6 RE 9680815-1, p. 40) 

De aeordo eom o TA 2002 o investimento programado para dupliea 9 ao da BR 
277 no segmento em tela, e da ordem de R$ 5,7 milhoes (data-base jan 97) a 
ser realizado entre 2007-2011). A eomissao eoneorda eom a manifesta 9 ao da 
eoneessionaria que, mesmo que a BR 277 fosse duplicada no trecho de 
referenda, continuaria o estrangulamento do trafego de acesso ao Porto de 
Paranagua no segmento urbano pista simples, contiguo a rodovia. (...) 

Nao ha motiva 9 ao tecnica razoavel para duplica 9 ao de um pequeno segmento 
rodoviario da BR 277, se a continuidade da circula 9 ao dos veiculos de carga 
em dire 9 ao do porto e por via municipal, em ista simples e com alta 
densidade populacional. (....) 

Face ao exposto, a comissao propoe que os investimentos sejam utilizados na 
melhoria da seguran 9 a dos usuarios da rodovia BR 277, principalmente para 
elimina 9 ao do maior ponto critico entre o km 65 e o km 70, onde ocorreram 
entre 98 e 2006, 151 acidentes, com 143 feridos e 6 mortes (documento 14) e 
tambem na implanta 9 ao e melhoria de agulhas e tapers de acesso as vias 
marginals da BR 277, entre o km 70 e 84. 

Eoi incluida a interse 9 ao em desnivel sugerida pela eomissao eom or 9 amento de 
R$ 1,1 milhao, eoneluida em 2009, alem de uma rotatdria de 0,2 milhao que era para ser feita 
em 2016, de aeordo com a planilha da Delibera 9 ao n” 63/2008. Tambem foram incluidas 
paradas de onibus e refugio or 9 adas em R$ 0,872 mil. Tambem foram incluidas edilica 96 es de 
apoio no valor de R$ 0,745 mil. 

Nesta delibera 9 ao, nao houve altera 9 ao tarifaria, mas reduziu-se o total de 
investimento previsto de R$ 130.655.000,00 (TA2002) para R$ 126.972.000,95 (Delibera 9 ao 
n“ 63/2008). 

5) Termo de Ajuste de 25/09/2013 (ANEXO 764) 

Baseado no pareeer teenico da Portaria n“ 423/2011 DPCA, assinado por JOSE 
RICHA FILHO, NELSON LEAL JUNIOR e EVANDRO COUTO VIANNA, acordou a 
demoli 9 ao e oonstru 9 ao de obras emergeneiais em razao de enehentes, eom a inclusao de R$ 
2,589 milhoes em investimentos (ECM), TIR 12%, eom degrau tarifario de 0,98% a ser 
aplicado em 1/12/2014; 

- Demoligao e Reconstrugao da Ponte sobre o Rio Vermelho, existente no 
Km 9,35 da Rodovia BR-277, sentido Paranagua - Curitiba (Processo n° 

7.981.390-7); 

- Demoligao e Reconstrugao da Ponte sobre o Rio Jacarei, existente no Km 
18,1 da Rodovia BR-277, sentido Paranagua - Curitiba (Processo n° 

11.773.631-8); 

- Demoligao e Reconstrugao da Ponte sobre o Rio Sagrado I, existente no 
Km 24,7 da Rodovia BR-277, sentido Paranagua - Curitiba (Processo n° 

11.773.630-0); _ 
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6) Segundo Termo de Ajuste de 25/09/2013 (ANEXO 765) 

Assinado pelas mesmas partes, acordou a execu 9 ao do viaduto de aeesso aos 
munieipios de Morretes e Antonina, no Km 29 da BR 277, interse 9 ao eom PR 804 (Proeesso 
n° 11.735. 543-8), eom investimento novo (FCM TIR de 12%) de R$ 5.018.620, 34 (p. 27 da 
lnforma 9 ao 211/2018), com aporte de degrau tarifario de 1,79% em 1/12/2014. 

7) Termo de Ajuste de 4/07/2014 (ANEXO 766) 

Assinado por JOSE RICHAFILHO, NELSON LEAL JUNIOR, EVANDRO 
COUTO VIANNA e DAVI GUEDES TERNA, incluiu novos investimento com a implanta 9 ao 
de 3 passarelas na BR 277 e ciclovia na PR 508, com aporte de R$ 2.059.605,69 em 
investimentos novos (ECM-TIR de 8,01%), com um degrau tarifario de 0,78% em 1/12/2014. 

8) Termo de Ajuste de 20/8/2014 (ANEXO 767) 

Tambem assinado por JOSE RICHA FILHO, NELSON LEAL JUNIOR, 
EVANDRO COUTO VIANNA e DAVI GUEDES TERNA, baseou-se na mesma ordem de 
servi 90 n° 08/2007, utilizada como fundamento para Delibera 9 ao n° 086/2008, para suprimir 
16 km da duplica 9 ao entre Praia de Eeste e Paranagua (PR407). No mesmo ato, incluiu-se a 
implanta 9 ao de tres passarelas na BR 277, na altura dos Kms 63,160; 69,780 e 73,040 
(Processes n° 11.686373-1, 8.922.504-3 e 5.903.668-8) com investimentos de R$ 
12.967.016,10 (PCM com TIR de 8,01%), com exclusao do valor fmanceiro de R$ 9.613.340 
do PCP. Implementou dois degraus tarifarios de 0,468% em 1/12/2014 e 1/12/2015. 

Pra exclusao da duplica 9 ao de 16 km da PR 407, o parecer tecnico proveniente 
da ordem de servi 90 s afirmou: 1 ) segundo a concessionaria, nao ha demanda que justifique ou 
demande a duplica 9 ao; 2 ) que seria melhor investir em outros segmentos urbanos da mesma 
PR 407 para melhorar a qualidade do trecho; 3) que, tambem de acordo com a concessionaria, 
0 saldo da duplica 9 ao deveria ser aplicado em outras obras mais importantes da BR 277; 4) o 
Plano diretor de Paranagua preve o desenvolvimento de residencias no entorno da pista, o que 
demandaria a coloca 9 ao de torres de alta-tensao no tra 9 ado da duplica 9 ao; 5) a concessionaria 
tambem alega que ha condicionantes ambientais como a APA de Guaratuba e a Ploresta 
Estadual de Palmito, que inviabilizam a duplica 9 ao por causa da necessidade de Estudo e 
relatdrio de Impacto Ambiental; 6 ) que haveria necessidade da desapropria 9 ao de 200.000m^, 
que ficaria a cargo do Estado, em virtude do TA 2000; 7) que no or 9 amento basico da 
concessionaria iria ser necessario R$ 17,7 milhoes para duphca 9 ao, enquanto no PER original 
somente estavam previstos R$ 13,2 milhoes; (E 6 RE 9680815-1, p. 37). 

9) Termo Aditivo 112/2015 (ANEXO 768) 

Assinado por por JOSE RICHA FILHO, NELSON LEAL JUNIOR, 
EVANDRO COUTO VIANNA e DAVI GUEDES TERNA, consolidou as modifica 96 es 
referentes aos degraus tarifarios e altera 96 es de obras dos termos de ajuste e da delibera 9 ao 
86/2008, alem de introduzir a clausula XX-A, que trata do Pluxo de Caixa Marginal (PCM) e 
sua recomposi 9 ao ao contrato de concessao. Assim sendo, implementou dois degraus tarifarios 
de: 1) 3,889% em 1/12/2014; 2) 0,46% em 1/12/2015 em virtude do que ja havia sido 
acordado nos termos de ajuste. 
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Explica-se que neste caso houve dois degraus negatives de 1,63% para incidir 
em 1/12/2014 e 1/12/2015 para o FCP, em virtude da exclusao de investimentos de R$ 
9.613.340 dos termos de ajuste, e dois degraus positives para o FCM no montante de 5,51% 
para 1/12/2014 e 2,10% para 1/12/2015, em virtude do aumento de investimentos no montante 
de R$ 23.111.995. 

Em razao disso, somando-se os dois para se ehegar a eonsequencia pratica na 
tarifa da cancela, resultou-se nos degraus positives de: 1) 3,889% em 1/12/2014; 2) 0,46% em 
1/12/2015. Ou seja, a tarifa foi aumentada neste pereentual, sendo que a tarifa basiea para 
2015 subiu para R$ 4,95 e depois para R$ 4,98 para veieulos leves. Ja para pesados a tarifa 
subiu para R$ 4,17 em 2015 e depois R$ 4,20. 

Considerando o FCP, verifica-se que foram mantidas as mesmas supressoes das 
obras de duplica^oes, contornos, marginals, e demais interse^oes dos termos anteriores, 
com ajustes nos valores e inclusoes de outras obras. Percebe-se, no entanto, que o valor 
previsto para os investimentos de obras de melhoria e amplia 9 ao da capacidade sofre redu 9 ao 
de R$24.354.620,00 (Rec. per etapas) para R$14.387.570,00 (TA 2015), bem menor que o 
valor original, de R$64.176.140,00. O valor total para restaura 9 ao de rodovias principals foi 
mantido em R$39.657.020,00. 

Nas obras de Duplica 9 ao, de Marginals e de Terceiras Faixas mantiveram-se 
as supressoes, sendo que o valor previsto para a duplica 9 ao da PR-407 foi reduzido de 
R$ 13.344.260,00 (Rec. por etapas) para R$3.730.920,00 (TA 2015), mantidos os valores das 
demais obras. 

Nas obras de Demais Interse 96 es, Demais Corre 96 es Geometricas, 
Passarelas e Paradas de Onibus e Refugios, foram mantidas as supressoes e inclusoes 
defmidas na Recupera 9 ao por Etapas, com os mesmos valores. 

Assim, constata-se que, comparando o TA2015 com a Recupera 9 ao por Etapas, 
houve redu 9 ao do valor estimado para lnterven 96 es Fisicas em R$9.967.100,00 (de 
R$82.835.730,00 para R$72.868.630,00). Ao comparar-se os investimentos em obras de 
melhoria e amplia 9 ao do TA 2015 com o PER Original, verifica-se uma redu 9 ao de 
R$49.783.340,00 (de R$64.260.910,00 para R$14.387.570,00). 

10) Quinto Aditivo ao Contrato de Concessao 76/97, assinado em 6/9/2017 (ANEXO 769) 

Assinado por CARLOS ALBERTO RICHA, JOSE RICHA FILHO, 
NELSON LEAL JUNIOR, EVANDRO COUTO VIANNA e JOSE CARLOS CASSANIGA, 
incluiu: a) tres passarelas novas: 1) km 67,750; 2) 74,965; 3) 75,890 a serem feitas nos anos de 
2017-2018 com or 9 amento de R$ 1,614.348; b) area de escape no km 36,800 pista sul a ser 
realizado no ano de 2018 com or 9 amento de R$ 924.322,16. Nao houve impacto tarifario. 

Considerando o FCP, verifica-se que foram mantidas as mesmas supressoes das 
obras de duplica 96 es, contornos, marginals, e demais interse 96 es dos termos anteriores, 
com ajustes nos valores e inclusoes de outras obras. Percebe-se, no entanto, que o valor 
previsto para os investimentos de obras de melhoria e ampha 9 ao da capacidade aumenta de 
R$14.387.570,00 (TA 2015) para R$26.658.140,00 (TA 2017), se aproximando do valor 
defmido na Recupera 9 ao por Etapas, mas ainda menor que o valor original, de 
R$64.260.910,00. O valor total para restaura 9 ao de rodovias principais sofireu alguma redu 9 ao, 
de R$39.657.020,00 (TA 2015) para R$38.768.940,00 (TA 2017). 

Nas obras de Duplica 9 ao, de Marginals e de Terceiras Faixas mantiveram-se 
as supressoes, sendo que o valor previsto para a duplica 9 ao da PR-407 sofireu nova redu 9 ao, de 
R$3.732.920,00 (TA 2015) para R$3.171.900,00 (TA 2017), permanecendo as demais obras 
com os valores totals definidos no TA2015. 
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Nas obras de Demais Interse^oes, Demais Corre^oes Geometricas, 
Passarelas e Paradas de Onibus e Refiigios, foram mantidas as supressoes e inclusoes 
definidas no TA 2015. Entretanto, o valor previsto para Passarelas aumentou de R$818.950,00 
(TA 2015) para R$ 1.083,13 (TA 2017), ao passo que o investimento para Paradas de Onibus e 
Refugios reduziu de R$4.520.950,00 (TA2015) para R$3.963.580,00 (TA2017). 

Por fim, 0 TA 2017 inclui nova rubriea denominada “Outros Melboramentos” 
que inelui obras diversas, eonforme relatado no quadro anterior, e perfazem urn aerescimo de 
R$12.703.160,00 nos investimentos. 

Assim, eonstata-se que, eomparando o TA 2017 eom o TA 2015, houve 
eleva 9 ao no valor estimado para lnterven 96 es Fisieas em R$ 10.237.650,00 (de 
R$72.868.630,00 para R$83.106.280,00). Ao eomparar-se os investimentos em obras de 
melhoria e amplia 9 ao do TA 2017 eom o PER Original, verifica-se uma redu 9 ao de 
R$37.602,770,00 (de R$64.260.910,00 para R$26.658.140,00). 

Quanto a atuaeao da AGEPAR . apesar da eomplexidade do proeesso que 
resultou na proposta de termo aditivo fmalizada em 19/06/2017 e que se arrastou por cerea de 
sete anos no ambito do DER/PR, os tramites nessa agenda foram aeelerados, eom a emissao 
de pareeeres teenieos e juridieos, por WIESON KUSTER ElEHO e DIRCEU ANDERSEN 
JR., e 0 voto de aprova 9 ao de JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN, Diretor de 
fisealiza 9 ao e qualidade dos servi 90 s, sem qualquer refereneia a deeisao do DER/PR em acatar 
a mudan 9 a de eriterio de medi 9 ao de servi 90 s, que resultou na pronta homologa 9 ao da minuta 
do quinto termo aditivo, em 29/08/2017, por CEZAR SIEVESTRI, Diretor presidente, e pelos 
diretores Joao Batista Peixoto Alves, MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE, NEY 
TEIXEIRA DE EREITAS GUIMARAES e JOSE ALFREDO GOMES 
STRATMANN(ANEXOS 778 a 781). 

VI- DECISAO DO TCU- Acordao n" 346-05/2012 de fevereiro de 2012 (ANEXO 260) e - 
ESTUDOS TECNICOS QUE AMPARARIAM AS MODIFICACOES CONTRATUAIS 
(ANEXO 259) 



Durante a investiga 9 ao se eomprovou que esses atos administrativos foram 
eomprados por intermedio do pagamento de propinas aos agentes publieos responsaveis. Alem 
disso, auditorias teenieas do TCU, do TCE, da FIA indiearam que antes do inieio da 
“negooia 9 ao amigavel” do Governo BETO RICHA os eontratos administrativos estavam 
desequilibrados em favor das eoneessionarias e em detrimento dos usuarios. 

Entre 2002 e 2011, diversas polemieas marearam a exeeu 9 ao dos eontratos de 
eoneessao rodoviaria no Parana. Inumeras a 96 es judieiais questionaram as modilioa 96 es feitas 
pelos aditivos firmados em 2000 e 2002. Todas as a 96 es propostas pelo Proeuradoria-Geral do 
Estado foram suspensas por deeisao do entao governador BETO RICHA em maio de 2011. 

Ainda, em 2011, o Congresso Naeional solieitou ao TCU^^ a realiza 9 ao de 
auditoria nos eontratos de eoneessao das rodovias que eonstituem o Programa de Coneessoes 
de Rodovias do Estado do Parana, eom a fmalidade de apurar possiveis desequilibrios 


requerimento foi aprovado pelo Plenario do Senado Federal na sessao de 18/5/2011, sendo de autoria da 
entao Senadora Gleisi Hoffmann, que requisitava apuraqoes “nos moldes do procedimento que resultou no 
Acordao 1.055/2011”, o qual apontou desequilibrios nos eontratos da 1 “ Etapa do Programa de Coneessoes de 
Rodovias Federais em razao de significativas mudan 9 as nos eenarios economieos desde a epoea em que foram 
assinados. 
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economico-financeiros. Dentre outras diligencias, os auditores do TCU realizaram inspe 9 ao no 
local da concessao entre os dias 5 a 9 de dezembro de 2011. Na oportunidade, visavam 
esclarecer duvidas sobre a documenta 9 ao enviada pela autarquia estadual. 

No acordao n° 346-05/2012 de fevereiro de 2012, o TCU concluiu pela 
existenda de deseguilfbrio economico-financeiro dos contratos de concessao em 
detrim ento do usuario fundamentando que: 

Ha indlcios de que os aditivos firmados em 2000 e em 2002, e outros eventos 
diversos, transigiram ou renunciaram direitos dos usuarios, ao modifiear a 
rela 9 ao entre eneargos e remunera 9 ao, estabeleeida no inleio do eontrato, o 
que eorresponde ao desequillbrio eeonomieo-fmaneeiro. 

Ao final, a Corte de Contas Federal determinou: 

ao Departamento de Estradas de Rodagem do Parana, relativamente aos 
eontratos de eoneessao firmados eom as empresas eoneessionarias de 
rodovias Rodovias do Norte S/A - Eeonorte, Rodovias Integradas do Parana 
S/A - Viapar, Rodovia das Cataratas S/A - Ecoeataratas, Caminhos do Parana 
S/A, Coneessionaria de Rodovias Integradas S/A - Rodonorte e 
Coneessionario Eeovia Caminhos do Mar S/A, que: promova. no prazo de 
360 ttrezentos e sessental dias. o restabelecimento do equilibrio 
economico-financeiro dos contratos. ajustando os investimentos. de 
acordo com as necessidades publicas e as taxas de rentabilidades 
praticadas. a percentuais compativeis com o contexto economico vigente 
e 0 custo de oportunidade atual do negocio. considerando. entre outros 
parametros. possiveis sobreprecos em obras e servicos oriundos dos 
termos aditivos ao eontrato inicial e submetendo os resultados a 
avaliacao deste Tribunal de Contas. com supedaneo no principio da 
economicidade. 



O auditor do TCU CARLOS TANAKA resumiu os principals pontos analisados 
no aedrdao da Corte de Contas. Conforme ele registrou (ANEXO 645): 

Como premissa geral para qualquer ajuste posterior promovido entre as 
partes, e necessario reeonheeer que o “periodo de desequillbrio em desfavor 
das eoneessionarias e perfeitamente identificdvel e o valor das perdas de 
receitas e passlvel de ser quantificado. O periodo de perdas de receitas 
subsistiu de 15/7/1998 (data do ato unilateral de redugdo das tarifas) ate 
21/8/1998 (data da liminar que, atendendo ao pedido das eoneessionarias, 
suspendeu os investimentos). Uma avaliagdo mats conservadora levaria em 
consideragdo a data final de 17/12/1999, data da decisdo que, mantendo a 
suspensdo dos investimentos, autorizou o retorno das tarifas ao valor 
original, com reajustes contratuais devidos... Assim, para o periodo de 
15/7/1998 a 17/12/1999, deveria ter sido quantificado o valor das perdas de 
acordo com o fluxo de caixa original da proposta vencedora comparando-se 
o valor da tarifa bdsica de peddgio contratada e o valor da tarifa 
praticada. ”. 

Entretanto, eonforme analise empreendida pelo proprio DER/PR e o 
Ministerio dos Transportes, ha indieios de que os aditivos firmados em 2000 
e em 2002 , e outros eventos diversos, transigiram ou renuneiaram direitos 
dos usuarios, ao modifiear a rela 9 ao entre eneargos e remunera 9 ao, 
estabeleeida no inieio do eontrato, o que eorresponde ao desequillbrio 
eeonomieo-fmaneeiro. A interrup 9 ao da rela 9 ao de equilibrio, quer por 
diversas interven 96 es nos eontratos inieiais, quer por nao ter sido eonsiderado 
0 eenario eeonomieo mutavel, denota a pratiea de tarifas desproporeionais 
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aos encargos estabelecidos via aditivos, que fere o principio da razoabilidade, 
da modieidade e da eeonomieidade, os quais regem os contratos 
administrativos: 

-Embora os investimentos previstos no eontrato original tenham sido 
remanejados para os ultimos anos das eoncessoes, sem quaisquer 
justifieativas tecnieas, desconeetados das necessidades dos usuarios dos 
trechos rodoviarios atingidos, os valores originalmente previstos para 
restaurafao, reeuperafao e manutenfao dessas obras nao executadas 
permaneceram incorporadas as tarifas de pedagio cobradas dos usuarios. 
Assim, 0 usuario pagou por um servifo que nao foi executado; 

-A alterafao do criterio de medifao dos servifos realizados de “area 
estimada” para “quantitative de insumos” tomou a fisealizafao menos 
eficaz e facilitou a utilizafao de materiais de baixa qualidade que exigem 
maiores gastos com manutenfao, em beneficio das concessionarias, 
eliminando assim o risco de execufao assumido no eontrato original; 

-A ocorrencia de significativas mudanfas nos cenarios economicos, desde a 
epoca em que foram assinados os contratos, que impactaram o custo do 
capital, eventualmente desonerando as concessionarias, nao foram 
consideradas nos ajustes promovidos, de modo a reduzir proporcionalmente 
as tarifas cobradas dos usuarios. Ao contrario, ha indicios de que o fluxo de 
caixa alterou-se em prol das concessionarias mesmo levando-se em conta, na 
avaliafao dos investimentos, o custo de oportunidade da epoca em que os 
contratos foram assinados. 

Assim, 0 TCU determinou que o DER/PR procedesse a revisao dos contratos 
em favor do usuario. 

Sob 0 pretexto de cumprir a determina 9 ao do TCU, o DER/PR contratou - com 
inexigibilidade de licita 9 ao e ao custo de R$ 3,3 milhoes - o estudo da Punda 9 ao Institute de 
Administra 9 ao (EIA) para, em tese, dar embasamento tecnico as revisoes contratuais 
(ANEXO 359). O objeto do eontrato era a “realiza 9 ao de estudos, destinados a subsidiar o 
DER/PR nos processes de revisao amigavel dos contratos de concessao n° 71/1997, 72/1997, 
73/1997, n“ 74/1997, 75/1997 e 76/1997 ou processes judicials, se necessario, a fim de 
promover o equilibrio economico-financeiro dos mesmos”. 

Os relatbrios tecnicos assinados pelo professor Jose Roberto Ferreira Savoia 
encontram-se disponiveis nos ANEXOS 12 (Estudo tecnico dos lotes 1,2 e 3 de agosto de 
2013) e 300 (estudo tecnico revisado englobando lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de agosto de 2017). 
Sinteticamente, o relatbrio tecnico, contratado pelo prbprio DER/PR, aponta as seguintes 
alternativas para revisao contratual: 

Lote 01: 

a) a manuten 9 ao da tarifa atual com inclusao de mais R$ 120.000.000,00 em 
investimentos nao previstos; 

b) 0 desconto de 7% com investimento de R$ 74 milhoes; 

c) desconto de 18% sobre a tarifa vigente sem investimentos adicionais 
(ANEXO 300, p. 3) 

Lote 2: 

a) manuten 9 ao da politica tarifaria, com investimentos da ordem R$ 163 
milhoes; 

b) desconto de 6,3% sobre a tarifa vigente com investimentos adicionais de 
R$ 81,3 milhoes; ou 

c) desconto de 12,6% sobre a tarifa vigente sem novos investimentos; 
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Lote 3: 

a) manutenfao da politica tarifaria, com investimentos da ordem R$ 174, 9 
milhoes 

b) desconto de 9,0 % sobre a tarifa vigente com investimentos adicionais de 
R$ 87,4 milhoes; 

c) desconto de 19,7% sobre a tarifa vigente sem novos investimentos; 

Lote 4: 

a) manutenfao da politica tarifaria, com redufao de investimentos da ordem 
R$ 46,3 milhoes; 

b) aumento da tarifa vigente com redufao de investimentos de R$ 23,1 
milhoes; on 

c) aumento de R$ 4,8% sobre a tarifa vigente sem nenhuma redufao de 
investimentos; 

Lote 5: 

a) manutenfao da politica tarifaria, com investimentos da ordem R$ 184,9 

b) desconto de 6,9% sobre a tarifa vigente com investimentos adicionais de 
R$ 95 milhoes; 

c) desconto de 13,8 % sobre a tarifa vigente sem novos investimentos; 

Lote 6: 

a) manutenfao da politica tarifaria, com investimentos da ordem R$ 47,7 

b) desconto de 3,7% sobre a tarifa vigente com investimentos adicionais de 
R$ 23,9 milhoes; 

c) desconto de 7,5 % sobre a tarifa vigente sem novos investimentos; 

Na mesma linha do estudo FIA, tambem entendendo pela existencia de 
desequilibrio economico-fmanceiro, o acordao do Tribunal de Contas do Estado do Parana 
eoneluiu que, no relatorio final da eoneessionaria ECOCATARATAS, havia um deficit de R$ 
347.609.000,00 em detrimento do usuario, o que ensejaria a redu 9 ao tarifaria em 31,90% para 
viabilizar o reequilibrio eeonomieo-finaneeiro. Ja em rela 9 ao a VIAPAR, a falta de 
investimentos eonstatada pelo TCE fieou em R$ 220.000.000,00, sendo que, para eompensar, 
a redu 9 ao tarifaria deveria ser de 18,50% (ANEXO 343 - VIAPAR e ANEXO 357 - 
ECOCATARATAS). 

Alem disso, havia uma pareeer expresso da Proeuradoria-Geral do Estado 
(ANEXOS 685-686), que determinava que as revisoes eontratuais fossem feitas em favor do 
usuario. Ainda assim, eomo ja detalhado, as modifioa 96 es eontratuais resultaram em 
favoreeimento das eoneessionarias. 

VI- AGEPAR 

A Ageneia Reguladora de Servi 90 s Publieos Delegados de Infraestrutura do 
Parana (AGEPAR) foi eriada pela Eei Complementar n° 94, de 23 de julho de 2002, e 
implantada em 21 de novembro de 2012 , eom a ineumbeneia de exereer a regula 9 ao e 
fisealiza 9 ao dos eontratos das rodovias do Anel de Integra 9 ao do Parana, eoneedidas a 
inieiativa privada, alem de regular o transporte rodoviario eoletivo intermunieipal de 
passageiros e das travessias maritimas, fiuviais e laeustres. Em sua lei original esta prevista 
ainda a regula 9 ao de ferrovias eoneedidas; terminals de transportes rodoviarios, ferroviarios, 
aeroviarios, maritimos e fiuviais; da explora 9 ao da faixa de dominio da malha viaria e da 
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inspe^ao de seguran^a veicular e de outros services de infraestrutura de transporte que 
puderem vir a ser delegados pelo Estado. 

Entre as principais atribui^oes e objetivos da AGEPAR estao^*: 

• Proteger os usudrios dos servigos concedidos contra o abuso do poder 
economico, monopolio e o aumento arbitrdrio dos lucros. 

• Assegurar a prestagdo de servigos adequados ao pleno atendimento dos 
usudrios, satisfazendo condigdes de qualidade, regularidade, continuidade, 
ejiciencia, seguranga, atualidade e modicidade nas suas tarifas. 

• Aferir a qualidade da prestagdo dos servigos regulados e realizar estudos 
para propor maior ejiciencia nas atividades publicas reguladas. 

• Aplicar penalidades decorrentes do descumprimento da legislacdo vigente 

ou dos contratos. 

• Promover a estabilidade nas relagoes entre o poder concedente, entidades 
reguladas e usudrios. 

• Garantir ampla protegdo aos usudrios e solugdes rdpidas e consensuais de 
conflitos. 

• Decidir e homologar sobre os pedidos de revisdo e reajuste de tarifas, 
buscando modicidade das tarifas e o equilibria economico-financeiro dos 
servigos publicos de infraestrutura delegados. 

• Assegurar aos usudrios amplo acesso ds informagdes sobre a prestagdo 
dos servigos publicos regulados e previa divulgagdo de reajustes e revisoes 
das tarifas. 

• Promover audiencias publicas periodicas com o objetivo de avaliar a 
atuagdo da Agepar e a qualidade dos servigos prestados pelas entidades 
reguladas. 

Ocorre que, malgrado criada no ano de 2012, a ageneia ficou einco anos sem 
realizar nenhuma autua^ao em faee das seis concessionarias do Anel de lntegra 9 ao do Parana. 
A ageneia somente autuou as concessionarias no ano de 2017, coincidentemente no ano em 
que se encerrou o pagamento de propinas (ANEXOS 783 e 784). 

Alem disso, verifica-se que, mesmo com as grosseiras irregularidades existentes 
nos termos aditivos elaborados em prol das empresas concessionarias, o processo de 
aprova^ao na AGEPAR, foi sempre celere, sendo raras as vezes que houve retorno para 
qualquer esclarecimento. 

VII- SUPERFATURAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

Conforme depoimento de NELSON LEAL JUNIOR, as licita^oes para as 
concessoes do Anel de lntegra 9 ao nao tiveram concorrencia real, havendo arranjo entre as 
empresas que formaram os seis lotes. Alem disso, afirmou que a tabela de custos unitarios das 
concessionarias sao superfaturados, caso sejam comparados com a tabela do DER/PR. 

A investiga 9 ao levantou evidencias tecnicas no sentido de que as propostas 
comerciais usadas pelas concessionarias para fundamentar as tarifas e Taxas Intemas de 
Retorno (TIR), as quais por sua vez cram usadas para composi 9 ao da tarifa inicial realmente 
sao superfaturadas. O valor de itens registrado nas propostas comerciais das concessionarias e 

Disponivel em: < http://www.agepar.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=12 >. 
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decisive para fixar o valor da tarifa cobrado. Se os itens tern valores superestimados, a tarifa 
tambem sera exacerbada. 

Nao suficiente, por intermedio de uma interpreta 9 ao juridica questionavel do 
DER/PR, 0 valor financeiro das obras estimados no projeto basicos das concessionarias e 
utilizado como criterio de cumprimento das obriga 96 es contratuais por meio da metodologia 
de “medi 9 ao por insumos”, que despreza a extensao fisica da obra contratada, focando apenas 
na meta financeira realizada pela empresa. 

Em 04/09/2014 foi elaborado o Eaudo Tecnico n° 45/20 Id/PGR/S^CCR/MPE 
pelo Analista de Engenharia Civil do MPE, Felipe Eugenio de Oliveira Vaz Sampaio. Este 
laudo concluiu pela existencia de sobrepre 90 S na planilha de itens unitarios das propostas 
comerciais usadas como referenciais para obras pontuais das concessionarias CAMINHOS 
DO PARANA e RODONORTE^^ (ANEXOS 136-137). 

Apontou 0 perito que: 

Os sobrepre90S para as obras de duplica9ao da rodovia BR 277 no trecho 
GUARAPUAVA RELOGIO [executado pela CAMINHOS DO PARANA] e 
no trecho contorno de CAMPO LARGO [executado pela RODONORTE], 
ambos nas data-base Janeiro de 1997, estimados a partir da aplica9ao da 
metodologia apresentada nesta pe9a tecnica, sao respectivamente, de R$ 
1.393.217,87, representando 24,6% do or9amento global apresentado pela 
concessionaria CAMINHOS do PARANA, e de R$ 5.674.886,42, que 
representa R$ 24,3% do valor global apresentado pela concessionaria CCR 
RODONORTE. 

Na sequencia, cm 28/8/2015, com base cm documentos enviados pela Receita 
Eederal (ANEXO 379), foi elaborada uma nova pericia nos itens relacionados aos contratos de 
engenharia civil da proposta comercial da ECONORTE e CAMINHOS DO PARANA, com 
base no ano de 2011. A pericia tinha por objeto a realiza 9 ao de pericia contabil com intuito de 
verificar a compatibilidade de pre 90 S de mercado de produtos e servi 90 s descritos cm 
contratos de empresas concessionarias de rodovias, elencadas cm informa 9 ao fiscal emitida 
pela Secretaria da Receita Eederal do Brasil (Parecer tecnico n° 172/2015). 

Como conclusao, o Analista de Engenharia, Felipe Eugenio de Oliveira Vaz 
Sampaio, afirmou que “da analise das Tabelas 1 e 2, conclui-se que ha expressivas ocorrencias 
de sobrepre 90 global nas planilhas de servi 90 analisadas, que vao de 64,1% a 116,6%, sendo o 
total apurado de R$ 20.164.662,64” (ANEXO 138). 

Uma nova pericia analisou obras acordadas por intermedio de termo de ajuste 
firmado pela concessionaria ECONORTE, alem de obras ordinarias de manuten 9 ao viaria. 
Este parecer tecnico n“ 36/2018 analisou “obras na PR-445. Alargamento da ponte sobre o Rio 
das Cinzas (BR 369/PR) Obras de manuten 9 ao nos trechos de responsabilidade da 

^^Segundo o perito: as irregularidades concentraram-se na fixapao dos prepos unitarios para os servipos elencados 
nas obras em questao, a epoca da celebra 9 ao dos pactos de concessao entre o DER/PR e as concessionarias 
inquiridas, cuja data-base e janeiro/1997, que estavam acima dos valores presentes nas tabelas do SICRO e do 
DER/PR, consideradas neste estudo como referenciais de mercado; Os sobreprepos para as obras de duplicapao 
da rodovia BR 277 no trecho GUARAPUAVA RELOGIO e no trecho contorno de CAMPO LARGO, ambos nas 
data-base Janeiro de 19997, estimados a partir da aplica 9 ao da metodologia apresentada nesta pepa tecnica, sao 
respectivamente, de R$ 1.393.217,87, representando 24,6% do orpamento global apresentado pela concessionaria 
CAMINHOS do PARANA, e de R$ 5.674.886,42, que representa RS 24,3% do valor global apresentado pela 
concessionaria CCR RODONORTE.” 
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concessionaria Econorte”. Apos a analise tecnica, como conclusao, o parecer tecnico apontou 
(ANEXO 380); 

I. Obras de alargamento de reforfo da ponte sobre o Rio das Cinzas, na BR- 
369-Km 44,56: R$ 203.865- duzentos e tres mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e sessenta e tres eentavos (sobreprefo de 29,83%); 

II. Obra de duplicafao da PR 445 (fase 1: R$ 1.852.950,28- um milhao, 
oitocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e oito 
centavos (sobreprcfo de 18,64%); 

nil. Obras de restaurafao de BR 369/PR: R$ 95.493,43- noventa e cinco mil, 
quatrocentos e noventa e tres reais e quarenta e tres centavos (sobreprcfo de 
5,57%). 



Assim, a fraude era simples: os itens das propostas eomerciais apresentadas 
para a licita 9 ao original pelas coneessionarias eram superestimados, apresentando valores 
muito aeima da tabela de referenciais das obras rodoviarias do DER ou SICRO - que e o 
eriterio utilizado para apurar superfaturamento em obras rodoviarias^®. 

Isto deu margem a que as coneessionarias superestimassem e elevassem 
artificialmente os seus custos operacionais, resultando em justificativas para que as empresas 
cobrassem tarifas elevadas. Neste contexto, acabavam contratadas as empresas “noteiras”, com 
0 objetivo tanto de gerar recursos em especie para alimenta 9 ao do esquema ilicito, como para 
gerar despesas falsas ou superfaturadas em que se baseariam os pedidos de “reequilibrio 
contratual”. 

Para esta estrategia ter sucesso, havia necessidade de contar com o apoio dos 
agentes publicos de fiscaliza 9 ao no ambito estadual e federal, que faziam vistas grossas as 
ilegalidades e, quando necessario, tomavam medidas para auxiliar as coneessionarias. 
Exemplo disso sao os chamados “termos de ajuste” firmados pelo DER/PR (ja mencionados), 
como tambem o aditivo ao termo de convenio firmado entre o Ministerio dos Transportes e o 
DER que isentou o orgao estadual de comunicar mudan 9 as no PER ao orgao federal. 

VIII - PAGAMENTO DE CAMAROTE DA COPA DO MUNDO PELO GRUPO 
TRIUNFO 


Em documento apreendido durante a Operagdo Cancela Livre, cujo 
compartilhamento das provas foi autorizado conforme decisao nos autos 5031455- 
90.2017.4.04.7100 (ANEXOS 425;443 a 445), verificou-se que o Grupo Triunfo investiu R$ 
2.014,678,40 para a compra de um total de 390 ingressos em camarotes para a Copa do Mundo 
de 2014. 

O pre 90 medio de cada ingresso era de R$ 5.165,00. Entre as empresas do 
Grupo Triunfo que ratearam o custeio destes ingressos, estava a RIO TlBAGl, que, alimentada 
com recursos da ECONORTE, investiu R$ 302.201,75 (15% do valor total) nas aquisi 96 es. 
Eoram adquiridos os seguintes camarotes: 

^“Conforme o Art. 112. da LDO/2010: O custo global de obras e servi 90 s contratados e executados com recursos 
dos or 9 amentos da Uniao sera obtido a partir de custos unitarios de insumos ou servi 90 s menores ou iguais a 
mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Constm 9 ao Civil - 
SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Economica Federal, e, no caso de obras e servi 90 s 

rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias - SICRO. 
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1) MATCH Premier em Manaus; 

2) MATCH Premier em Curitiba; 3) MATCH PRIVATE SUITE em Sao Paulo; 

4) MATCH PRIVATE SUITE em Brasilia e; 

5) MATCH PRIVATE SUITE Rio de Janeiro. 

Essas informa^oes constavam numa apresenta^ao a diretoria da Triunfo feita 
por MARIANA VIEL e MAYARA ROCHA, da area de marketing do grupo (ANEXO 401). 

A imagem abaixo foi extraida da apresenta^ao de anexo 401 e refere o valor 


investido em ingressos, inelusive pela RIO TIB AGE 


Triunfo 


Ingressos 



Foram investidos RS 2.014.678,40 para um total 390 ingressos: 


Total 

5C5 G69.60 
505 ee9.G0 
302.201.76 
30E.201.76 
302.201.76 
100.733.92 
2.014.678,40 


CkJades dos jogos: 

• Manaus — Oamarote Pre^mier 

• Curitiba—Camarote MATCH Premier 

• Sao Paulo — Camarote ^^T_QH Prji^te S^lte 

• Brasilia — Camarote Mi^C.H Prj 2 »^te Sljite 

• Rio de Janeiro — Camarote MATjCH Pfrypte Suite 


Ma«strs 
Coocep* 
Cofwer 
R»o TitM9 
Verde 


25H 

23% 

19K 

13% 

5% 

ioo% 


1/V2012 {ia%\ 
50366.06 
50366,06 
30220,18 
30 220.18 
30220,18 
1007339 
201 467.34 


3<y6/2012 (2096) 
100.73392 
100.73392 
6044035 
6044035 
6044035 
20146,78 
402 93368 


3<V6/2013 {30%) 
151.100 88 
151 10Q8S 

90660.53 

90660.53 
90660,53 
30220,18 
604 40352 


1/1/2014 (4096) 
201.467,54 
201.467,54 
12038070 
120.88070 
12035070 
40 29337 
506371.36 


A Reeeita Eederal, no bojo do Proeedimento Eiseal 0910200.2014.00930-8 
(ANEXO 191, p. 139), destaeou que a RIO TIBAGI realizou despesa junto a match 
hospitality, em 30/06/2012, para eobrir gastos do grupo TRIUNEO relativos a eamarotes da 
eopa do mundo de futebol. Durante a fisealiza^ao, foi apresentado o eomprovante da despesa, 
sobre a qual trataram LEONARDO GUERRA pela RIO TIBAGI e HUGO ONO pela 
ECONORTE. Isso demonstra que a aquisi^ao dos eamarotes, eonforme previsto na 
apresenta 9 ao de slides anexa, se eoneretizou e eontou eom pagamentos da RIO TIBAGI, 
subsidiaria integral da eoneessionaria ECONORTE. 

A apresenta 9 ao feita a diretoria do Triunfo Partioipa 96 es e Investimentos refere 
que 0 objetivo da eampanha era “engajamento de stakeholders" das “empresas prdximas aos 
estadios” (ANEXO 394). Junto ao doeumento, eonstava uma planilha eom diversas abas, nas 
quais foram listados os eonvidados das empresas do grupo TRIUNEO para eada um dos jogos 
do evento. 

Nesse eontexto, ehamou a aten 9 ao que boa parte dos eonvidados da 
ECONORTE/RIO TIBAGI eram servidores publieos do DER e da AGEPAR. Outras empresas 
do Grupo Triunfo eonvidaram outros agentes publieos da Casa Civil do Estado do Parana, 
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secretarios de estado do Parana, bem como servidores da ANTT, dentre outros. Vejamos a lista 
dos principals nomes: 



NOME: 

ORGAO: 

JOGO: 

CONVIDADO POR: 

Anexo: 

NELSON LEAL JR. 

DER/PR 

23/06/14-BSB 

ECONORTE- 2 

ingressos 

402 

EDSON LUIZ DO AMARAL 

DER/PR 

26/06/14-BSB; 
28/06/14-RJ 

ECONORTE- 4 
ingressos 

403 e 404 

PA ULO MONTES L UZ 

DER/PR 

23/06/14-CWB 

ECONORTE -3 
ingressos 

405 

JOSE ALFREDO GOMES 
TRATMANN 

AGEPAR 

26/06/14-CWB 

ECONORTE - 1 

ingresso 

406 

MAURlClO EDUARDO SA DE 
FERRANTE 

AGEPAR 

26/06/14-CWB 

ECONORTE - 1 

ingresso 

406 

ANTONIO CARLOS CABRAL DE 
QUEIROZ (“CABELEIRA ”) 

AGEPAR 

26/06/14-CWB 

ECONORTE - 1 

ingresso 

406 

EZEQUIAS MOREIRA 
RODRIGUES 

SECRETARIO 
ESTADUAL DE 
CERIMONIAL/PR 

12/06/14-SP 

CONCER - 2 ingressos 

407 

JOSE RICH A FILHO 

SECRETARIO 
ESTADUAL DE 
TRANSPORTES/P 
R 

23/06/14-CWB 

PORTONAVE - 2 
ingressos 

405 

ELTON A UGUSTO DOS AN JOS 

SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 
/PR 

26/06/14-CWB 

Sede - 2 ingressos 

406 


Das pessoas constantes da lista que poderiam ter influencia direta nos termos 
aditivos firmados com a ECONORTE e outras concessionarias, vale frisar: 

- PAEIEO MONTES EEIZ : era diretor de opera 96 es do DER/PR na epoca e 
substituiu NEESON EEAE JR., apos a prisao deste, no cargo de diretor-geral do 
DER/PR. Segundo o proprio depoimento prestado por PAEIEO MONTES EUZ, 
ele foi 0 responsavel por chefiar a equipe que fez os estudos tecnicos que 
culminaram no Termo Aditivo n° 272/2014 com a ECONORTE (ANEXO 446); 

- NEESON THEODORO MUDROVITSCH SCHNEIDER tCPE 318.248.979- 
87 - ANEXO 416) . que foi o responsavel pelos estudos tecnicos que balizaram 
a matriz de reequilibrio economico-financeiro cm favor da ECONORTE 
(depoimento de PAUEO MONTES EUZ ANEXO 126 e 446). NEESON 
SCHNEIDER, quando ouvido na investiga 9 ao civil do IC n“ 
1.25.008.000449.2013-04 (ANEXO 400) alegou “QUE o depoente balizou o 
reequilibrio economico-financeiro [dos aditivos]”.Como constante de sens 
dados cadastrais, NEESON SCHNEIDER, ex-servidor do DER/PR, continuava 
prestando servi 90 s dentro do DER/PR vinculado a empresa TECON TECNICA 
E CONSUETORIA (CNPJ 79.048.955/0001-79); 
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- GILMAR JOSE TESSARO TCPF 450.098.809-20 -ANEXO 417) : foi urn dos 
responsaveis por tratativas com a FIA a respeito dos estudos de revisao dos 
contratos; 

- ROMEU STENGEL TCPF 202.303.389-68 - ANEXO 418) foi o responsavel 
por estudar o tripe (conserva 9 ao, investimentos e opera 9 ao) de reequilibrio 
eeonomieo-financeiro do contrato eom a ECONORTE para firmar o termo 
aditivo n“ 272/2014 (ANEXO 446-depoimento de PAULO MONTES LUZ); 

- JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN : diretor da AGEPAR que 
homologou, em eonjunto eom outros diretores, o termo aditivo n° 272/2014 
(Autos n° 5004606-51.2017.4.04.7013, evento 134). Vale frisar que o termo 
aditivo n° 272/2014 foi assinado no DER/PR. Conforme registrado pelo auditor 
do ECU CARLOS TANAKA, o termo n“ 272/2014 foi homologado de forma 
celere na AGEPAR^f STRATMANN foi ouvido nos autos n° 5004606- 
51.2017.4.04.7013, evento 141, TERMOTRANSCDEPl, oportunidade em que 
admitiu ter ido a um jogo no camarote de LUIZ EERNANDO WOLE DE 
CARVALHO, executive da Triunfo, embora tenha negado presen 9 a 
especificamente no jogo da copa; 

- MAURICIO FERRANTE : diretor da AGEPAR que partieipou da 
homologa 9 ao do Quinto e o Sexto Termo Aditivo eom a ECONORTE. Nao 
partieipou da homologa 9 ao do termo aditivo n° 272/2014 porque estava de 
ferias. Eoi ouvido nos autos n° 5004606-51.2017.4.04.7013, evento 141, 
TERMOTRANSCDEP2, oportunidade em que afirmou ter sido eonvidado pela 
ECONORTE para eompareeer ao jogo da Copa do Mundo em Curitiba, mas nao 
eompareeeu. 

- NELSON LEAL JUNIOR : entao diretor-geral do DER/PR, que aprovou o 
aditivo n° 272/2014 e todos os subsequentes. NELSON LEAL JUNIOR 
apareee na lista de eonvidados do jogo Brasil e Camaroes realizado em Brasilia 
em 23/6/2014. 

- EZEOUIAS MOREIRA: ex-secretario de eerimonial e um dos artieuladores 
politieos do esquema eriminoso. 

Outros favorecidos (eomo no easo de EZEQUIAS MOREIRA e PEPE 
RICHA), embora nao atuantes diretamente na questao teeniea da elabora 9 ao das altera 96 es 
eontratuais, eontavam eom poder politieo para influeneiar as altera 96 es em favor das 
eoneessionarias, eomo de fato o faziam. 

Ouvido, NELSON LEAL JUNIOR eonfirmou que reeebeu os ingressos de 
HELIO OGAMA e que todas as suas despesas aereas e de hospedagem foram pagas pela 
ECONORTE. 

No estado do Parana, embora nao existisse uma orienta 9 ao espeoifiea para a 
Copa do Mundo, o C 6 digo de Etiea da Alta Administra 9 ao Estadual expressa: “Art. 6 .° E 

^^“Outro fato que chama aten 9 ao neste aditivo sao as datas dos eventos. Segundo os documentos apresentados, a 
empresa e o Govemador do Estado assinaram o termo aditivo, em 18/ll/2014,em 18/11/2014, e somente em 
27/11/2014 a agenda reguladora Agepar tomou conheeimento dos termos firmados. Mediante 10 (dez) despachos 
no mesmo dia homologou o acordo ja assinado, sendo que o Procurador Juridico do Estado emitiu seu parecer 
apenas em 20/11/2014, tambem depois da assinatura.” 
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vedada a autoridade publica estadual a aceita^ao de presentes, ressalvados os brindes que nao 
tenham valor comercial ou distribuldos por entidades de qualquer natureza a tltulo de eortesia, 
propaganda, divulga^ao habitual ou por oeasiao de eventos espeeiais ou datas eomemorativas 
que nao ultrapassem o valor de R$ 100,00 (eem reals)”. 

No easo em voga, o “presente”, easo se entenda dessa forma, tinha eusto 
unitario de R$ 5.000,00 por pessoa, isso sem eontar as despesas de transporte, nos casos em 
que os servidores eompareeeram a jogos fora de Curitiba. 

Na mesma epoea, JOSE RICHA FILHO e NELSON LEAL JUNIOR, que 
era assessorado por sua equipe - que, entre outros, era formada por NELSON SCHNEIDER, 
PAULO MONTES LUZ e EDSON DO AMARAL32 - assinaram o Termo Aditivo 272/2014. 
datado de 18/11/2014 ao eontrato de coneessao da ECONORTE. Dentre outras coisas, o 
referido aditivo, considerando quatorze fatores de desiquilibrio contratual, autorizou o 
ineremento de tres degraus tarifarios de 8,25% a ineidir nos anos de 2014, 2015 e 2016, que 
totalizaram um aumento total de 24,75% na tarifa basiea das pra 9 as de pedagio da 
ECONORTE. O mesmo aditivo pos fim a dezessete proeessos judieiais existentes entre o 
Estado do Parana e a ECONORTE, e estabeleceu que seriam proeedidas revisoes periddicas 
nos contratos para “preservar o equilibrio eeonomieo financeiro”. 

Este aditivo foi homologado pela AGEPAR, que tinha na sua eomposi^ao os 
diretores JOSE ALFREDO STRATMANN (diretor AGEPAR) e MAURICIO EDUARDO 
SA DE FERRANTE (diretor AGEPAR), alem de ANTONIO CARLOS CABRAL DE 
QUEIROZ (assessor AGEPAR). Todos eles foram convidados da ECONORTE (ANEXO 
406) para jogos da Copa do Mundo de 2014, sendo que eada ingresso tinha eusto unitario 
medio de R$ 5.000,00. 

IX- DOACOES ELEITORAIS 

Embora houvesse veda 9 ao da legisla 9 ao eleitoral para doa 9 ao de 
concessionarios de servi 90 s publicos, de acordo com dados disponibilizado no Portal 
Eletronico do TSE, diversas empresas diretamente relacionadas as concessionarias efetuaram 
doa 96 es expressivas para politicos do Estado relacionados a gestao dos contratos de coneessao 
rodoviaria no Estado do Parana; 

E 0 easo da RIO TIBAGI, subsidiaria da ECONORTE, que efetivou doa 9 ao de 
R$ 450.000,00 a campanha presidencial de DILMA VANA ROUSSEF em 2014 (ANEXOS 
542-543). 

Da mesma forma, a empresa RIO BONITO^^ (CNPJ N“ 03702054000197), que 
exercia a mesma fun 9 ao que a RIO TIBAGI para a empresa TRIUNFO CONGER, que 
administra a BR-040 que liga os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, efetuou outra 

Segundo depoimento de PAULO MONTES LUZ (ANEXO 446), este assessor juridico do DER/PR foi o 
responsavel por minutar os termos aditivos e foi “convidado” (com direito a acompanhante) da ECONORTE em 
dois jogos da copa do mundo em cidades diferentes: Brasilia/DF em 26/06/14 e Rio de Janeiro/RJ em 28/06/14 
(ANEXOS 403 e 404). 

A Rio Bonito Servi 90 s de Apoio Rodoviario Ltda. (com participa 9 ao de 62,5% da Triunfo) presta servipos nos 
estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Fonte: http://www.sustentabilidade2014.triunfo.com/paginas/A-Triunfo 
acesso em 18/10/2018. 
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doa 9 ao eleitoral atipica, de R$ 450.000,00 a campanha de DILMA ROUSSEF tambem em 
2014. 

E importante ressaltar que estas foram as unicas doa 96 es eleitorais registradas 
pela RIO TIBAGI e pela RIO BONITO, que pela lei eleitoral estariam impedidas de realizar 
doa 96 es. As eontribui 96 es para campanha politica coincidem com a epoca em que foi 
celebrado pelo Ministerio dos Transportes o Quinto Aditivo ao Convenio de Delega 9 ao n“ 
2/1996, firmado em 17/10/2014. O referido aditivo ao convenio de delega 9 ao dispensou a 
anuencia da Uniao para moditica 96 es nos contratos de concessoes rodoviarias do Estado do 
Parana. A Clausula Quarta do aditivo ao convenio de delega 9 ao com a Uniao excluiu a 
obriga 9 ao do Estado do Parana de solicitar anuencia da Uniao para modifica 96 es nos referidos 
contratos. No lugar disso, a obriga 9 ao do Estado do Parana passou a ser tao somente; “IX dar 
ciencia ao Ministerio dos transportes sobre qualquer altera 9 ao no contrato de concessao, 
acompanhada da respectiva justificativa, e encaminhamento do termo aditivo ao contrato de 
concessao” (ANEXO 365). 

A legalidade desse aditivo ao convenio de delega 9 ao foi questionada perante o 
ECU, sendo que ha diversos e-mails em que os presidentes das concessionarias manifestam 
preocupa 9 ao com a posi 9 ao da Corte de Contas (ANEXO 428 e 226). 

X- CAPITULACAO : 

Ante 0 exposto, o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL denuncia: 

FATO 01 - ORGANIZACAO CRIMINOSA: 1) CARLOS ALBERTO 
RICHA (“BETO RICHA”); 2) DEONILSON ROLDO; 3) EZEQUIAS MOREIRA 
RODRIGUES; 4) RICARDO RACKED; 5) JOSE RICHA FILHO; 6) ANTONIO 
CARLOS CABRAL QUEIROZ (“CABELEIRA”); 7) MAURICIO EDUARDO SA DE 
FERRANTE; 8) JOSE ALFREDO GOMES STRATMANN; e 9) ALDAIR 
WANDERLEYPETRY (Neco) nas penas do art. 2“ da L. 12.850/2013. 

FATO 02 - CORRUPgAO PASSIVA 1) CARLOS ALBERTO RICHA 
(“BETO RICHA”); 2) DEONILSON ROLDO; 3) EZEQUIAS MOREIRA 
RODRIGUES; 4) RICARDO RACKED; 5) NELSON LEAL JUNIOR; 6) JOSE RICHA 
FILHO; 7) ANTONIO CARLOS CABRAL QUEIROZ (“CABELEIRA”); 8) 
MAURICIO EDUARDO SA DE FERRANTE; 9) JOSE ALFREDO GOMES 
STRATMANN; e 10) ALDAIR WANDERLEY PETRY (Neco) nas penas do art. 317, § U 
c/c 327, § 1° do C 6 digo Penal. 

O MPF pede a fixa 9 ao do montante minimo para repara 9 ao dos danos causados 
em R$ 3 bilhoes, que corresponde ao valor do dano apurado pelas modifica 96 es contratuais 
lesivas aos usuarios da RODONORTE e CAMINHOS DO PARANA. 

Requer o recebimento da denuncia, a cita 9 ao dos denunciados para 
apresentarem resposta, procedendo-se ap 6 s a instru 9 ao processual, procedendo-se a oitiva da 
testemunha abaixo arrolada e o interrogatdrio do denunciado, bem como seguidos os demais 



108 de 111 


MPF 

Ministerio Publico Federal 

Procuradoria da Republica no Parana www.prpr.mpf.gov.br 
FORC^ATAREFA 

atos do rito dos arts. 394/405 do Codigo de Processo Penal, ate final senten 9 a condenatoria, 
easo confirmadas as imputa 96 es. 

Testemunhas: 

1) JOSE ROBERTO EERREIRA SAVOIA, coordenador de projetos da 
Eunda 9 ao Instituto de Administra 9 ao (EIA), Rua Jose Alves Cunha, 172, Butanta, CEP 
05360050, Sao Paulo tel (11) 373235000; 

2) ODILON APARECIDO MENOTTI, brasileiro, divoreiado, vigia, naseido 
aos 09/11/1960, natural de Maringa/PR, CPE 695.448.081-91, RG 3012204-6/PR, residente e 
domieiliado na Rua Josefma Eerraeini de Melo, 146, Vale do Cedro, Londrina, telefone 43- 
99833-95-41; 



3) ANDRE LUIZ SBERZE, brasileiro, easado, advogado na Assembleia 
Legislativa do Estado do Parana, endere 9 o: Gabinete Deputado Estadual Artagao de Mattos 
Leao Jr, Pra 9 a Nossa da Salete, s/n°, terreo, Gabinete 5, CEP 80.530-911, Curitiba PR; 

4) ELIANE M. SENHORINHO V. DOS SANTOS, Assessora de Planejamento 
da Inspetoria do TCE/PR, matrleula n“ 50611-7, eom endere 90 profissional na sede do 
TCE/PR; 


5) PEDRO PAULO PIOVESAN DE EARIAS, analista de Controle Extemo, 
Matrleula n“ 50661-3, com endere 90 profissional na sede do TCE/PR; 

6 ) ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS, analista de controle do TCE, 
Matrleula 50.616-8, com endere 90 profissional na sede do TCE/PR; 

7) HOMERO EIGUEIREDO LIMA E MARCHESE, deputado estadual, com 
endere 90 na Assembleia Legislativa do Parana; 

8 ) VICENTE PAULO ALVES, brasileiro, uniao estavel, CPE 804801109-30, 
RG 49365373, natural de Curitiba, naseido cm 8/7/1970, com endere 90 na rua EREIRE 
ALEMAO 437 -VILA ESTRELA, Ponta Grossa; 

9) CARLOS TANAKA, auditor do TCU, com endere 90 profissional na rua dr. 
Eaivre, 105, Centro, Curitiba; 

10) WALGENOR TEIXEIRA, brasileiro, easado, filho de Manoel 
Teixeira e Maria Teixeira, naseido em 22 de Janeiro de 1932, em Rio do Sul/SC, 
industrial, telefone n“ 47 99880954, inscrito no CPF n° 004.481.849-15, com endere 90 
residencial na Rua Ana Neri, n° 466, bairro Santana, Rio do Sul, Santa Catarina, CEP 
n° 89.160-252; 
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11) WILMAR RENATO MACHIAVELl, brasileiro, CPF 18241727968, RG 
288078 SSP SC, endere^o na rua 2300, 326, ap.602, Balneario Camboriu, telefone (47) 
999677750, vrm300@,hotmail.com: 

12) CAREOS AUGUSTO AEBERTINl, CPF N° 29327624866, com enderecjo 
na rua WALDOMIRO DOMBECK, 55, Boa Vista, Curitiba; 

13) VALMIR MARAN, brasileiro, casado, filho de Jacob Maran e Irma 

Maran, nascido em 19/9/1950, em Dionisio Cerqueira/SC, profissao empresario, 
telefone (41) 999728853, inscrito no CPF n° 03679381972, e-mail: 

valmir.maran(^paysage.com.br, com endere^o na Rua Matheus Feme, 1970 


Curitiba, 14 de Janeiro de 2019. 


Deltan Martinazzo Dallagnol 

Diogo Castor de Mattos 

Proeurador Republica 

Proeurador Republica 

Leticia Pohl Martello 

Antonio Carlos Welter 

Procuradora da Republica 

Proeurador Regional da Republica 

Januario Paludo 

Roberson Henrique Pozzobon 

Proeurador Regional da Republica 

Proeurador da Republica 

Athayde Ribeiro Costa 

Paulo Roberto Galvao de Carvalbo 

Proeurador da Republica 

Proeurador da Republica 

Laura Tessler 

Julio Noronba 

Procuradora da Republica 

Proeurador da Republica 

Isabel Cristina Groba Vieira 

Jerusa Burmann Viecili 

Procuradora Regional da Republica 

Proeurador da Republica 

Lyana Helena Joppert Kalluf 

Henrique Gentil Oliveira 

Procuradora da Republica 

Proeurador da Republica 

Raphael Otavio Bueno Santos 

Felipe D’elia Camargo 

Proeurador da Republica 

Proeurador da Republica 
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EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13“ VARA FEDERAL DA 
SUBSECAO JUDICIARIADE CURITIBA - PARANA. 



Autos n° 5004606-51.2017.404.7013 e correlates. 


O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, nos autos acima identificados, por seus 
Procuradores da Republica signatarios, vem dizer e requerer o quanto segue: 

Oferece denuncia, em separado, com 106 laudas, em face de 23 acusados. 

Requer o MPF a continuidade das investiga 96 es no mesmo IPL 5004606- 
51.2017.404.7013, para apurar com maior precisao a conduta de outros investigados que nao 
foram, na presente oportunidade, denunciados. Tambem, a continuidade das investiga 96 es 
segue para esclarecimento de outros crimes antecedentes ainda nao esclarecidos por completo. 


Curitiba, 14 de Janeiro de 2019. 


Deltan Martinazzo Dallagnol 

Procurador Republica 

Leticia Pohl Martello 

Procuradora da Republica 

Januario Paludo 

Procurador Regional da Republica 

Athayde Ribeiro Costa 

Procurador da Republica 

Laura Tessler 

Procuradora da Republica 

Isabel Cristina Groba Vieira 

Procuradora Regional da Republica 

Lyana Helena Joppert Kalluf 

Procuradora da Republica 

Raphael Otavio Bueno Santos 

Procurador da Republica 


Diogo Castor de Mattos 

Procurador Republica 

Antonio Carlos Welter 

Procurador Regional da Republica 

Roberson Henrique Pozzobon 

Procurador da Republica 

Paulo Roberto Galvao de Carvalho 

Procurador da Republica 

Julio Noronha 

Procurador da Republica 

Jerusa Burmann Viecili 

Procurador da Republica 

Henrique Gentil Oliveira 

Procurador da Republica 

Felipe D’elia Camargo 

Procurador da Republica 
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